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Señores 


COMITÉ DE SELECCIÓN 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA № 02-2021-МОА/С5 -1 


Presente. . 


: — 
entante legal de CORPORACION TONGOD E.L.R.L S 
Solicito la asignación de la bonificación de! cinco por ciento (5%) sobre el Puntaje totaj 2 g 
obtenido, debido a que mi representada Cuenta con la condición де micro y Pequeña empresa. o 
4 
S 
E 

Cajamarca, 0f de octubre 2021 

"РОВАСОН y 366. 
> EI «he. 
NORIEL CHINGA v SALAZAR 


DNI: 4201 1223 


8presentante legal 
CORPORACIÓN TONGOD E IRL 


Ime CORPORACION TONGOD Ев 
в. е DISTRITAL DE ANGUIA 


ADJUDICAC ION SIMPL] FICADA N° 
САРА үзрә э; 


52-202 -MDA CS 21 
A ord 
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ACREDITACIÓN REMYPE 


RIMERA CONVOCATORIA 
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Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo 


REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUE 


RUC №: 


Razón Social 


Actividad Económica (Л; 


ИЦ (*) : 

Domicilio : .. 
Distrito : 

Provincia : 
Departamento Е 
Gerente General 
Representante Legal : 


Queda Acreditada como : 


NA EMPRESA 
REMYPE 


ACREDITACIÓN 


CORPORACION ТОМООР Е.В. 


CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 


4100 


JR. ALAMOS N*110 URB. SANTA ROSA 
CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA, 
CAJAMARCA 


CAJAMARCA 
CAJAMARCA 


NORIEL CHINGAY SALAZAR 
MICRO EMPRESA 
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nero de Registro . Solicitud de Inscripción 000135471 7-2016 


Fecha de presentación - Solicitu 
() CMU үз: 


d de Inscripción REMYPE: 07/03/2016 


45207 


(7) Actividad Económica CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS 


fe püblica де! Código Penal; este Será com 
correspondiente, de conformidad с 


La fecha de expedición de la Constan 


cía de Acredilación al REMYPE, бело ef 
en el REMYPE a efectos de acceder 


a los beneficios de las Micro y Pequeña 


Fecha de Expedición - HOGR 
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IPLIFICADA М°02-2 


TONGOD EIRL 


021-MDA/CS ~ PRIMERA CONVOC 


TORT 
ATORIA 
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192921 


CONSTANCIA DEL ямр 


EC RUC № 20600950623 


REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES _ 


CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 


PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA 


CORPORACION TONGOD E.I.R.L. 


Oomiciliado en: JR. ALAMOS NRO. 110 URB. SANTA ROSA CAJAMARCA CAJA 


MARCA CAJAMARCA 
(Según información declarada en la SUNAT) 


Se encuentra con inscripción vigente en los Siguientes registros: 


PROVEEDOR DE BIENES 
Vigencia : Desde 14/02/2018 


PROVEEDOR DE SERVICIOS 
Vigencia | Desde 14/02/2018 


EJECUTOR DE OBRAS 


Vigencia para ser partici 


pante, postor y 
contratista 


` Desde 21/08/2019 


Capacidad Máxima de Contratación 


: 500,000.00 (QUINIENTOS MIL v 00/1001 
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FECHA IMPRESIÓN: 03/09/2021 
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GOBIERNO REGION A 
| DIRECCIÓN REGIONAL DE TRAB ÎN DEL EMPLEG 
5 : CAPACITACIÓN LABORAL 
“Año de la la salud” 
REGISTRO NACIONAL DE 


EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS co 


NSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
Por la Presente, | 


Famoción del стр 
Trabajo у Prom Gobierno Regional 


N DISCAPA CDAD 


а suscrita Directora de p y Capacitación Laboral de 
OCión del Empleo. del de Cajamarca, 
“CORPORACION TONGOD ERRAL” 


‚ Соп RUC N* 20600950623, Con domicilig ubicado en Calle 
Vía de Evitamiento Norte, Distri 1 


a ѓа Dirección Regiongi de 


deja constancia que la Empresa 


Álamos NILO Urb. 
istrito Provincia y Departamento de Cajamarca, 'epresentado Рог el señor Моге! 
Chingay Salazar, identificado con DNI N* 32011223 én su 
INSCRIPCIÓN an el Reg 


Calidad de 
cionales Dara Pars 


Gerente General; ha solicitado su 
isiro 


anas con Oiscapacida 


d, otorgándoseis 
la inscripción mediante: 


Registro N* 102-2020. G8 CALORE je 


Vigente desde el 30 de octubre de 2020 hasta el 29 


de octubre de 2021 
do autorizada Бага desarrollar las actividades de: 


L-Elaboración, Supervisig 
consultorias 


SUpervisión Ejecución de tasaciones, 
| venta de toda clase de inmuebles materiales це construcción Y agregados. 
4.-Asesoramiento asistencia técnica, consultoria эл áreas o aspectos da ingenieria Civil como: Costos 
PreSUpuastos У Programación de Obras civiles; control de documentación técnica en proyectos civiles, + tOntrol de 
595105, control de Proyectos ү Programación de Obras civiles: соого! y levantamiento хорсегане 
Civiles: procesos de instalación, adjudicación 
Heciaratori 


y Contratación en or 
darización de 
Obras Civiles: SOnstrücción de obras vtales: 
Canetas, muros Je contención, Pavimentación); 
la fplanta de tratamiento, aE colectoras, 
‚ “anales de conducción, res de conducción у distri 
Y goteo), diseños de sistemas ? COPSIFUCCIÓN de ace. 
Estructura y Dorticadas, Sstructuras de асёго estructurai y de concreto armado; Construcción da 
Y recreativa (canchas deportivas, Piscinas, Сагсыг y jardines: Oresas 
Máquinas; Diatafcrmas de talleres у Patios de 5 mas de ботбео, 
degios, edificios, complejos habitacionales y deportivos, habitaci 

atorios metalúrgicos y Quimicos; análisis de 
Y ejecución ас Proyectos de ingenieria, 7 Соп 
Ола y gestión de process y redes: avaluacián técnica de 
Evaluación técnica de Seguridad wirelles: im 
información, 


mplantación de SGSI { sistemas de gestión ge 
contingencia informática; proyecto 
sistemas de telec 


3 de fátirica; 
ampliaciones 
puentes, 


básico: 


Oyectos les; 


tramitación y regi licencias de constr 


3. Construcción de 
alcantarillas, 
Sistemas 
sistemas de riego 
“lego por 
armada, 


infraesrr 


SUervisinn 


en proves 


340 divisien 


26 predios y 


PIAeStruciuras vial Carreteras 


de agua potab 
[captaciones 
aspersión 


FaNStrucción de 2Dras de 
TEServorigs. 
ervorios, diques, геп 
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bución бага 


Ucturas de aibaüileri; 
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ucturas deportiva 
3843; mentación de 
construcción de сс 
orefabricadas. 6. Ingeniería; 2 
пе Mercurio: 
Seguridad del 
чиг 


У represas para 


Nstry ¿ciones 
Minerales: Purificación 


Suitoría; auditoria йа 


Sistema: асан 
anet/ gxtranet; 
Seguridad de la 
Proyectos y 


accesos de internet 


Dianes da 


$ en internet, intranet’ extraner, 
omunicacionas. tejeinformátics. consultoria, asesoría y 
nformación: consultoria de integración а 
arquitectura 


y auditoria de «i; 


€ voz datos: tecnologías conv 


‚ COnSuültoria de 
toria de Oopumzación dei Sistema, 
de nuevas versiones y tecnologias fb 
alta Jisponibiiiqad {cluster Reolicación de 

Mantenimiento € 
diseño gráfico. 
mirteras metálica y no metaleca, vent 


5 Cilente.so 


rvidor: cons ul 
anilcacignes. 


ergentes; consultoria de 
selección da tecnol 
ases de dat 
datos). 


oglas, herramienta: 
migración 95, aplicacionesp imgiantacic; 
Soluciones de 


generis de 


З. Servicios de 
nplementaciaa de redes де vO? y datos; le soporte а ?GuipOs de 
Administración de Dortalas жей, 


Cómputo a inform 
Movimiento de tierra 


3.-Mine ría; 


73; manejo ambientar: 2 
ta de insumos de minería tendido de авателбгала, gep textil, selfenses, 
tendido v DL 10 -Ргосеётах de plantas mineras y Metalurgicas: revisión de Procesos en las Dlantas de 
#xiviación; mantenimiento de altos Pürnas y moldes. 11 -Obras de produ 
invernadarne uos, ae . PERS 


Cción авгоресыиаг 


Їасїелс 


ia у agroindustria 


13.-Produeri 


35 v Otros afines 3 6 actividad. Оп agropecua 
a, motobombas. 14. Construcción de obras de 
4 ! 
Огтагїа5 y Secudcarias, 


pe таана ag Siettrieidag 
Montaje ol; idos de red amienta de BOstes. 


fo ©4600 (18) 
HOUISL Caf GAY 414249 


GERENTE SENTRA 


domiciliarias, instalaciones eléctricas de edificaciones, compra y venta de acumuladores eléctricos, 15.-Sistemas 


divisoria de Oficinas; Suministro a instalación de estructuras metálicas, tijeras, timpanos de plantas industriales, 
campamento, fábricas. 20.-Maquinaria, transporte, alquileres y servicios múltiples: compra, venta V alquiles de 
vehículos (buses, coaster, camionetas. combi) y todo tipo de Maquinaria para todo tipo de trabajos en mineria. 


Mayor y menor ; Compra y venta de agregados рага construcción civil, Compra venta de madera; compra y venta 
de artículos de oficina Y Papelería; Servicio de transporte de personal; transporte turístico y de Pasajeros: 


Excavadoras, retroexcavadora, cargador frontal, motoniveladora ‚ Comprensora, volquete, rodillo, mar оҳ. 


Expediente М? 140-2020-68-САГ-08ТРЕОРЕС e PACD 


q La 
А 


c Ch oc Rosa Cecilia Cuzco Котсор 
DIRECTORA (E) 
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|) Tal.. 076 352336 
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GERENTE GENES L 
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MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 


Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima 
- Sexto Despacho - 


SGF N? 506015505-2022-236-0 


ACTA DE INCONCURRENCIA 


En la ciudad de Lima, siendo las 09:52 horas del día 11 de 
julio de 2022, en las oficinas del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima — Sexto 
Despacho, DEJA CONSTANCIA de la inconcurrencia de la YENIFER NOELIA PAREDES 
NAVARRO, quien no se presentó a la diligencia. Asimismo, se hicieron presentes por parte 
de la Fiscalía Anticorrupción, el Fiscal Provincial JONY ANTONIO PENA SUASNABAR de la 
1FPCEDCF — 6*D, Dra. Juliana Stefany Camus García y por otra parte de la Procuraduría 
Anticorrupción, La Procuradora Adjunta Yudith Villegas Espinoza con C.A.T. № 1602 y la 
Dra. Fátima Suley Tuesta Vásquez con Reg. C.A.L N^ 00815 


Con lo que se concluye la presente, siendo las 09:52 horas de la fecha, el suscrito procede 
a levantar la presente Acta, con la finalidad de dejar constancia de la inconcurrencia de la 
citada en MeNCÎÛN msn 


Уот c 265 


UBER 2207 


е - 
225 " ТОёЛЁ + ASQI 


CAL 5 №0815 
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12545 MINISTERIO PÚBLICO — "T m" 
E: da } FISCALÍA DE LA NA CIÓN Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 


“nera Fiscalía Provo Espeoaccads en 
Delitos de Сотиробп de Funcionarios de ums 
- Sexto Despacho - 


DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE | 
LILIA ULCIDA PAREDES NAVARRO 


En las oficinas de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima — Sexto Despacho, ubicadas en el Jr. Lampa М° 597 
(tercer piso), Cercado de Lima, provincia y Departamento de Lima, siendo las 09:30 
HORAS del día 08 de julio de 2022, el suscrito, Dr. Jhony Antonio Pefía Suasnabar 
“Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios — Sexto Despacho-, con la participación del Fiscal 
Adjunto Provincial Pedro Sigifredo UCEDA RODRÍGUEZ, procede a recibir la dedaración 
testimonial de LILIA ULCIDA PAREDES NAVARRO, identificada con DNI N? 
27376663, quien se encuentra acompañado de su abogado BENJI ESPINOZA 
RAMOS, identificado con DNI № 45815955 y Reg. CAL № 57865 y Reg. САС № 
7761 de la siguiente forma: 


IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MANIFESTANTE: 
—дм=—_„_„_„_——А Аи 


Seguidamente se procedió a identificar a la persona citada, sefialando que su nombre 
. es LILIA ULCIDA PAREDES NAVARRO con DNI № 27376663, peruana de 
- nacimiento, natural de Chota - Cajamarca, nacida el 23 de abril de 1973, de 49 afios de 
edad, de estado civil casada, con 02 hijos menores de edad, de religión Nazareno, con 
: grado de instrucción superior completa, de profesión profesora, con domicilio real Palacio 
у. M de Gobierno, Teléfono: 989039181 (teléfono personal de la Directora del 
3/3 Despacho Presidencial Irma ROJAS REGALADO), correo electrónico: 
lupana3270 gmail.com 


=> Y Р 
Bs: ps N IDENTIFICACIÓN DEL ABOGADO DEFENSOR: 


Abogado Benji Gregory ESPINOZA RAMOS con Reg. CAL № 57865 y Reg. САС № 
7761 con domicilio procesal en el Jr. Contumazá № 933, tercer piso, oficina № 305-307 


- Cercado de Lima, con correo electrónico benjiespinozabeaadcsaamail.com y con 


nümero de celular 947113539. 


IDENTIFICACIÓN DEL ABOGADO DE LA PROCURADURIA PÜBLICA 


Abogado Javier PACHECO PALACIOS identificado con DNI 01327210 - Procurador 
Püblico Especializado en Delitos de Corrupción, con domicilio procesal en la avenida 
= Arequipa N* 5060, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. ^ ^ ^ === 


м Aboga 3-2 Каш! ESTEBAN REYMUNDO identificado con Registro del Colegio de 
2 Aboga Junín № 2307, abogado .interconsulta de la procuraduría püblica 
^W — especializada en défi "d 
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CUSTO CINCUENTA V CUATROS 


MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 
tarea Fiscaha Froonos! Especiaizada en 


Deltos de Сотирабп de Funcionarios de Lima 
- Sento Despscho - 


INSTRUCCIONES PRELIMINARES: 


Artículo 163* Obligaciones del testigo. — 


1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las 
excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las 
preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre 
suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente 
para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra 
naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo 
circunstancia alguna. 


2. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría 
surgir su responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho cuando, 
por su declaración, pudiere incriminar a alguna de las personas mencionadas 
en el numeral 1) del artículo 165. 


3.  Eltestigo policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado 
no puede ser obligado a revelar los nombres de sus informantes. Si los 
informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas por 
ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas. 


Artículo 165 Abstención para rendir testimonio.- 


1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera 
relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los 
parientes por adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aún cuando haya 
cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la 
diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en 
parte. 


- Se deja constancia que se procedió a informar a la testigo el marco 
general objeto de investigación en el presente caso, luego de ello se le 
preguntó a la testigo si procederá con su declaración, la misma que en 
presencia de su abogado y demás presentes dijo que sí. 


DESARR ni ROLLO iiO DEL 1 А DILIGENCIA л 
SE PROCEDE CON LA PRESENTE DILIGENCIA, DE LA SIGUIENTE MANERA: 


/ N 
1. ( PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿SI REQUIERE LA PRESENCIA DE SU 
ABOGADO РАКА RENDIR SU PRESENTE DECLARACIÓN?: Dijo: 


" N Р, Ч "T" QUU 


mn...” 


qu 
gem ш. 
AFIN air Con DEFUNCIONES 
c URRY S 
os pr C , v AMO 


“Айо del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
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{1+ `1 MINISTERIO PÚBLICO «Año del Fortalecimi (a Nacional” 
: : fio del Fortale to de la Soberanía Nacional 
3 FISCALÍA DE LA NACIÓN эшш ^ 
Primera Fiscalia Pro rinda) Espeosicaga ёл 
Delos de Corrupoór de Funcoranos de Lima 
- Sexto Despacho - 


---Que sí, por eso me encuentro acompañada del abogado Benji Gregory Espinoza 
Ramos con Reg. CAL N? 57865 y Reg. CAC N? 7761 con domicilio procesal en el Jr. 
Contumazá № 933, tercer piso, oficina № 305-307 — Cercado de Lima, con correo 
electrónico benjiespinozabogadosdamail.com y con número de celular 947113539. 


2, PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PUEDE PRECISAR, SI CONOCE A LAS 
PERSONAS DE YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO, HUGO JHONY ESPINO 
LUCANA, ANGGI ESTAFANI ESPINO LUCANA, JERUSVITH LUZCARI CARPIO 
AMARINGO Y CESAR CASTILLO CABRERA, DE SER ASÍ SENALE QUE VINCULO, 
GRADO DE AMISTAD, ENEMISTAD O FAMILIARIDAD LES UNE CON AQUELLOS 


Dijo: 
з 
E v a) YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO: Si la conozco, pues es mi hija a 
[те 6 quien crie desde que tenía ип айо y medio, siendo ese el vínculo que me une 
CN, jape con aquella, además es mi hermana. 
| - їсэс Rm 
o a / : БЭ 3 2 
( j i em + b) HUGO JHONY ESPINO LUCANA: Si lo conozco, pues es un amigo, desde 
p— ¿ut > enero de 2021. 
"n H 
E с) ANGGI ESTAFANI ESPINO LUCANA: No la conozco. 


d) JERUSVITH LUZCARI CARPIO AMARINGO: No la conozco. 
e) CÉSAR CASTILLO CABRERA: No lo conozco. 
3 PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿ACTUALMENTE A QUÉ ACTIVIDADES 


SE DEDICA? == нкев 
DIJO: Yo soy la primera dama de la nación y me dedico a hacer labor social. 


4. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿QUÉ ACT IVIDADES O FUNCIONES 
REALIZA EN SU CALIDAD DE PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN? ------------- 
DIJO: Apoyo con las personas que me llaman para poder atenderles cuestiones de 
salud, también realizo actividades cívicas en salud, visito también a los albergues y 
hospitales, 


5. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿EN SU CALIDAD DE PRIMERA DAMA 
DE LA NACIÓN TIENE USTED PERSONAL BAJO SU CARGO? --------------------- 


---DIDO: Si, trabajo con una directora del despacho y mi secretaria. 
E SS 
6 “PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PODRÍA USTED INDICAR LOS NOMBRES 
E LA DIRECTORA Y DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO? ------------------- 
ОНО: La directóra se llama Irma ROJAS, y mi secretaria se llama Mercedes, no 


Rut 
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3ENJI ESPINOZA RAMOS 
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Pomera Fiscalía Ро поз! Ёкресабтасз ёл 
Delitos de Comupoón de Funcionenos de Lima 
- Sedo Despacho - 


recordando en este momento su apellido. 


7. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PUEDE PRECISAR, SI EN SU CALIDAD 

DE PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN RECIBE VISITAS EN PALACIO? ---- 
DIJO: Si, pero las visitas que recibo son en el despacho de la primera dama de la 
Nación, 


8. , PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿SI USTED RECIBE VISITAS DE 
CARACTER PERSONAL EN PALACIO DE GOBIERNO? ---------------.-------- 
DIJO: Sí, pero en la residencia, 


9. PREGUNTADA PARA QUE DIGA £SI SU PERSONA TIENE UN HORARIO 
ESTABLECIDO PARA RECIBIR VISITAS EN SU CALIDAD DE PRIMERA DAMA 
DE LA NACION? sao 
DIJO: Si, cuando hay solicitudes que me mandan al despacho a través de algunas 
personas que requieren entrevistas, pero regularmente lo hacemos cuando lega un 
documento al despacho solicitando entrevista, y allí se les atiende. 


10. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PODRÍA INDICAR LOS DÍAS. Y 
HORARIOS ESTABLECIDOS PARA DICHAS ENTREVISTAS EN SU CONDICIÓN 
DE PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN? ----—----------------------.----........- 
0120: Yo atiendo de lunes a viernes de 09:00 de la тайапа a 05:00 de la tarde, en mi 
calidad de primera dama de la nación. 


11. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿EXISTE ALGÚN ENCARGADO EN SU 
DESPACHO, DE PROGRAMAR LA AGENDA DE LAS VISITAS EN SU CALIDAD DE 
PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN? ---—-------—-------—----------------.---........ 
DIJO: Si, son la secretaria que recepciona los documentos y la directora es la que se 
encarga de agendarlo viendo los espacios en la agenda, 


12. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO QUE 
DEBEN REALIZAR LAS PERSONAS PARA LOGRAR TENER UNA ENTREVISTA 
CON UD. EN SU DESPACHO, EN SU CALIDAD DE PRIMERA DAMA DE LA 
NACIÓN? conc mmm 
DIJO: Que, envíen un documento y la directora lo lee para ver si es viable la atención. 


13.  PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿EN LO REFERENTE A LAS VISITAS DE 


CARÁCTER PERSONAL QUE RECIBE EN PALACIO DE GOBIERNO. EXISTE __ 


ALGÚN REGISTRO DE LAS VISITAS? -------------------------—---.---.-—-—-...... 
DIJO; No, hay una puerta adicional que es netamente para ingreso de mi familia, y por 
allí fne visità-mi familia o algunos conocidos, no existiendo un registro de dichas visitas. 
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14.  PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿CON um Hu VIVE USTED EN EL 
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PALACIO DE GOBIERNO? --------------------- mm 
0120: Con mis dos menores hijos y mi esposo el Presidente de la Repüblica. 


15. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿HA RECIBIDO VISITAS EN EL 
PALACIO DE GOBIERNO DE PARTE DE HUGO JHONY ESPINO LUCANA, EN SU 
CALIDAD DE PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN? 

Dijo: Yo he dado autorización para que ingrese el ingeniero espino a visitar a mis hijos, 
ya que cuando el ha venido estaba mi hija mayor Yenifer PAREDES y él vino a ver a mi 
hijos. 


16. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PODRÍA USTED PRECISAR EN CUÁNTAS 
OCASIONES RECIBIÓ LA VISITA DE LA PERSONA DE HUGO JHONY ESPINO 
LUCANA EN PALACIO DE GOBIERNO? -----------------------------------5-—.- 
DIJO: Yo, no he conversado con él, yo solo autoricé las visitas y él ha venido cinco 
veces a palacio, 


17.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PODRÍA USTED PRECISAR A QUIÉNES 
VISITÓ EL SEÑOR HUGO JHONY ESPINO LUCANA EN LA OPORTUNIDADES 
QUE USTED AUTORIZÓ SU INGRESO A PALACIO? ---------------------- e ------ 
DIJO: En todas las ocasiones que él vino visitó a mis hijos y estuvo presente mi hija 
Yenifer Paredes, ellos compartían juntos y en algunas oportunidades le enseñaba a mi 
hijo mayor quien está preparándose. 
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18. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿LA SEÑORITA YENIFER МОНЕТА 
PAREDES NAVARRO HA VIVIDO CON USTED EN PALACIO DE GOBIERNO? --- 
DIJO: Si, ha vivido hasta agosto o setiembre del año pasado, pero no era permanente 
su estadía en palacio ya que ella siempre viajaba a Cajamarca, en donde estuvo haciendo 
Su tesis. 
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19.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE CONOCIMIENTO ACTUALMENTE 
EN DONDE VIVE LA SENORITA YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO? ----- 
0120: Ahora está en Cajamarca, pero a raíz de esta investigación llegará a Lima. 


4 
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20.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PODRÍA USTED PRECISAR CÓMO ES 
QUÉ SURGIÓ LA AMISTAD CON LA PERSONA DE HUGO JHONY ESPINO 
LUCANA? ------- o саа an 
DIJO: El trabajaba en la Municipalidad Distrital de Anguía y allí lo conocí, ello fue el año 
pasado (afio 2021). 


5 5Ус 


EJERCÍA EL SENOR HUGO JHONY ESPINO LUCANA EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA? a 
DIJO: Nolo sé, pero él llegaba a la municipalidad de vez en cuando. 
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21.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE CONOCIMIENTO QUÉ CARGO 
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22- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE CONOCIMIENTO QUÉ 
VINCULACIÓN EXISTE ENTRE LA SENORITA YENIFER NOELIA PAREDES 
NAVARRO CON LA EMPRESA JJM ESPINO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN 
5.А.С.? rc mm 
DIJO: Nunca supe que este joven Hugo Jhony ESPINO LUCANA tenía alguna empresa. 


23.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE CONOCIMIENTO QUÉ VINCULO 
EXISTE ENTRE LA SEÑORITA YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Y EL 
SEÑOR HUGO JHONY ESPINO LUCANA? ----------------------- mm 
DIJO: Él único vínculo que yo sé que existe entre ambos, es que mi hija Yenifer 
PAREDES trabajó en la Municipalidad de Anguía y allí conoció a Hugo Jhony ESPINO 
LUCANA. 


24.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: EN ESTE ACTO SE LE PONE A LA VISTA 
EL REGISTRO DE VISITAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL FEDATEADO CESAR 
RUIZ LOPEZ ¿POR QUÉ MOTIVO ES QUE, EN EL REPORTE DE VISITAS DEL 
DESPACHO PRESIDENCIAL, FEDATEADO POR CÉSAR RUIZ LÓPEZ, SI BIEN SE 
CONSIGNA QUE EL SENOR HUGO JHONY ESPINO LUCANA REGISTRA CINCO 
VISITAS AL DESPACHO PRESIDENCIAL, EN LAS VISITAS DEL 06 Y 18 DE 
OCTUBRE DE 2021, NO OBSTANTE, SE CONSIGNA QUE LA VISITA FUE POR 
REUNIÓN DE TRABAJO? sna nnan 
D1JO: Yo no me he reunido con el sefior Hugo Lucana. 


25.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: éPOR QUÉ MOTIVO EN EL ALUDIDO 
REGISTRO DE VISITAS SE CONSIGNA, CON RESPECTO A LA VISITA DEL 08 
DE AGOSTO DE 2021, QUE HUGO ESPINO LUCANA VISITÓ PALACIO DE 
GOBIERNO PARA REUNIÓN CON PRIMERA DAMA DESDE LAS 15:52 HASTA 
LAS 21:09 HORAS A DIFERENCIA DE LAS OTRAS DOS VISITAS QUE SE 
PRECISÓ EN LA PREGUNTA PRECEDENTE? -------------------------------.--...- 
Dijo: Yo nunca me reuní con el зейог HUGO JHONY ESPINO LUCANA, seguramente 
como yo autoricé su ingreso es que habrían puesto que la reunión fue conmigo. 


26.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: CON RESPECTO A LAS VISITAS DEL 
SENOR HUGO JHONY ESPINO LUCANA A PALACIO DE GOBIERNO CON 
RESPECTO A LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 03 DE SETIEMBRE DE 2021, SE 
CONSIGNA QUE DICHA PERSONA SE REUNIÓ CON LA HIJA MAYOR DE LA 
FAMILIA PRESIDENCIAL, ¿USTED TUVO CONOCIMIENTO DE DICHAS 
REUNIONES Y CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS? --------------------------..--..- 
DIJO: Yo solo autoricé aue ingrese, pero no sé los motivos. _ a ANEA 
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27,-P NTADA PARA QUE DIGA: éHA REALIZADO ALGUNA LABOR SOCIAL 
EN SU CALIDAD DE PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA 
SUCCHA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, DE LA REGI 
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28.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿LA SEÑORITA YENIFER NOELIA 
PAREDES NAVARRO LE APOYA A USTED EN SUS LABORES SOCIALES COMO 
PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN? -------------------------------....----——...--..- 
DIJO: No, pues ella para viajando constantemente y de vez en cuando me visita. 


29.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO QUE 
LABOR ESTUVO REALIZANDO LA PERSONA DE YENIFER NOELIA PAREDES 
NAVARRO EL DÍA 26 DE SETIEMBRE DE 2021, CONFORME A LOS VIDEOS 
PROPALADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN DONDE SE APRECIA 
A AQUELLA REUNIDA CON UN GRUPO DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD 
DE ГА 50ССНА? -- - анна 
DIJO; No. 


30.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE 
COMUNICÓ CON LA SENORITA YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO?? Dijo: 
DIJO: Por teléfono, fue el pasado lunes. 


31.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE UD. CONOCIMIENTO, CUÁLES EL 
NÜMERO DE CELULAR QUE UTILIZA SU HERMANA YENIFER NOELIA PAREDES 
NAVARRO PARA SU COMUNICACIÓN? -------------------------------------.--.- 
DIJO: Si su numero de celular es el 912671199 y su correo electrónico es el 
yparedesni4Qgmail.com. 


32.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE CONOCIMIENTO SI LA 
SENORITA YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO DESEMPEÑA ALGÚN CARGO 
PARA EL SECTOR PÚBLICO? ------------------------------------5--—----—-.- 
Dijo: No. 


33.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE CONOCIMIENTO SI 
ACTUALMENTE LA SEÑORITA YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO 
DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD LABORAL? ----------------------------.--- 
D1JO: No desarrolla ninguna actividad laboral. 


34.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: £TIENE UD. SI LA SENORITA YENIFER 
NOELIA PAREDES NAVARRO DESARROLLABA ALGUNA ACTIVIDAD LABORAL 
EN EL ANO 20212 ------------------ mms 
Dijo: Si estuvo trabajando en la Municipalidad Distrital de Anguía hasta el 30 de julio 
de 2021. 


35.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE CONOCIMIENTO SI LA 

SEÑORITA YENIFER PAREDES NAVARRO LUEGO DE HABER LABORADO PARA 
ues DISTRITAL DE ANGUIA REÁLIZÓ ALGUNA OTRA 

A DAD LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO? ----/--- imm Mmmm 
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DIJO: Ya no trabajó para el sector público. 


36.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿CONOCE USTED AL ACTUAL ALCALDE 
DEL DISTRITO DE CHADIN — REGIÓN CAJAMARCA, SEÑOR CESAR CASTILLO? 
DIJO: No lo conozco. 


- En este acto se le otorga el uso de la palabra al PROCURADOR PÚBLICO 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN. 


01.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: PARA QUE AMPLIE RESPECTO A CÓMO 
ERA EL MECANISMO PARA REGISTRAR LAS VISITAS A SU RESIDENCIA 
DIJO: Cuando es al despacho llega documentos y lo envían actualmente vía virtual, y 
cuando es a visita a residencia, llaman de la caseta para preguntar si pasa o no el 
familiar. 


02.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿CUÁL FUE EL MOTIVO Y 
CIRCUNSTANCIAS EN QUE CONOCIÓ A HUGO JHONY ESPINO LUCANA? ----- 
DIJO: Como nuestro pueblo es muy pequeño todos nos conocemos, y cuando jba a mi 
distrito a hacer alguna compra, allí lo conocí a este ingeniero, 


03.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PARA QUE PRECISE SI EL SEÑOR 
ESPINO LUCANA FUE COMPAÑERO DE TRABAJO DE LA SEÑORITA YENIFER 
PAREDES NAVARRO? 

DIJO: No lo sé porque mi hija trabajaba en el municipio, pero como ya dije el trabajo 
del ingeniero no era estable allí, no se cuál era el trabajo del ingeniero, 


04.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PARA QUE PRECISE SI TIENE 
CONOCIMIENTO QUE LABOR REALIZABA O EN QUE AREA TRABAJABVA LA 
SEÑORITA YENIFER PAREDES NAVRRO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ANGUIA? - cms mm 
DIJO: Yenifer empezó corno secretaria y luego fue escalando, es así que en el año 2021 


estuvo como administradora del municipio. 


05.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE CONOCIMIENTO EN QUÉ FECHA 


INGRESÓ A LABORAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA LA 
SEÑORITA YENIFER PAREDES NAVARRO? — 
DIJO: Empezó en enero de 2019. 


06.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿CONOCE A JOSÉ MEDINA GUERRERO? - 


DIJO: Sí, eset alcalde de mi distrito. 


| | 
07.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PRECISE RESPECTO A LA RELACIÓN DE 
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DIJO: No. 


08.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿SI CONOCE O CÓMO LE CONSTA QUE EL 
SEÑOR ESPINO LUCANA ES INGENIERO? -------------------------------——...--- 
DIJO: Cuando uno llega a una entidad pública a trabajar siempre se identifica, y en este 
caso él se identificó como ingeniero. 


09.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿ESTANDO A SU RESPUESTA PRECISE SI 
TIENE CONOCIMIENTO QUE LABORES REALIZABA EL SEÑOR ESPINO LUCANA 
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA? ---------.-.--- 

DIJO: No lo sé. 


- Retomando ei pliego de preguntas el representante del Ministerio 
Püblico: 


37.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: £TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR A LA 
PRESENTE DECLARACIÓN TESTIMONIAL? Dijo: 
DIJO: Nada que agregar. 


--- En este acto, se concluye la presente diligencia siendo las 12:18 horas, firmando el 
declarante y los participantes en зейа! de conformidad previo a su lectura y luego lo hizo 


el representante del Ministerio Público. sass 
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DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO (26 ) 


En la ciudad de Lima, siendo las 10:32 am, del día 19 de julio de 2022, en las oficinas del Equipo 
Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder — Equipo Especial №2, ubicada en la Av. Abancay 
Cdra. 5 s/n — 5to piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presente diligencia el fiscal provincial Hans 
Alberto Aguirre Huatuco a cargo de la investigación, conforme a lo dispuesto por Disposición Fiscal № 2, 
se hizo presente la persona de: 


Nombre y Apellidos : YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO 
DNI № 


: 74638299 
Fecha de Nacimiento : 5 de diciembre de 1995 
Edad : 26 años 
Domicilio Real — : Caserío de Chugur, Distrito de Anguia, provincia de Chota departamento de 
Cajamarca 
Hija de : Walter Alfonso Paredes Días, Carolina Navarro Sánchez 
Hijos : no 
Natural : Cajamarca 
Estado Civil : Soltera 
Instrucción : Bachiller en administración 
Religión 2 : Nazareno. - + 
Nümero de celular :912671199 


Asimismo, se encuentra presente para efectos de la presente declaración, el procurador Javier 
Alonso Pacheco Palacios Representante de la Procuraduría Püblica especializada en delitos de corrupción 
con demás datos de apersonamiento en autos; el abogado Dionicio Quesnay Jose Francisco, con registro 
CAL 59850 en representación de la defensa deYenifer Noelia Paredes Navarro, cuyo apersonamiento se 
encuentra en autos. 


А continuación, se procede a indicar al declarante que, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 87° del Código Procesal Penal, se le informa de los derechos que le asisten, los mismos que se 
encuentran señalados en el artículo 71° del Código Procesal Penal: 


- Puede hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la 
constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación 
hasta la culminación del proceso. 

- Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa 
о motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando 
corresponda. 

- Designar a la persona o institución a ia que debe comunicarse su detención y que dicha 
comunicación se haga en forma inmediata. 

- Serasistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. 

-  Abstenerse de declarar, y si, acepta hacerlo que su abogado defensor esté presente en su 
declaración, y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. 

- Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contradictorios a su dignidad, 
ni à ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una 

restricción no autorizada ni permitida por ley, | 

- Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su 
estado de salud así lo requiera. 


En este acto se comunica que su declaración es en calidad de investigada, por la presunta comisión 
del delito de tráfico de influencias, en agravio del Estado, Hechós que han sido debidamente 
detalladamente y se encuentran descritas en las disposiciones fiscales pertinentes y que han sido 
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debidamente notificado y de las disposiciones legales que resultan aplicables al caso. 


Se reitera al investigado que, puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a 
fin de efectuar las aclaraciones que considere conveniente. 


Seguidamente se le pone en conocimiento que es su derecho declarar o abstenerse de declarar sobre 
fos hechos que se le pregunten, manifestando el investigado su voluntad de declarar. 


En este acto se le exhorta a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulan a 
continuación: 


1. PARA QUE DIGA: ¿Si para la presente declaración se encuentra conforme con la presencia 
de su abogado? Dijo: Que, si. 


2. PARA QUE DIGA: ¿A qué actividad se dedica, desde cuándo y cuánto percibe por ella?, 
DIJO: trabajo independientemente, desde diciembre del año pasado, percibo más o menos un 
sueldo de S/. 2100.00 soles, participo en contrataciones, temporalmente en lo que se presente en 
mi carrera. Me piden algunos amigos para los que trabajo, realizar informes, oficios, revisar 
documentos que en el momento se me presente. Anterior al 2020 he laborado en la Municipalidad 
de Anguia, desde enero de 2019 hasta julio del 2021, en el 2019 como secretaría de la MD de 
Anguía, de julio de 2019 a julio de 2021 he sido administradora de la municipalidad. Primero 
ganaba 5/.1200.00 soles hasta llegar a ganar S/. 2000.00 aproximadamente. Asimismo, preciso 
que mis familiares me proporcionan propinas de S/. 500 o 600 soles, por parte de mis tios. Primos 
de forma mensual. Desde el afio pasado estuve trabajando en mi tesis y viajando constantemente 
a Cajamarca para hacer mis trámites. 


PARA QUE DIGA: ¿Qué bienes muebles o inmuebles, participación y/o acciones en 
personas jurídicas, registra a su nombre, o a nombre de terceros?, DIJO: no tengo ninguna 
propiedad ni compra ni donación, tampoco vehiculos, tengo una empresa que inscribi en el айо 
2018 como proyecto de, investigación, que nació por la iniciativa de un curso que lleve en la 
universidad, no tiene actividad. 


4. PARA QUE DIGA: ¿Si conoce a las personas que a continuación se le señala, y de ser el 


caso precise que vinculo de amistad, enemistad, faboral, comercia! que le une? DIJO: 


ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA: La conozco, la he visto una vez, en circunstancias que me 
encontré con ella porque fui a recoger unos documentos por el centro de Lima, no la podría 
reconocer nuevamente, me encontré con ella en setiembre del año pasado, yo fui a sacar unas 
copias, no conozco Lima. 

YSMAEL RAFAEL MAYURI QUISPE: No lo conozco 

HUGO ANANEO ESPINO ALMEIDA; No lo conozco 

CESAR CASTILLO CABRERA: Si lo conozco, me visito a mi casa, en Chugur, en la fecha de junio 
de 2021, me dijo que tenia que referencias mías, me conoció en las reuniones que yo iba a la 
municipalidad distrital de Anguia y cruzamos información. Me comento que la situación en su 
comuna edil estaba critica y que tenia problemas con sus proyectos no me preciso, solo 
conversamos me dijo que tenía muchos problemas porque no habia gestionado, Me dijo por qué 
Anguía tenía mejores proyectos a nivel de Chota, conversamos de los consultores que son 
responsables y le mencione algunos, como al joven Jhony Espino, era el mas responsable de los 
consultores que conocía, no recuerdo si le pase su numero de contacto. Yo en Anguia he laborado 
desde el 2019, entonces el consultor también laboraba en la Municipalidad de Anguia, Jhony 
Espino era el consultor que laboraba para la municipalidad de Anguia 

JOSE NENIL MEDINA GUERRERO: Si lo conozco, es el alcalde para la cual laboré, lo conozco 
como era la administradora hablábamos mucho, pero luego cuando me retiré no hablamos mucho 
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porque estaba mas enfocada en mi tesis 

DONALD GUILLERMO JARA PUESCAS: No lo conozco 

TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE: No lo conozco 

STEFANI ADRIANA RUIZ CORREA. No 

PAOLO RAMON GONZALES CANCHANYA, No 

RONEL YUNER SOLIS ARQUINIGO, No 

MAXIMO VIDAL FALCON. No 

RAUL WALTER ESPINO ALMIDA. No 

NATHALY VIVIANA ALCANTARA MONTES. No 

DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA. Si lo conozco, laboraba también рага la MD de Anguía 
durante el periodo que yo trabaje en Anguía, desconozco si sigue laborando, era jefe de 
abastecimientos. 

JERUSVITH LUZCARI CARPIO AMARINGO. No la conozco 

Susy Días Huaman. Si la conozco, nos conocimos en la universidad, fue mi compafiera de clase, 
tenemos un grado de amistad, ella labora en el Palacio de Gobierno, desconozco las actividades 
que realiza. 

DESTCOM INGENIEROS &ARQUITECTOS SAC: He escuchado, pero no la conozco 
CONSTRUCTORA D &M SRL: No 

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SOLIS SAC. No lo conozco 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y PROYECTISTAS ASOCIADOS J&X GONZALES EIRL. No 
JJM ESPINO INGENIERÍA & CONSTRUCCION SAC. Si lo conozco, esa empresa prestaba sus 
Servicios para la consultoría de la municipalidad de “Лана en el 2019. 

ZIUR CONSTRUCCIONES SAC. No . 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCION LINO SAC. No ioi conozco 

R-CIS INGENIEROS SAC. No 


PARA QUE DIGA: ¿Qué vinculo de amistad, comercial y laboral le une con la persona de 
Hugo Jhony Espino Lucana a la Fecha? DIJO: Amistad 


PARA QUE DIGA: ¿Qué vinculo de amistad, comercial y laboral le unió con la persona de 
Hugo Jhony Espino Lucana a partir de junio de 2021? DIJO: Amical y laboral, he trabajado 
temporalmente para Hugo Espino - Gerente de la Empresa JJM Espino, he efectuado el 
componente social del proyecto de saneamiento, es una parte que se elabora del expediente 
técnico, se le hace a la población un censo 


PARA QUE DIGA; ¿en cuantas oportunidades usted ha laborado o prestado servicios a 
Hugo Espinos en la Empresa JJM Espino Ingeniería y construcción? DIJO: no recuerdo, yo 
he visto expediente técnico no licitaciones, pero recuerdo que fui a Chadín, La Palma y Succha. 
No recuerdo mucho. 


PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si recibió o percibió horarios o retribución por el trabajo 
efectuado por Hugo Espino en su empresa? DIJO: si mi sueldo, S/.1500.00 o dependiendo, 
de las localidades y del tamaño del expediente. Este monto he recibido en agosto, setiembre y 
octubre del año 2021 


PARA QUE DIGA: ¿Estaba usted contratada formalmente en la nómina de la empresa JJM 
Espino o en mérito a que documento realizaba labores? DIJO: el contrato fue verbal, no estaba 
en la nomina 


. PARA QUE DIGA: ¿Precise usted a través de qué medio Hugo Espino le efectuaba los pagos 


por la labor que realizaba y si tiene constancia de dichos pagos? DIJO: cuando nos 
encontrábamos, cuando viaja acá a Lima, el me visitaba en el Palacio /Residencia de Gobierno, 
allí me pagaba o en Сетара también me pagaba, en là casa de mi prima también me pagaba. 


Equipo а de Fieraloe 
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PARA QUE DIGA: ¿En cuantas oportunidades Hugo Espino le efectuó los pagos que señala, 
en la residencia de Palacio de Gobierno? DIJO: una sola vez 


11, PARA QUE DIGA: ¿Bajo qué circunstancias, y en qué fechas presentó su persona en 
compañía Hugo Espino, en la localidad de La Succha, provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca? DIJO: desconozco el día, pero fue en setiembre de 2021, trabajaba para él 
eventualmente, y el viaje fue para censar a la población. 


12. PARA QUE DIGA: ¿conforme a su respuesta anterior, usted portaba indumentaria distintiva 
a la empresa cuando realizaba labores para misma? Dijo : Si 


13. PARA QUE DIGA: ¿Quién asumió los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de su 
persona para que se presentara con Hugo Espino en la localidad de La Succha DIJO: El 
ingeniero Hugo Espino 


14. PARA QUE DIGA: ¿_De dónde fue el traslado que realizó para cumplir las labores que se 
han detallado anteriormente? DIJO: Fue de Chota a La Succha y La Palma, me parece que 
fueron tres días. 


15. PARA QUE DIGA: ¿Cuánto fue el monto que percibió usted, por parte de Hugo Espino еп la 
visita a la localidad de La Succha y la Palma?? Dijo: Me pago mi sueldo. 


16. PARA QUE DIGA: ¿Si su persona le refirió o prometió a Hugo Espino alguna intersección 
de su parte, como cuñada del presidente de la Republica para facilitarle otorgamientos de 
buena pro en obras realizadas tanto en la provincia de Chota del departamento de 
Cajamarca, así como en la provincia de Cajatambo del departamento de Lima? DIJO: no 


17. PARA QUE DIGA: ¿En cuántas oportunidades Hugo Espino Lucana asistió al Palacio ую 

residencia presidencial, para entrevistarse con usted, de ser afirmativa, quienes mas 

+ participaron de dichas visitas? DIJO: tengo entendido que fueron 5, estaba yo y algunas veces 
mi hermano menor. 


18. PARA QUE DIGA: ¿Quién autorizaba el ingreso de Hugo Espino Lucana a la residencia en 
Palacio de Gobierno? DIJO: mi madre putativo, Lilia Paredes Navarro. 


19. PARA QUE DIGA: ¿Para que diga estando a su respuesta anterior, conoce usted si la 
persona de Hugo espino Lucana se entrevistaba con otros funcionarios en la residencia de 
palacio de Gobierno? DIJO: no, porque ha la residencia no entra otras personas. 


20. PARA QUE DIGA: ¿La primera dama, es la única que autoriza el ingreso a la residencia de 
Palacio de Gobierno, de ser afirmativa su respuesta, precise? DIJO: si por respeto es una 
normativa de la residencia. Por el respeto que le tengo a mi madre putativa, yo no conozco Lima, 
la única manera es que cuando me vayan a visitar a lima, lo hagan en la residencia, la normativa 
indica que tenga que autorizar siempre que esté presente, mi mamá. 


21, PARA QUE DIGA: ¿Con qué frecuencia usted se instala en la Residencia de Palacio de 
gobierno? DIJO: eventualmente cuando llego a visitar a mi familia mis padres. 


е 
o 


i. 22. PARA QUE DIGA: ¿en las oportunidades que usted ha referido que se encontraba en la 
UN ciudad de lima, precisamente en [a residencia de gobierno, a través de qué nümero 
telefónico coordinaba con Hugo Jhony Espino a efectos que acuda a visitarla a la residencia 
de palacio? DIJO: cambie de teléfono. No recuerdo mi numero bien, 93429975 o 6- no recuerdo 
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. PARA QUE DIGA: ¿A través de qué medios hacia llegar el trabajo que realizaba para Hugo 


Espino? DIJO: usualmente era físico, porque llevaba libros, en algunas ocasiones escaneado а 
su whathsApp 


. PARA QUE DIGA: ¿en mérito a los reportajes emitidos por los canales de noticia nacional, 


se advierte que su personas señala: ,estamos aquí para cumplir una función que ya esta 
encaminada, el perfi! ya esta aprobado de su proyecto", precise a que se refiría con dichas 
aseveraciones? Dijo: El perfil técnico lo elaboran los encargados de la municipalidad y ya estaba 
aprobado, si así lo dije es porque ya no habían revisado, esa información me dio Jhony, ya que en 
el perfil técnico que es una presentación que da información para yo saber a donde ir . 


PARA QUE DIGA: ¿se escucha decir (en el repostaje en mención? : agradecerles por estar 
hoy presentes en su comunidad {...) de antemano les agradesco la invitación del señor 
alcalde (...) estamos aquí para cumplir una función que ya esta encamida, el perfil ya esta 
aprobado de su proyecto, entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios 
para llevar y aprobar el proyecto que necesito {...) de antemano ya días anteriores ha venido 
un equipo de nuestros compañeros у han avanzado la topografiía de su comunidad, no ha 
habido ningün impedimento y eso a mí me alegra , me hacen ahorrar tiempo para yo poder 
avanzar (...) el presidente de la JASS por favor quisiera conocerlo, como se llama, (...) este 
proyecto se va a hacer realizadar con su esfuerzo y con el mío, vamos a trabajar juntos“, 
en primer punto Precise: a que se referia cuando señalo que estaba por invitacion del señor 
alcalde: Dijo: Que, me invito el alcalde de Chadin, a mi casa cuando me fue a visitarme, me dijo 
te invito a conocer la Palma, Chadin en cualquier momento. 


РАКА QUE DIGA: De la transcripción que precede: “(...) de antemano ya días anteriores ha 
venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía de su comunidad” 
precise por quien o quienes estaba conformado el equipo que hace referencia, Dijo: no los 
conozco. 


. PARA QUE DIGA: De la transcripción que precede: “(...) este proyecto se va a hacer realizar 


con su esfuerzo y con el mío, vamos a trabajar juntos "; precise la intervención al cual se 
compromete: Dijo: Que yo estoy allí para sacar los datos verídicos, para eso me contrataron 
eventualmente, 


PARA QUE DIGA: De acuerdo a los usos y costumbres de tu comunidad, precise el modo o 
la forma de ingreso a las comunidades de Cajamarca de personas ajenas a la misma: Dijo: 
Cuando reciben personas de afuera: tienen que venir invitados por alguien, se tienen que 
identificar con alguna autoridad. 


. PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si las personas de Cesar Castillo Cabrera alcalde de la MD 


de Chadin y la Persona de José Medina Guerrero alcalde de Anguía de del departamento de 
Cajamarca se han reunido con usted en palacio /residencia? DIJO: No se han reunido 


FARA QUE DIGA: ¿Si él señor presidente de la República, así como la señora primera dama, 
conocían que usted efectuaba trabajos para la empresa JJM Espino cuyo titular es el 
investigado Hugo Jhony Lucana? DIJO: по mis padres no conocían del trabajo que yo realizaba. 


PARA QUE DIGA: ¿Si en alguna oportunidad mencionó, comentó o relató ai señor 
presidente de la República, así como a la señora primera dama, sobre su intervención o 
participación en la comunidad de La Succha y las ани "en la Provincia de Chota, dep 
Cajamarca? DIJO: no S Y". 


PARA QUE DIGA: ¿si en alguna oportunidad m comentó o relató a las personas de 
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Fray Vásquez Castillo, Gianmmarco Castillo Gómez, Ruvel Oblitas Paredes, Cledin Vásquez 
Castillo y Jaime Castillo , sobre su intervención o participación en la comunidad de La 
Succha y las Palmas, en la Provincia de Chota, dep. de Cajamarca, así como las labores que 
efectuaba para la Empresa JJM Espino de Hugo Jhony Espino Lucano? DIJO: no 


9.-PARA QUE DIGA: ¿Usted ha participado de reuniones en el Ministerio de Transportes y 
comunicaciones?, de ser afirmativa 54 respuesta precise las fechas, con quién 
específicamente se entrevistó, y el motivo de las mismas. Dijo: nunca, 


10.-PARA QUE DIGA: ¿Usted ha participado de reuniones en el Ministerio de Economía y 
Finanzas?, de ser afirmativa su respuesta precise las fechas, con quien específicamente se 
entrevistó, y el motivo de las mismas. Dijo: nunca, 


PARA QUE DIGA: ¿Usted ha participado de reuniones en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y saneamiento?, de ser afirmativa su respuesta precise las fechas, con quien 
especificamente se entrevistó, y el motivo de las mismas. Dijo: Que, aca en Lima nunca, 
Cuando laboraba en la municipalidad de Anguía nos capacitaban porque tenia una plataforma y 
era encargada del ATM (Area Técnica Municipal) y lo brindaba el Centro de Atención al Cuidadano. 


PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si existe un registro de ingreso propiamente a la 
residencía de palacio? Dijo: Que, no, solo existe el registro de ingreso principal donde se 
anuncian, y son conducidos por un personal de palacio o residencia a su destino. 


PARA QUE DIGA: ¿Usted ha efectuado labores o trabajos para la empresa JJM Espino del 
investigado Hugo Espino Lucana con Relación al Expediente Técnico de la Municipalidad 
provincíal de Cajatambo. Del dpto de Lima con contrato de ejecución 106-2021-MPC ? Dijo: 
Que no, nunca. 


-РАКА QUE DIGA: ¿Conoce usted o se ha reunido con la persona de Edwar Alcides Zorrilla, 
gerente Municipal de la M.P de Cajatambo. Dpto Lima?? Dijo: Que no, nurica. 


En este acto, la presente declaración se traslada a la Procuraduría Pública Especializada en delitos de 
corrupción a cargo del Procurador Anticorruoción, quien formula las preguntas siguientes: 


39. 


40. 


41. 


Рега 


42. 


PARA QUE DIGA: ¿Para que precise en relación а la respuesta de la pregunta número 2, si 
la labor que realizó de forma independientemente, efectuó trabajos vinculados a entidades 
publicas? Dijo: no. | 


PARA QUE DIGA: ¿Para que precise, en el tiempo que trabajo para la Empresa Del Señor 
Espino Lucana, que tipo de comprobantes recibió o emitió como registro de la recepción 
de su sueldo, en tanto y en cuanto, en el registro de la SUNAT, en la referida empresa solo 
registra un empleado? Dijo: no recibí пі emiti ningún documento. 


PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuáles son sus lugares de residencia desde agosto de 
2021 a la fecha? Dijo: En el caserío de Chugur , Anguía Chota región de Cajamarca es donde 
resido, temporalmente cuando vengo estov en la residencia de Palacio de Gobierno, también visito 
la casa de mis Sobrinas esto es en Chorrilos, ubicado en calle Las Tortugas, inmueble de tres 
pisos, en la que ocupa un departamento. También voy a la casa de mi hermano Walter Alfonso 
Paredes Navarro en Tacabamba, provincia de Chota, también vivo en {а casa de mi hermana Lelis 
Paredes Navarro, en el caserío de Chugur, Anguia-Cajamarca. 


PARA QUE DIGA: ¿Para qué amplie y precise, en qué condiciones y circunstancias ingreso 
ala laborar en la M,D de Anguia precisando el régimen laboral? Dijo: por invitación del alcalde, 
ingrese como CAS no recuerdo bien, me solícitaron que saque mi RUC de la SUNAT, y yo emitía 
mis boletas me hacian descuentos. 
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43. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuáles fueron las funciones que realizó de enero а julio 
de 2019 como secretaria y con quién laboró, es decir quién fue su jefe inmediato? Dijo: hacia 
anotaba las sesiones de consejo, era recepcionista de documentos que ingresaban por mesa de 
partes, lo registraba, devolvía el cargo a la persona que lo presentaba y según los documentos 
que ingresaba los devolvía a las áreas que correspondía, mi feje inmediato en ese entonces era 
el señor Edilmer Collantes, quien era el administrador, y también la comuna edil, los regidores a 
quienes también daba cuenta a ellos. 


44. PARA QUE DIGA: ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales ingresó a laborar en la 
Municipalidad distrital de Anguia como administradora desde agosto de 2019 a junio de 
2021? Dijo: Por el mismo procedimiento de secretaria, por invitación de la comuna edil, previa 
renuncia al cargo de la secretaria de la comuna edil. 


45. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuáles fueron las funciones que desempeñó como 
Administradora de la Municipalidad Distrital de Anguia, detallando quienes fueron sus 
superiores y con qué personas laboró? Dijo: mis funciones era estar presente en las reuniones 
de la comuna edil, previo encargo del alcalde, atender comisiones de las comunidades de la zona, 
pasar informes o memorándums a las áreas correspondientes secretaria, logística, personal de 
servicio según correspondía de las reuniones de la comunidad edil. El alcalde y la comuna edil 
eran mis superiores, no trabaja con nadie, solo era una oficina, la municipalidad es pequeña y 
tiene ámbito rural. 


+ 46. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise, estando a su respuesta anterior, si conformó comités 
de selección o participó en adjudicaciones de obra como miembro de algún comité? Dijo: 
yo no conformo comités porque no es mi función, participe como miembro suplente en la 
conformación de algunos comités porque me lo pidieron de favor, era como una de mis funciones 
apoyar, el jefe de abastecimientos me comunicaba para apoyarlo como suplente, Nunca falto 
ningún titular que yo tenga memoria. 


47. PARA QUE DIGA: ¿tiene conocimiento de la adjudicación AS-DU 102-2021-SM-8-2021- 
MDA/CS- ejecución de la obra mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e 
instalación de saneamiento básico en las localidades de Yansem, Ushun , Tayapotrero y 
Vista Alegre en Anguía, Chota, Cajamarca por un monto de S/ 3'080,263.13 soles, 
adjudicada al proveedor Destcom Ingenieros y Arquitectos SAC? Dijo: no tengo conocimiento 
de eso. 


48. PARA QUE DIGA: ;Para que precise y amplie cuáles son las circunstancias en las que 
conoció a Hugo Jhony Espino Lucana, quién se lo presentó, y precise si conoce el vínculo 
contractual de la referida persona? Dijo: como ya mencioné, trabajaba yo en la Municipalidad 
de Anguia, en junio de 2019 no tengo la fecha exacta, el señor Espino se presentó como consultor, 
el cómo llegó io desconozco, él se presentó indicando que era consultor en la Municipalidad, 
desconozco su vínculo contractual, ese tiempo yo era solo secretaria, no tenia otro conocimiento 
y no era mis funciones saber. Cuando fui administradora de la Municipalidad tomé conocimiento 
de que tenia su contrato de consultoría y venia a la municipalidad a revisar sus cosas, eso lo 
advertí en junio de 2019 aproximadamente. 


49. PARA QUE DIGA: ¿Estando a su respuesta anterior, para que precise, si el señor Espino 

Lucana prestaba sus servicios como consultor, profesional o a través de una empresa? 

| Q Dijo: Era consultor de la Municipalidad, yo tengo conocimiento que siempre que firmaba con su 
NL OS sello tenía datos de su empresa JJM Espino. 


4- 50. PARA QUE DIGA: ;Cuál fue el tipo de relación que desarrollo con el зейог Hugo Espino 
| $ Lucana desde que lo conoció? Dijo: Yo lo conocí laborando en la municipalidad de Anguía, y 

cruzábamos información, se volvió amical en el 2020, ya no laboral porque no tengo vínculo con 
su empresa ni con la municipalidad 


По 


HANS ALBERTO AGUIRRE HUATUCO 
FISCAL PROVINCIAL 
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51. PARA QUE DIGA: ¿Precise respecto a las visitas realizadas en Palacio de Gobierno por 
parte del señor Hugo Espino Lucana, fueron realizadas a su persona o a la Primera Dama, 
y con qué finalidad? Dijo: Las visitas siempre han sido realizadas hacia mi persona, ті mama 
autorizaba el ingreso por el respeto a su persona, porque yo estaba temporalmente cuando venía, 
tenía que pedir autorización cuando alguien ingresaba al inmueble, la finalidad de Jhony, él venia 
porque yo no conozco lima, conversábamos temas de trabajo y amicales también, ncs enseñaba 
clases de matemática, como el ingeniero egresado de la UNI nos enseñaba aigunos ejercicios de 
matemática. 


52. PARA QUE DIGA: ¿Si el señor Espino Lucana le solicito, sugirió a través de su persona que 
le gestione o tramite alguna reunión o reuniones con Ministros de Estado? Dijo: Nunca. 


53. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuándo recibió la visita de Cesar Castillo Cabrera, lo 
hizo en condición de ser usted familiar del presidente de la República? Dijo: Cuando elseñor 
cesar castillo me visita era en junio, los primeros días de junio, allí no había ningún documento 
que indique que mi padre putativo iba a ser presidente. 


54, PARA QUE DIGA: ¿Para que precise a qué se refiere, en el contexto de la visita que realizo 
a la comunidad de La Succha en el mes de setiembre de 2021: “vamos a recoger la 
información y llevarla a Palacio”? Dijo: Quiero precisar que yo nunca dije Palacio de Gobierno, 
yo no menciono esa palabra. Yo mencionó allí recoger las necesidades y llevarlo a gobierno central 
como dije que yo he laborado en la MD de Anguia, recibía capacitaciones del CAC una oficina 
descentralizada del Ministerio de Vivienda, quienes son los encargados, de revisar la información 
de algún expediente técnico que geográficamente le corresponde, y quiero fijar que nunca me 
referí a Palacio de Gobierno ni Poder Ejecutivo, me refería al CAC que es una oficina 
descentralizada del Ministerio de vivienda, y para mi ellos son el Gobierno Central 


En este acto, concluye la intervención del procurador, y se procede a consultar al abogado de la 
defensa si va a efectuar preguntas, quien responde que no. 


PARA QUE DIGA: ¿Si tiene algo más que agregar o corregir a su presente declaración? Dijo: 
Quiero que se guarde la reserva del caso, porque afecta la dignidad de mi persona y la de mis 
familiares. 


En este acto, se concluye la presente diligencia, siendo las 14:09 horas del mismo día, dándose 
lectura de todo lo consignado en la presente diligencia, y suscribiendo en señal de 
conformidad todos los intervinientes, 


TI SAS 


HANS ALBERTO AGUIRRE HUATUCO 
FISCAL PROVINCIAL 
Equipo Especial de Fiscales 
contra la corrupción del poder 
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MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 


Primera Fiscalía Provincial 

Especializada en Delitos de 
orrupción de Funcionarios de Lima 
-Sexto Despacho- 


CASO SGF 506015505-2022-236-0 


| DISPOSICIÓN DE IMPULSO PROCESAL | 


DISPOSICIÓN N° 04 


Lima, seis de julio del dos mil veintidós. - 


lL. VISTOS: 


El estado de la presente investigación preliminar seguida 
contra YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO por la presunta comisión de! delito contra la 
Administración Pública en la modalidad de Tráfico de Influencia, delito previsto y 
sancionado en el artículo 400 del Código Penal. 


|. CONSIDERANDO:, ? А 


PRIMERO.- Que, en el proceso penal actual el Ministerio 
Püblico tiene una decisiva intervención, pues nuestra norma magna en su artículo 159° 
precisa las atribuciones que le fueron encomendadas, la titularidad del ejercicio de la 
acción penal, la defensa de la legalidad y de los intereses püblicos tutelados por el 
derecho; y representar en estos procesos a la sociedad. Como lógica consecuencia de este 
rol trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme al Artículo 14° de su Ley Orgánica 
y Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal les corresponde aportar la 
carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los hechos constitutivos de - 
delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. 


SEGUNDO: Que, encontrándose la presente investigadón en 
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TERCERO: Que, se advierte del Acta Fiscal de fecha 05 de 
julio de 2022, Diligencia en Palacio de Gobierno, suscrita por el Fiscal Adjunto Juan Carlos 
Zufiiga Rios, que sefiala que el Sr. Hugo Jhony Espino Lucana, registra 05 visitas a la sede 
del Despacho Presidencial, entrevistándose con la Primera Dama de la Nación — pis Ulcida 
Paredes Navarro, el día 08.08.2021. 


En tal sentido, a fin de tener mayor conocimiento de los 
hechos suscitados en la denuncia, este Ministerio Püblico ha decidido tomar la medida, de 
carácter indispensable, para que se continüe con los siguientes actos de investigación 
preliminar: 


a) Prográmese la declaración testimonial de Lilia Ulcida 
Paredes Navarro para el día viernes 08 de julio de 2022 a las 09: 30 horas. 


b) Prográmese la declaración indagatoria de YENIFER 
NOELIA PAREDES NAVARRO para el día lunes 11 de julio de 2022 a las 09: 30 horas. 


c) Prográmese la declaración testimonial de Hugo 
Jhony Espino Lucana para el día martes 12 de julio de 2022 a las 09: 30 horas. 


d) Solícitese a la Sunarp si la empresa JJM Espino 


Ingenieria & Construcción SAC, tiene como socio a Hugo Jhony Espino Lucana y a Jerusvith 
Luzcati €arpio Amaringo. * - to te 
e) Solícitese a la empresa JJM Espino Ingenieria & 


Construcción SAC, a fin de que informe si la persona Hugo Jhony Espino Lucana tiene 
vínculo con la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción SAC y si la empresa está 
ejecutando obras en la región Cajamarca. 


f) Solícitese a la empresa JJM Espino Ingenieria & 
Construcción SAC, a fin de que informe si la persona Jerusvith Luzcari Carpio Amaringo 
tiene vínculo con la empresa JJM Espipe-dngenieria € О SAC y si la empresa 


está ejecutando obras en la región Са 


Páaina2 da 4 
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89 
OCHENTA Y NUEVE 


Ш. DECISIÓN: 


Este Ministerio Público, Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima - Sexto 
Despacho Fiscal de Investigación, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo 
Nro. 052, Ley Orgánica del Ministerio Püblico, DISPONE: 


PRIMERO.- PROGRÁMESE la toma de аедагасібп 
testimonial de Lilia Ulcida Paredes Navarro para el día viernes 08 de julio de 2022a las 09: 
30 horas, en este despacho fiscal, sito Jr. Lampa 597 — Cercado de Lima, segundo piso. 


SEGUNDO. PROGRÁMESE la toma de dederación 
indagatoria de YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO para el día lunes 11 de julio de 2022 
a las 09: 30 horas, quien deberá presentarse obligatoriamente con la presenda de su 
abogado defensor de libre elección, en este despacho fiscal, sito Jr. Lampa 597 - Cercado 
de Lima, segundo piso. 

TERCERO PROGRÁMESE la toma ае  dedaración 
testimonial de Hugo Jhony Espino Lucana para el día martes 12 de julio de 2022 a las 09: 
30 horas en este despacho fiscal, sito Jr. Lampa 597 — Cercado de Lima, segundo piso. 


CUARTO.- SOLÍCITESE a la Sunarp si la empresa JJM Espino 
Ingenieria & Construcción SAC, tiene como socio a Hugo Jhony Espino Lucana y a Jerusvith 
Luzcari Carpio Amaringo. Así también, remita el número de la partida registral de la 
Espino Ingenieria & Construcción SAC. 


б » T * 


empresa JJM 


QUINTO.- SOLÍCITESE a la empresa JJM Espino Ingenieria & 
Construcción SAC, a fin de que informe si la persona Hugo Jhony Espino Lucana tiene 
vínculo con la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción SAC y si la empresa está 


ejecutando obras en [а región Cajamarca. 


SEXTO.- SOLÍCITESE a la empresa JJM Espino Ingenieria & 
Construcción SAC, a fin de que informe si la persona Jerusvith Luzcari Carpio Amaringo 
tiene vínculo con la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción SAC y si la empresa 


está ejecutando obras en la región Cajamarca y que precise en qué afios se realizó. 


SÉPFIMO.- OFÍCIESE ante la Tesorería del Ministerio 
Público, a fin de que se tramite la comisión de servicios a la Provincia de Huacho los 


— Asistente 


respectivos viáticos al siguientelpersonal fiscal: Hussein Jashir Нцауайс'АС 
en Función Fiscal del presente despacho y ар! i ue U Rodriguez - Fiscal 
M 


2iZ 
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NOVENTA 


Adjunto de la Primera Fiscalía Anticorrupción — Sexto Despacho. 


OCTAVO. - REALÍCESE la diligencia de verificación y 
constatación domiciliaria de Jerusvith Luzcari Carpio Amaringo, en su domicilio, sito 
en Jr. Maximiliano Carranza 1185, Urb. San Juan del distrito de San Juan de Miraflores 


NOVENO. - NOTIFÍQUESE la presente Disposición a los 
sujetos procesales conforme a ley. 


notifíquese y tómese razón donde 


corresponda. 


ТАР сын 
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"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 


Lima, 20 de agosto del 2022 


OFICIO N" 065 -2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP. 

SENOR (A) : Dra. Marita BARRETO RIVERA 
Fiscal Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales 
Contra la Corrupción de Poder. 


ASUNTO : Reporte de Denuncia Policial y Movimiento Migratorio de la 
persona Nenil MEDINA GUERRERO, por motivo que se indica. 
REMITE. - 


Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir adjunto al 
presente el reporte de Denuncia Policial del investigado Nenil MEDINA 
GUERRERO, el cual fue obtenido del Sistema de Denuncias Policiales - SIDPOL, 
asi como el reporte de Movimiento Migratorio el cual fue obtenido del Sistema de 
Migraciones, a fin de ser anexada en la Carpeta Fiscal N? 02-2022. 


Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y deferente estima personal. 


Dios guarde a Ud. 
HCH. 


C 


== 

OA ^ 

HARVEY JULIO Н AMAN 
CORONEL PNP 


DEL EQUIPO E 
DE APOYO AL EFiCCOP O 
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Policía Nacional de Perú EQUIPO ESPECIAL АР! 


"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 


T ESTO NO ES COPIA CERTIFICADA------- 
Tipo DENUNCIA Fecha y Hora Registro 12/07/2022 15:24:49 Hrs. 
Formalidad VERBAL Fecha y Hora Hecho 12/07/2022 13:20:00 Hrs. 
Condición de la Denuncia [DEINPOL] DENUNCIA DIRECTA DELITO Мо: 737 
Codiao ОК 
TIPIFICACION 


FUERO COMUN/PATRIMONIO (DELITO YHURTO/MURTO AGRAVADO 
LUGAR DEL HECHO 


БНАА ГАА LIA 
DENUNCIANTE 
SE IL 


1) JO NEMIL МЕБ 


FETE » 
COON : CAJAMARCA 


ESPECIE(S) 
1) DESCRI PCION : CLARO - MARCA SAMSUNG - SERIE : - SiT : HURTADA COLOR : NEGRO - CANTIDAD :1-OBS. 


ард MODELO : IPHONE 3 COLOR NEGRO - 


CONTENIDO 


SIENDO LA HORA 


) HABER SIDO 


VUNCIA ANTE , MANIFESTA 09 


СТА D E 


SC HM ын А 80 RDO сє 


GO QUE РО 


SPOJA NODO ын 
ANDOSE R 


EL INSTRUCTOR DENUNCIANTE 
САР : 30893533 ОМІ 47397015 
ALDEA LISBOA VICTOR HUGO MEDINA GUERRERO JOSE NENIL 


SO.TCO.2A. PNP 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 


| Equipo Especial de Fiscales contra la 


| MINISTERIO PÜBLICO Corrupción del Poder 
| FISCALÍA DE LA NACIÓN -EFICCOP- 


CASO RESERVADO CR 02-2022 


ACTA FISCAL DE TRANSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN DE COLABORADOR EFICAZ CON 
CLAVE N*CE-02-5D-2FPCEDCF-2022. 


En la ciudad de Lima, siendo el día 21 de julio de 2022, a horas 15:00, en los ambientes 
de las oficinas del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, el suscrito 
Raúl Ernesto Martínez Huamán fiscal del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción 
del Poder, conforme la providencia de fecha 19 de julio de 2022, procede a efectuar la 
transcripción del Acta de continuación de declaración reservada de Colaborador Eficaz 
con clave N*CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, de fecha 19 de julio de 2022, en los extremos que 
guardan relación con los hechos materia de investigación en la carpeta fiscal N*02-2022, 
realizándose en los siguientes términos: 


ACTA DE CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN RESERVADA DE COLABORADOR EFICAZ 
CON CLAVE N*CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022 


En la ciudad de Lima, siendo, el día 19 de julio de 2022, a las 11:00 horas, en los ambientes 
de las oficinas del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder; se encuentra 
presente el fiscal Raul Ernesto Martinez Huaman fiscal del Equipo Especial de Fiscales 
contra la Corrupción del Poder, la persona que voluntariamente ha solicitado iniciar un 
proceso de colaboración eficaz ante este Despacho, a quien se le identifica con clave N*CE- 
02-5D-2FPCEDCF-2022 y se encuentra presente su abogado. 


Luego de ello, se inicia la diligencia con la finalidad de ampliar su declaración y se le 
pregunta lo siguiente al colaborador: 


1. ССОМОСЕ A LA PERSONA DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO? DIJO: Si lo conozco, 
lo conocí en el mes de mayo de 2021 en las inmediaciones de la casa Sarratea, en la 
pollería que estaba a unas dos cuadras de la casa Sarratea de nombre “las Tinajas”, 
me lo presentó Fray vásquez Castillo con Gian Marco Castillo Gómez, como una 
persona muy cercana a Pedro Castillo, que era el alcalde de Anguía, y quien apoyaba 
económicamente a la campaña de Pedro Castillo, con un dinero que había obtenido 
producto de una licitación que había ganado en la municipal de Anguía, él era alcalde 
de dicha municipalidad: por esas razones la conozco. Era una persona que estaba 
apoyando activamente a la campaña en Lima, ya que se alquiló un departamento en 
Lima para su estadía. 


2. ¿CONFORME A SU RESPUESTA ANTERIOR PRECISE QUE VINCULO TENÍA EL SEÑOR 
JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO CON EL PODER EJECUTIVO, Y SI TENÍA VÍNCULOS, 
CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO DURANTE EL AÑO 2021 Y 2022? DIJO: Е] sefior 
Nenil es amigo personal del señor Pedro Castillo Terrones por haber apoyado 
económicamente a la сатрайа y por ser alcalde de Anguía, y a través del presidente 
de la republica tenía relaciones con todos los ministros y funcionarios de diversas 
entidades públicas, como es el caso del señor Juan Silva Villegas, el ex ministro de 
Transporte, el ex ministro del In terior Juan Carrasco Millones, el ex Secretario general 
Bruno Pacheco, el ex Ministro de Defensa Walter Ayala, funcionarios de energía y 
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minas y Petroperu, el actual ministro de Vivienda Heiner Alvarado López y la persona . 
de Salatiel Marrufo, quien es asesor del Despacho Ministerial de Vivienda, también, 
de los altos mandos del servicio de inteligencia, llámese DINI y DIGEMIN, que están 
a cargo de la PCM y Ministerio de interior, respectivamente. 


3. éPRECISE PORQUE MOTIVOS AFIRMA QUE EL SEÑOR JOSE NENIL MEDINA 
GUERRERO TENÍA VÍNCULOS CON ALTOS FUNCIONARIOS DE ESTADO, COMO POR 
EJEMPLO EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTROS Y OTROS FUNCIONARIOS 
QUE HACE REFERENCIA? DIJO: porque el mismo José Nenil me lo refirió, asi como 
también el sefior Fray Vasquez Castillo, Gian Marco y Bruno Pacheco, y recuerdo que 
en dos oportunidades me cito en un departamento, en un segundo piso, ubicado en 
el distrito de Surco, eso fue ni bien ganaron las elecciones, aproximadamente en 
agosto de 2021, cerca a la Av. Villarán, donde estuvimos las siguientes personas Fray 
Vasquez Castillo, Gian Marco y Neil, y mi persona, los sobrinos me llevaron a dicho 
lugar para ver un trabajo que quería realizar Pedro Castillo Terrones, (...). 


. . . » 


5. ¿PRECISE COMO SE ESTABLECIÓ QUIENES IBAN А COORDINAR CON LOS DISTINTOS 
MINISTERIOS EN RELACIÓN A LOS FAMILIARES, AMIGOS DEL PRESIDENTE PEDRO 
CASTILLO? DIJO: Cuando indicó coordinación se refiere a que las personas que iban 
a ser designadas por el Pedro Castillo tenían la obligación aceptar a la familia y 
personas de confianza, de colocar funcionarios en distintos ministerio, con la 
finalidad de poder manejar las licitaciones públicas y otros, a fin de corresponderle a 
las empresas que han apoyado en la campaña, y de hacerse de una logística, para 
una segundo vuelta electoral, así como también colocar en el sector público a 
personas que han apoyado en la campaña, para que tengan un trabajo, aún cuando 
estas personas no tenían el perfil adecuado, por ejemplo, se colocaron a dos 
directores en el Proyecto Nacional de Saneamiento Urbano y Proyecto Nacional de 
Saneamiento Rural, que fueron colocados por el señor Alejandro Sanchez, el dueño 
de la casa Sarratea, en coordinación con el señor Ministro de Vivienda Heiner, con la 
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Ф 3 finalidad de ganar una licitación de mil millones de soles, que se manejaría en la 
zx $ 8 UNOPS. En el caso de Alejandro Sanchez, él coordina directamente con el Ministerio 
> ús de vivienda Heiner y con el señor Salatiel Marrufo Alcantara, hasta ahora jefe del 
5 = $ gabinete de csesores, a razón de que ci le pidió a Pedro castillo que los ponga, los 

| x © 3 designara en esos Ministerio, con ese poder Alejandro Sánchez direccionaba los 
2 78: procesos de contratación, y por haberlos puesto el señor Alejandro Sanchez les 
: х9 же © sefialaba a Salatiel y Heiner que coloquen personas en el Ministerio. Dentro de ese 
Н тн 5 c poder de mando está Abel Cabrera Fernández, en el mismo nivel que Alejandro 
Ч | Ш 8 Sánchez y José Nenil, todas esas personas que ocupan ese poder de coordinación son 


conocidos como “los Chiclayanos”. (...). En cada uno de los casos que le he contado, 
todas las personas le entregan dinero para obtener licitaciones, (...). Ése era el modus 
operandi, le entregaban dinero como acto de corrupción a los ministros yestosasu 
vez le eniregaban al Presidente. 


—R 


6. ¿RESPECTO A ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, QUÉ VÍNCULOS TENÍA CON 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO ENTRE EL AÑO 2021 Y 2022? DIJO: Alejandro Sánchez 
es la persona a quien le llamaban el empresario, quien puso la casa de Sarratea y le 
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cubría todos los gastos.a Pedro castillo y que habría invertido un promedio de cuatro 
millones de soles, tal como me lo refirió Fray Vasquez Castillo, Gian Marco Castillo 
Gomez, Jose Nenil, Salatiel Marrufo y Bruno Pacheco. Salatiel Marrufo me dijo que 
Alejandro Sánchez que sacaba altas sumas de dinero del país, para lo cual requería 
tener el control de las policías de fronteras del país. 


8. ¿CONFORME HA SEÑALADO LA PARTICIPACION DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO 
ES UNA PERSONA DE CONFIANZA DEL PRESENTE GOBIERNO, PRECISE SI USTED HA 
VISTO O HA SIDO TESTIGO DIRECTO DE LAS COORDINACIONES O REUNIONES QUE 
HAYA TENIDO ESTA PERSONA CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, DE SER ASÍ 
PRECISE CUAL ERA LA FINALIDAD? DIJO: Conozco a Nenil, que es amigo personal del 
presidente Pedro Castillo, lo he visto en diversas oportunidades a la casa Sarratea 
para reunirse con Pedro Castillo,(...), asimismo, en la oportunidades que me he 
reunido con José Nenil siempre me refería de [а gran amistad que tenía con Pedro 
Castillo, del aporte que le había hecho a la campaña de Pedro Castillo y que eso lo 
hacia ser una persona muy influyente y mucho poder para conversar con cual quien . 
funcionario o Ministro de aito poder, (...). 


9. ¿PRECISE 51 LA PERSONA DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO OBTUVO 
LICITACIONES O CONTRATOS FAVORABLES MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS 
ILICITOS QUE HA NARRADO EN SUS RESPUESTAS ANTERIORES, DE SER ASI, PRECISE 
LA FORMA Y CIRCUNSTANCIA? DIJO: A través de su Municipalidad, utilizaba para 
hacerse de licitaciones a efectos de colocar a las empresas que iban a ganar las 
licitaciones, a todas les ha cobrado, y todas las empresas le entregaban un redito de 
'aproximadamente el diez porciento o más del costo de la licitación, como coima, en 
algunos casos el monto era mayor, cuando las obras no se ejecutaban y la 
Municipalidad ya le había cancelado a las empresas. Asimismo, a través del 
Ministerio de Transporte y vivienda solicitaba presupuesto para los proyectos de su 
municipio o de otros municipios donde tenia amistad con otros alcaídes, para realizar 
el mismo modo, es decir colocar empresas para que ganen licitaciones, empresas que 
hayan apoyado en la campafia, o que sean cercanas o amigos de familiares de Pedro 
Castillo. 

(-) 

Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora y la necesidad de practicar otras 
diligencias, se suspende esta diligencia, firmando los presentes en señal de 
conformidad, luego de leída la misma, siendo las 13:30 horas, de lo que doy fe. 


En este acto habiéndose efectuado la transcripción de los extremos pertinentes del acta 
de declaración que antecede, acto seguido se procede a efectuar el cierre de la presente 
acta siendo las 16:00 5 día 21 de julio de 2022, firmando la misma por el fiscal 


suscrito en-señal de conformidad.--—— 


o : 
FISCAL PR 


Equipo Espagiar e Fiscales 
contra la corfupción del poder 
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FN DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO (31) 


En la ciudad de Lima, siendo las 09:15 am, del día 05 de agosto del 2022, 
las oficinas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder — 
uipo Especial N*2, ubicada en la Av. Abancay Сага. 5 s/n — 5to piso - Cercado 
Lima, interviniendo en la presente diligencia el fiscal provincial Jorge Mauro 
rcia Juarez a cargo de la investigación y a mérito de la Providencia Fiscal 
90, se hizo presente la persona de: 


ejf iscales 
miel Poder 


ип 


ресі 
ortu 
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FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
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1 
Х/ 
: ш Nombre y Apellidos : JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO 
DNI N? : 47397015 
Fecha de Nacimiento : 06 setiembre 1990 
Edad : 31 años 
Domicilio : Caserio Arizo, distrito de Anguía, provincia 
Chota, departamento Cajarmarca 
Hijo de : José Rolando MEDINA GUEVARA y María 
М Josefina Guerrero Cruzado 
2 Hijos : Nicole Medina Torres 
v3 1 Natural 2 : Distrito Anguía, provincia Chota,, 
id Departamento Cajamarca. 
Estado Civil : Soltero 
Instrucción : Bachiller Ingeniería Petroquímica. 
Religión : Católica. 


Número de celular : 948799523 Claro. 


PM 
S puo Asimismo, se encuentra presente para efectos de la presente declaración, 
В - el abogado Marlene Isabel ESPINOZA GOYENA con Registro 058393, 
Representante de la Procuraduría Püblica Ananías Linder BLAS DÁVILA con DNI 
N^09635693. 


A continuación, se procede a indicar al declarante que, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 87? del Código Procesal Penal, se le informa de 
los derechos que le asisten, los mismos que se encuentran señalados en el 
artículo 71° del Código Procesal Penal: 


- Puede hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los 


$ derechos que la constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de 

3 © las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 

iS 58 - Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a 

iE 52 que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la 
сэ orden de detención girada en su contra, cuando corresponda. 

б £ - Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su 


detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. 

- Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado 
defensor. 

- Abstenerse de declarar, y si, acepta hacerlo que su abogado defensor 
esté presente en su declaración, y en todas las diligencias en que se 
requiere su presencia. 


РЛАР Phu ICA E 
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Que no se empiee en su contra medios coactivos, intimidatorios o 


PR) jo 227 
N LETT contradictorios a su dignidad, ni a ser sometidos a técnicas o métodos que 
\.:3= 84 induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada 
NY 15255 nipermitida por ley. 
NES X- Ser examinado por un médico legista о en su defecto por otro profesional 
| Чсс 3 dela salud, cuando su estado de salud así lo requiera. 
\ EE 
\ LPEN En este acto se comunica que su declaración es en calidad de investigado, 
N /128,58 por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del 
/188 О Estado, Hechos que han sido debidamente detallados y se encuentran 


descritas en las disposiciones fiscales pertinentes y que han sido 
debidamente notificado y de las disposiciones legales que resultan aplicables 


al caso. - 


9e reitera al investigado que, puede solicitar la actuación de medios de 
investigación o de prueba, a fin de efectuar las aclaraciones que considere 


conveniente. 


Seguidamente se le pone en conocimiento que es su derecho declarar o 
abstenerse de declarar sobre los hechos que se le pregunten, manifestando 
el investigado su voluntad de declarar. 


. . . 


En este acto se le exhorta a que responda con claridad y precisión las 
preguntas que se le formulan a continuación: 


1. PARA QUE DIGA: ¿Si para la presente declaración se encuentra 
conforme con la presencia de su abogado? 0јјо:---------------------------- 
---Que si, encontrándose presente mi abogada Marlene Isabel Espinoza 


Goyena con registro 058393.-——------———-------—---------———---------—--—---—----————-- 


. e . . + + 


2. PARA QUE DIGA: ¿A qué actividad se dedica, desde cuándo y cuánto 
percibe por ello?, DIJO: assassin 
---Еп la actualidad soy alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, 
provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, cargo que desempeño 
desde el mes de enero del 2019 hasta la actualidad, percibiendo un 


ingreso mensual de S/ 4,100.00.---------------------------------------------------- 


3. PARA QUE DIGA: ¿Qué bienes muebles o inmuebles, participación 
ylo acciones en personas jurídicas, registra a su nombre, o a nombre 
de terceros ?, DIJO: ---------------------------------------=---------=-=---------------—- 
---Оие no poseo ningún bien mueble a mi nombre y en cuanto a inmueble 
debo señalar que tengo un terreno en la ciudad de Chiclayo no recordando 
el lugar exacto, de aproximadamente de 500 metros cuadrados, adquirido 
a inicios del 2021 aproximádamente, habiendo firmado un contrato de 
compra y venta no recordando el nombre de la inmobiliaria, cuyo costo es 
de aproximadamente 35 mil soles, los cuales a la fecha ya han sido 
pagados en cuotas aproximadamente de 6 mil soles mensuales. No 
teniendo ninguna participación en acciones de personas jurídicas tanto a 


mi nombre como a їегсегоб.--—----———-----———-—----———-------------—--———------—---———- 
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4. PARA QUE DIGA: Si posee cuentas de ahorros, cuentas corrientes tanto 


dentro o fuera del territorio nacional? DIJO:--------------------------------------- 
--Que tengo una cuenta de ahorros en moneda nacional en el BCP y una 


emel Banco de la Naglbri-------—------- tft шы зш. 


. PARA QUE DIGA: Si el inmueble consignado registrado en sus generales 
de ley se encuentra registrado a su nombre?Dijo:—:------—---—---— ot 
-— Dicho inmueble esta registrado a nombre de mis dure MM 


6. PARA QUE DIGA: Si puede indicar el nombre de la madre de su hija 
Nicole Medina Torres у en que bien inmueble vive ella? DIJO: -------------- 
—Que el nombre de Nathaly Torres Condor (31) quien vive en la ciudad 
de Lima, en el distrito de los Olivos no recordando la dirección exacta, 
desconociendo quien es el propietario de la vivienda donde vive ella.------ 


7. PARA QUE DIGA: Si el celular consignado en sus generales de ley de 
numero 948799523 Claro, esta registrado a su nombre, de ser así, puede 
indicar desde cuando usted lo tiene? DIJO: suns 
---Оие si esta registrado a mi nombre y lo tengo aproximadamente un 
mes, habiendo cambiado et numero de celular por haber sido robado en 
la ciudad de Lima, habiendo presentado una denuncia, no recordando la 
comisaria donde hice la denuncia.---------------------------------------------------- 


8. PARA QUE DIGA: Si usted tiene en su poder copia de denuncia del robo 
que ha señalado haber sufrido en la ciudad de Lima? DIJO: ----------------- 
---Que no, pero me comprometo a presentar la copia de la denuncia del 


„ robo de mi celular.;--------------—-------—- —— — 1 


9. PARA QUE DIGA: Estando a su respuesta anterior, puede indicar cual 
era el nümero de celular que usted ha tenido anteriormente antes del robo 
que usted señaló haber padecido? DIJO:------------------------------------------ 
---Que no recuerdo con exactitud el número de mi anterior celular, pero 
puedo averiguarlo, el mismo que era de la operadora Сїаго..----------------- 
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10. PARA QUE DIGA: Si puede indicar si tiene correo electrónico personal o 
institucional dada su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca? DIJO: ---------- 
---Si tengo correo electrónico personal el cual es: nenilm777 (gmail.com; 
y también ип correo de Ша municipalidad el cual 
es:muniangua@gmail.COmM.------------------------------=---------------------------- 


-PARA QUE DIGA: Indique si independientemente del celular personal 
que posee usted, cuenta con otro celular proporcionado por la 
Municipalidad Distrital de Anguía, provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca? DIJO: nin ci 
QUE DO — 
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12. PARA QUE DIGA: Si conoce a las personas de Pedro Castillo Terrones, 


Jaime Huatuco Santos, Giuliana Roncalla Marín, Jorge Alva Coronado, 
Nicolás Bustamante Coronado, Armando Mori Ampuero, Nicolás 
Bustamante Coronado, Geovani Gómez Paucar, Kevin Guerra Olortegui, 


Antonieta Santiago Gonzales, Judith Domínguez Gutiérrez, Ernesto 
Mosqueira Medina, Jorge Fernández Requejo, Salatiel Marrufo Alcántara, : 


Henry Campos Castañeda, Hugo Jhony Espino Lucana, Angy Espino 
Lucana, Yenifer Paredes Navarro, Nathaly Viviana Alcantará Montes, 
Orlando Vasquez Coronado, Osberto Irigoin Vasquez, Jesús Omar 
Martinez Panta; de ser cierto, detalle como los conoció: 


Pedro Castillo Terrones: Que dicha persona es ciudadano del lugar 
donde yo vivo, específicamente del centro poblado Chugur Aliso, a quien 
conozco desde aproximadamente desde el año 2017, ya que era un 
vecino y/o habitante del lugar, no uniéndome ningün vinculo con esta 
persona. 


Jaime Huatuco Santos: Que si lo conozco en una sola oportunidad y 
esto fue cuando fui a visitar Palacio de Gobierno, no recordando la fecha 
exacja cuando lo conocí, no uniéndome ningún vinculo con esta persona. 
Giuliana Roncalla Marín: No la conozco. 

Jorge Alva Coronado: No lo conozco. 

Armando Mori Ampuero: No lo conozco. 

Nicolas Bustamante Coronado: Si lo copozco cuando fue Ministro de 
Transporte y Comunicaciones, lo conocí cuando visite dicho ministerio en 


calidad de alcalde, no recordando la fecha con exactitud, no uniéndome 
ningün vinculo con esta persona. 


Geovani Gómez Paucar: No lo conozco. 
Kevin Guerra Olortegui: Si lo conozco, cuando visite en calidad de 
alcalde de Anguía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no 


recordando con exactitud la fecha, no uniéndome ningün vinculo con esta 
persona. 


Antonieta Santiago Gonzales: No la conozco. 
Judith Domínguez Gutiérrez: No la conozco. 
Ernesto Mosqueira Medina: No lo conozco. 
Jorge Fernández Requejo: No lo conozco. 


Salatiel Marrufo Alcántara: Que si lo conozca, cuando en mi calidad de 
alcalde de Anguía brindó asesoramiento a la alcalde en un proceso 
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arbitral, esto fue en el año 2020, el cual estaba relacionado a la ejecución 
de una obra de saneamiento, no recordando el nombre exacto de esta 


ES 
б М орга. 
\ H < Ф 79 
HS $5 Henry Campos Castañeda: No lo conozco. 
4 zv. £ - 
PI: 
e : 2 2 . 
POE 2 Е Hugo Jhony Espino Lucana: Que silo conozco, desde el año 2019 quien 
м 5058 hizo un trabajo de consultoría relacionado a la elaboración de expediente 
(932% de saneamiento a la Municipalidad Distrital de An uía, no recuerdo si este 
15 6 = EX S è > V My МИ 
/{&ешс trabajo lo realizo como personal natural o persona jurídica, tampoco 
A RE £5 recuerdo el monto de esta consultoría, no teniendo ningún vinculo con 
iQeus esta persona. 
¡ou О 
. 72 1 


Anggi Estefani Espino Lucana: No la conozco. 


Yenifer Paredes Navarro: Si la conozco, sobre todo como trabajadora de 
la Municipalidad Distrital de Anguía, esto fue en el айо 2019 hasta a 
mediados del айо 2021, no teniendo ningün vinculo con esta persona. 


Nathaly Viviana Alcantará Montes: No la conozco. 


. Orlando Coronel Vásquez: Si-lo conozco, porque es jefe de la DIDUR 
(Dirección de infraestructura de Desarrollo Urbano Rural) de la 
Municipalidad de Anguía, no pudiendo precisar si ingresó a trabajar a fines 
del 2019 o a inicios del 2020, solo uniéndome vínculo laboral. 


Osberto lrigoin Vásquez: Que si lo conozco, porque es trabajador de la 
Municipalidad de Anguía, desde el айо 2021, no recordando con exactitud 
el mes, solo uniéndome vinculo laboral con esta persona. 


. „ ” 


2 . 2 е . » » 


Jesüs Omar Martínez Panta: No lo conozco. 


13.РАКА QUE DIGA: Estando a su respuesta anterior, cuando señala 
conocer a Hugo Jhony Espino Lucana en el año2019 cuando realizo una 
consultoría para la Municipalidad de Anguía de la cual usted dirige. En ese 
sentido, puede señalar cuantas consultorías o ejecución de obra realizo 
esta persona ya sea como personal natural o a través de una persona 
jurídica? DIJO: 
-— Que yo recuerdo, dicha persona realizo dos consultorías de 
elaboración de expediente técnico para la ejecución de obra de 
saneamiento rural en el distrito de Anguía, ambas en el айо 2019, pero si 
es necesario esta información pueden solicitar a la Municipalidad de 
Anguía, no recordando los montos de ambas consultorías, pero esta 
información pueden 5ОСЙапа,--———-——-----———-------——--——---———--—-———-.—- 


14. PARA QUE DIGA: Estando a su respuesta anterior, cuando indica haber 
conocido a la persona de Yenifer Paredes Navarro durante el afio 2019 
cuando ingreso a trabajar a la Municipalidad Distrital de Anguía. Puede 
precisar el cargo y/o funciones que realizo durante el periodo que esta 
persona laboró en dicha municipalidad? DIJO: sss 


y uno.4241 
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--- Que dicha persona empezó como secretaria, de allí ascendió al área 
de administración encargándose de esta oficina, luego tuvo encargatura 


f ^N, Шш y еп el Área Técnica Municipal la cual se encargaba de realizar consultas a 
\ 0585 la población sobre temas sociales, siendo estos los cargos que ocupo 
\ TRE 32 cuando laboró еп la municipalidad .-------------------------------------------------~ 
| iR Odo . : 
NE 85 
| WOES 815. PARA QUE DIGA: En su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital 
| 5215 ае Anguía, puede precisar las labores о funciones que se encarga la 
/ im 58$ Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, cargo que 
< FAS 28 ocupo la persona de Orlando Coronel Vásquez a quien usted señaló haber 
:5 E 9 Гуд: A es 


--- Que la DIDUR hasta donde tengo conocimiento se encarga de ver los 
aspectos técnicos concernientes a proyectos de inversión como vías de 
comunicación, saneamiento, sector salud, educativo ya sea por parte de 
la Municipalidad o inversión que proviene del gobierno сетігаі. -------------- 


16. PARA QUE DIGA: Estando a su respuesta anterior, donde refirió conocer 
a la persona de Osberto lrigoín Vásquez quien ingresó a trabajar en la 
Municipalidad de Anguía en el айо 2021, puede precisar el cargo y 
funciones que esta persona realizo en dicho periodo y si hasta la fecha se 
encuentra laborando y que cargo ocupa en la actualidad? DIJO: -—--------- 
-—- Que no recuerdo con exactitud el cargo que ocupo esta persona 
cuando ingreso a laborar en la municipalidad, y en la actualidad sigue 
trabajando como encargado del área de аатіпізігасібп.---------------------- 


17. PARA QUE DIGA: Recogiendo sus respuestas anteriores, en el sentido 
de conocer a las personas de Orlando Coronel Vásquez, Osberto lrigoín 


AE Vásquez, Yenifer Paredes Navarro, Huge Jheny Espino Lueana; Angy 
Espino Lucana; puede indicar si tiene los nümeros de celulares de estas 
personas?Dijo:----------------------------—--------- ----- eL ee ee e reme er nene ------ 


-- Que los celulares de las personas de Orlando Coronel Vásquez y 
Osberto lrigoín Vásquez, solo tengo por ser trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Anguía, pero que en este momento no recuerdo 
SUS NÛMEFOS sass 


18. PARA QUE DIGA: Puede explicar usted, cuales fueron los motivos de la 
"E visita que realizó usted el 07 de agosto del 2021 a horas 17:33 a 19:36; 
30 de agosto del 2021 a horas 21:13 a 23:00; 05 de setiembre del 2021 a 
horas 08:29 a 09:45; 18 de noviembre 2021 a horas 17:45 a 22:47; 08 de 
diciembre del 2021 a horas 18:06 a 20:36; 09 de mayo del 2022 a horas 
18:44 a 21:11 a la persona de Pedro Castillo Terrones (Presidente de la 
República) al interior del Palacio de Gobierno, debiendo precisar porque 
puerta ingreso y como usted gestionó esta visita? DIJO :-------------------— 
-—Que si he visitado el Palacio de Gobierno en mi calidad de alcalde de 

la Municipalidad de Anguía, pero en algunas de ellas he sido recibido por 
Pedro Castillo Terrones, toda vez que en algunas oportunidades me 
hicieron esperar por espacio de una a dos horas, no logrando reunirme, 
pero otras si me he reunido no pudiendo precisar la fecha y hora exacta, 
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dic" siendo que una de ellas fue para pedirle que visite el distrito de Anguía a 
fin de que conozca las necesidad de este distrito, visita que se consumó 


Hz o. 

IHE cuando concurrió a este distrito el 12 de setiembre del 2021, y las otras 
iz 523 visitas fue para transmitir las necesidades del pueblo de Anguía ya que es 
iga gg eltercer distrito mas pobre a nivel nacional. No recuerdo con exactitud 
503$ como gestione estas visitas al Palacio de Gobierno, tampoco recuerdo por 
НЭЭ? que puerta e tete ече Сай er le 
120409 | | | 
iu < & $19. PARA QUE DIGA: En sus respuestas anteriores, usted manifestó no 
ig oda conocer a las personas de Jaime Huatuco Santos, Giuliana Roncalla 
ин Marín y Jorge Alva Coronado, sin embargo, de los registros de visitas al 


Palacio de Gobierno que usted realizó los días 21 de agosto del 2021 a 
horas 10:44 a 12:12; el 21 de agosto del 2021 a horas 18:16 a 23:54; el 
22 de agosto del 2021 a horas 00:03 a 01:33 donde se aprecia que usted 
visito a estas personas; que explicación puede dar al respecto? DIJO:---- 
---Que al señor Jaime Huatuco Santos visite en su oficina quien era Jefe 
de Seguridad de Palacio Gobierno, preguntándole si me podían atender 
porque necesitaba sacar una cita con el presidente en mi calidad de 
alcalde, no recordando que me contesto esta persona, señalando que 
esta persona me condujo a una oficina que se encuentra pasando un 
pasadizo, no recordando la ubicación exacta. En cuanto a la visita de 
Giuliana Roncalla Marín еп estas dos fechas tuvieron como propósito 
buscar que el presidente Pedro Castillo Terrones me reciba para que visite 
el distrito de Anguía ya que estas tienen fecha de registro el mes de 
agosto. En cuanto a Jorge Alva Coronado fue por el mismo motivo 
buscando entrevistarme con el presidente, siendo que en muchos casos 
no logre entrevistarme e incluso me hicieron esperar por horas sin tener 
resultado positivo pero en otros casos si me entreviste como he detallado 
ап{епогптепте.-----—------——-—--—---———-----------—-——--—---—-—-—---—------------———-——--—- 


20.РАКА QUE DIGA: Estando а su respuesta anterior, donde reconoce 
haber sido recibido por la persona de Giuliana Roncalla Marín el 22 de 
agosto del 2021 desde las 00:03 a 01:33 horas. En ese sentido, estando 
a estas horas de la noche, puede indicar si usted fue quien gestionó esta 
visita para poder ser recibido por esta persona? DIJO:------------------------- 
---Que no recuerdo con quien coordine para realizar esta visita.--------—---- 


21. PARA QUE DIGA: Cuales fueron los motivos de las visitas que usted 
realizo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los días 23 de 
diciembre del 2021, 24 de enero del 2022, 31 de enero del 2022, 08 de 
febrero del 2022, 07 de marzo del 2022, 13 de abril del 2022, 27 de abril 

-. del 2022, 03 de mayo del 2022 y 12 de тауо del 2022; visitas que se 
3 i encuentran registradas a las personas de Juan Silva Villegas Ministro de 
а. Transportes y Comunicaciones en ese entonces, y a las personas de 
Nicolas Bustamante Coronado, Armando Mori Ampuero, Geovani Gómez 
Paucar, Kevin Guerra Olortegui, Antonieta Santiago Gonzales y Judith 
Dominguez Gutierrez? DIJO: uu 
---Оие las visitas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones fueron 
netamente de trabajo, referente a un proyecto de una carretera 
mejoramiento de un camino vecinal a nivel asfalto, no recuerdo con 
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exactitud ei nombre del proyecto, en cuanto a la visita al Ministro Juan 
Silva fue para transmitirle todas las necesidades que tiene el distrito de 
Anguía, porque hay vías que están totalmente intransitables y de que 
manera el MTC puede actuar, contestándome que iba a evaluar la 
situación y que posteriormente iba a realizar una visita. Con respecto a 
las visitas de las demás personas fue también para ver la posibilidad de 
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22. PARA QUE DIGA: En la visita que usted realizó al Ministro de Transportes 
y Comunicaciones de ese entonces Juan Silva Villegas, el día 23 de 
diciembre del 2021 a horas 15:42 а 15:59, lo hizo solo o acompañado de 
otra persona, de ser así, indique la identidad de su acompañante? DIJO:- 
-—Que recuerdo que me reuní yo solo con dicho Mministro.--------------------- 


b 23.PARA QUE DIGA: Estando a su respuesta donde indica que se reunió 
usted solo con el Ministro de Transportes de Comunicaciones Juan Silva 
Villegas, que explicación puede dar usted que los registros de visitas 
obtenidos, se aprecia que la persona de Hugo Jhony Espino Lucana el 
mismo día y hora que usted se reunió con el citado ministro desde las 
15:42 а 15:59, esta persona también lo hizo? DIJO:------------- = 
“QUE Чезсопотсо a =-= 


24. PARA QUE DIGA: En su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Anguía, puede precisar cuantas obras ejecutó dicha entidad en el 
periodo de agosto a diciembre del 2021; de ser así detalle, cada una de 
ellas? DIJO ion 
-- Que durante los primeros meses del año 2021 venia evaluándose un 

Б 7 Saldo de obra concerniente a” una carretera а nivel Bicapa que fuè 

aprobado en el gobierno del Presidente Sagasti, procediendo después а 

efectuar un vínculo de contratación, suscribiéndose un contrato con el 

Consorcio cuyo nombre no recuerdo con exactitud, el cual es un saldo de 

obra; también hay otras obras de saneamiento, de pistas y veredas y 

parques infantiles. Precisando, que la ejecución de obras cuyo tramite son 

efectuados por el Ministerio de Vivienda y Construcción estas salen en 
paquete, es decir esto incluye como complemento la creación de parques 
infantiles cuyas áreas son de 500 o 600 metros aproximadamente. Cabe 
precisar que estos proyectos fueron aprobados en el último semestre del 
año 2020 en el gobierno del señor Sagasti e incluso me llegue a reunir en 
ese entonces con el Ministerio de Vivienda solicite de manera verbal la 
priorización de estas obras de saneamiento y como venía acarreando las 
consecuencias de la pandemia y de esta manera reestablecer la 
economía del аіѕігіїо, lll шин 


26. PARA QUE DIGA: En su condición de alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Anguía, puede indicar si las obras que a continuación se 
ejecutaron en el afio 2021, de ser cierto, puede indicar cual es la situación 
actual de cada una de ella: 


la ejecución de este proyecto de obra y ver su financiamiento, pero al final | 
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\ {Ж 88 2 OBRA: DIRECTA -PROC-1-2021-MDA/ABAST-1 PARA EL SALDO DE 
NER OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA - 

| Vefas CONCHAN - LA LEGUA - TACABAMBA - CHUGUR - ANGUÍA- 

\ НЭЭВ RODEOPAMPA -GUINEAMAYO, DISTRITOS DE CONCHAN - 

k [5328 ТАСАВАМВА - ANGUIA - СНОТА - CAJAMARCA DISTRITO 

No ез. DE ANGUÍA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 

24188828 CAJAMARCA, TRAMO | GUINEAMAYO -RODEOPAMPA'" POR 
НЫ o EL MONTO DE 5/ 19'549,670.30. 


En cuanto a esta obra, debo indicar que se viene ejecutando desde el mes 
de setiembre del айо 2021, la cual debe ser entregada para fines de este 
айо; debiendo agregar que esto es un saldo de obra, debido a que había 
resuelto el contrato suscrito con la anterior empresa, y al existir un saldo 
de 16 millones de soles aproximadamente y haciendo unos reajustes, se 
tuvo como monto aproximado de 19 millones, e incluso se tuvo que tocar 
las puertas a PROVIAS descentralizado para que brinde apoyo de manera 
técnica. 


OBRA: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N*2-2021-MDA/CS PARA LA 


"CREACIÓN DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN 
LA LOCALIDAD DE ANGUÍA” POR EL MONTO DE S. 
318,207.05. 


Que si se ejecuto esta obra y en la actualidad se encuentra culminada.--- 


OBRA: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA №1-2021-МОА/С$-1 
4 DECRETO DE URGENCIA №102-2021 PARA LA "CREACIÓN - 
DE DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUÍA - PROVINCIA DE 
CHOTA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” POR EL 
MONTO DE S/. 421,679.42. 


Que en la actualidad esta obra se encuentra ejecutada, es decir 
сопсіџіаа, mn ааа аас 


OBRA: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N*02-2021-MDA/CS- 

23 DECRETO DE URGENCIA N^102-2021-PRIMERA 
Е CONVOCATORIA PARA LA "CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 


i UNGUÍA - PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE 
B CAJAMARCA" POR EL MONTO DE S/. 610,581.11. 


Que dicha obra se viene ejecutando y en la actualidad se encuentra en la 
fase final. 
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OBRA: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N^03-2021-MDA/CS-1 


$3 DECRETO ОЕ URGENCIA  N^102-2021 PARA EL 
p MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
5 © PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO 
s DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
38 CAJAMARCA, POR EL MONTO DE S/. 2'033,176.54. 

HER Que esta obra en la actualidad se encuentra en ejecución, encontrándose 
“8 en un 75% aproximado de avance de obra.- 


OBRA: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA М204-2021-МРА/С5 
DECRETO DE URGENCIA  N^102-2024 РАВА EL 
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 
EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO 
DE ANGUÍA - PROVINCIA CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA" POR EL MONTO DE S/.3'490,299.79. 


Que esta obra también se encuentra en ejecución, aproximadamente 
encontrándose en un 60 0 70 por ciento de avance de obra.------------------ 


OBRA: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA — N*008-2021.MDA/CS 
PRIMERA CONVOCATORIA, DECRETO DE URGENCIA 
М2102-2021 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN 
LAS LOCALIDADES DE YAMSE, USHUM, TAYAPOTRERO Y 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUÍA, PROVINCIA DE 

° CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, POR EL 
MONTO DE S/ 3'098,263.00. 


Que esta obra en la actualidad se encuentra en ejecución, encontrándose 
aproximadamente en la fase ПИ coeno eoo 


27. PARA QUE DIGA: Precise usted, si cada una de estas obras fueron 


canalizadas vía Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del 
Ministerio de Vivienda y Construcción, de ser así, indique si usted en su 
calidad de Titular de la Municipalidad Distrital de Anguía fue quien solicito 
ante este organismo la viabilidad para su financiamiento y posterior 
ejecución de cada una de estas obras? DIJO:--------------------------------------—- 
—Que cada una de estas obras fueron tramitadas en los programas 
correspondientes, esto es el PNSR y PMID (programa de Mejoramiento 
Integral de Barrios) del Ministerio de Vivienda, es así, que en mi condición 
de alcalde trámite los proyectos de inversión para el financiamiento y 
ejecución de estas obras, debiendo aclarar que estas obras fueron 
aprobadas a fines del айо 2020 e incluso el Ministerio de Vivienda cuenta 
con resoluciones de esta aprobación.-------------------------------------------------- 


PEOCURADURÍA FÜR 51:57 ALZADA 
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28. PARA QUE DIGA: Si usted en su condición de alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Anguía tuvo conocimiento que las obras descritas anterior a 
excepción del procedimiento de selección CONTRATACIÓN DIRECTA - 


2021 de fecha 29 de octubre del 2021, suscrito por el actual Presidente de 
la Repüblica Pedro Castillo Terrones, Presidenta de Consejo de Ministros 
Mirtha Esther Vásquez Chuquilin, Ministro de Economía y Finanzas Pedro 
Francke Ballve y Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner 
Alvarado López, siendo el caso que al primero de las personas nombradas 
usted visito en el Palacio de Gobierno? DIJO: -------------------------------------—- 
---Оие si tenía conocimiento de la emisión de este decreto de urgencia, con 
el cual fueron financiadas estas obraS.--------------------------------------------—---- 


IN 

185 g8 PROC-1-2021-MDA/ABAST-1__PARA EL SALDO DE OBRA 
¡25 34 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA -CONCHAN - LA 
| WO 2 pg LEGUA - TACABAMBA - CHUGUR - ANGUÍA- RODEOPAMPA - 
\ 52» = GUINEAMAYO, DISTRITOS DE CONCHAN - TACABAMBA - ANGUIA - 
\ 25 £ Е CHOTA - CAJAMARCA DISTRITO DE ANGUÍA - PROVINCIA DE CHOTA - 
X. А2909 DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, TRAMO | GUINEAMAYO - 
` 9 5 = RODEOPAMPA" POR EL MONTO DE S/ 19'549,670.30; fueron financiadas 
¡28 ш рага su ejecución a través de la emisión del Decreto de Urgencia №102- 

жэ 

\ 


29. PARA'QUE DIGA: Que explicación puede даг usted, que tanto las visitas 
que usted realizó al Palacio de Gobierno están comprendidas en el periodo 
entre agosto a diciembre del ario 2021, periodo en la cual también se emitió 
el Decreto de Urgencia №102-2021 de fecha 29 de octubre del 2021 con el 
cual se financiaban estas obras y en este mismo periodo fueron adjudicadas 
cada una de ellas y por ende suscritos los contratos? DIJO: -------------------- 
-- Que vuelvo a reiterar que la aprobación de los expedientes se da en el 
segundo semestre del año 2020, y de allí fueron priorizados por el Ministerio 
de Vivienda en el gobierno del Presidente de Sagasti, pero financiados en 
este gobierno a través del decreto de urgencia.—----—-——— 


30. PARA QUE DIGA. Cuales fueron los motivos por las que usted visitó en el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a las personas de 
Ernesto Mosqueira Medina, Jorge Fernández Requejo, Salatiel Marrufo 
Alcantará y Henry Campos Castañeda los días 26 de enero del 2022; 04 de 
febrero del 2022; 04 de abril del 2022 (dos veces); teniendo en cuenta que 
usted ha manifestado no conocer a las personas de Ernesto Mosqueira 
Medina, Jorge Fernandez Requejo y Henry Campos Castañeda? DIJO:------ 
---Que durante esos meses los motivos de mi visita a este ministerio yaestas 
personas fue porque habían observaciones de un proyecto para su ejecución 
y también debía firmarse un convenio esto es para su financiamiento, no 
recordando los cargos que desempeñaban estas personas, con quienes me 
entreviste luego de entrevistarme con la secretaria del área del PMIB y quien 
me dijo con quien debía de entrevistarme.--------------------------------------------- 
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31. PARA QUE DIGA: Si usted ha ingresado a la residencia del palacio de 
gobierno, por la puerta por donde по se registran las visitas de los familiares 
cercanos a la familia presidencial, de ser así, en cuantas oportunidades? 


BICURAQURA PÙBLICA ESO 


A us 


UA ER DELITOS GE CORRUPCIÓN 
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— Que si he ingresado por otra puerta, esto fue en dos o tres oportunidades, 
siempre el motivo ha sido para entrevistarme con el Presidente de la 
Repüblica Pedro Castillo Terrones, quien me atendió en un ambiente distinto 
a su despacho, visitas que realice como alcalde de Anguía para ponerle al 
tanto de las necesidades de este distrito .---------------------------------------------- 
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PARA QUE DIGA: Si usted conoce de otros alcaldes que han tenido las 
mismas facilidades que tuvo su persona para reunirse con el Presidente de 
la Repübica? ОШО: 
---Оеѕсопо2со,. e c e Le c eer erem e erre enm n rece 


. PARA QUE DIGA: Cuanta población tiene el distrito de Anguía y que 
documento o informe lo acredita? DIJO: 
---Que tiene un aproximado de 3,500 pobladores, cantidad que se encuentra 
registrada еп él censo del айо 2017 ен. 


Equipo Especial de Fiscales 
Contra la Corrupción del Poder 


ГЫТ 
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34. PARA QUE DIGA: Usted además de sus ingresos como alcalde, tiene otros 
ingresos, de ser así, precise cuales y cuanto percibe por ello? DIJO: --------- 
-- Que el único ingreso que tengo es como alcalde de la municipalidad de 
АО а. A наана аа 


35. PARA QUE DIGA: Usted o su familia, es dueño о socio, asociado, accionista 
de alguna empresa privada, de ser así explique cuales y desde cuando? 
DIJO iron анаан ааа 
-- Que yo personalmente no tengo empresa ni soy socio de alguna empresa, 
pero debo señalar que mis hermanos Rosalía, Gilmer, Uvil, Andrea, Cesil, 
Javier, Mabel Medina Guerrero, tienen trabajo de manera individual. 
Asimismo, desconozco si la madre de mi hija tiene alguna empresa. ao. 


PREGUNTAS POR EL REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA 
PÚBLICA. 


36. PARA QUE DIGA: Si conoce a las personas de Lilia Paredes Navarro, Juan 
Silva Villegas, Geiner Alvarado López y Arnulfo Bruño Pacheco Castillo, de 


13 


» 


Espinoza Сюугуй 
m 


a5 ser así, narre como los conoció y que tipos de vínculos le unen? DIJO: ------ 
КЕ — Que conozco a Lilia Paredes Navarro, porque es una ciudadana del centro 
v 29 poblado donde yo resido los alisos, Anguía, la conocí porque era vecina de 
E E ailí, cuando he llegado a palacio de gobierno no he tenido la oportunidad de 


hablar con ella; a Juan Silva Villegas si lo conozco porque fue Presidente de 
una asociación de anguianos residentes de Lima, no recuerdo que afio fue 
pero fue antes de que yo sea alcalde de Anguía, no teniendo ningün vinculo 
con esta persona; a Arnuifo Bruno Pacheco Castillo si lo conozco a raíz de 
las visitas que hizo el presidente Pedro Castillo Terrones al distrito de 
Anguía, no teniendo ningün vinculo con esta persona y a Geiner Alvarado 
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López si lo conozco porque justamente con е! presidente visitaron el distrito 
de Anguía, no teniendo ningün vínculo con esta persona.- 


$9 

38 PARA QUE DIGA: Como es que ingreso a trabajar a la Municipalidad Distrital 
wc de Anguía la persona de Yenifer Paredes Navarro? DIJO:--------------------~--- 
3 5 --- Que dicha persona ingreso a trabajar en enero del 2019,fue evaluada por 
PE recursos humanos, era una persona que tenia el grado de bachiller en 
шо administración e ingresando al área de secretaria y luego, asumió la 
58 encargatura de administración, quien fue contratada directamente por la 
uis municipalidad, no recuerdo si se publico una resolución de alcaldía para su 


OMC ener a LLL IL LL Le me 2.2... 


eI 
---Оце no he tenido ninguna comunicación, porque la ünica vez que 
sostuvimos comunicación fue para agradecerme al termino de su cese 
laboral. 


39. PARA QUE DIGA: Si usted ha mantenido comunicación telefónica u de otra 
índole con el presidente Pedro Castillo Terrones? DIJO 
--- Que si Не tenido comunicación telefónicamente соп el presidente a quien 
lo llamaba a su celular, no recuerdo el numero y el teléfono del cual lo 
llamaba es ei que me fue robado. Sin embargo, con el actual numero de 
celular que tengo no he tenido comunicación telefónica con el presidente---- 


40. PARA QUE DIGA: Si mantiene comunicación telefónicamente con Hugo 
Jhony Espino Lucana? DIJO: sie ii 
--- Con esta persona he tenido comunicación por su trabajo como consultor, 
no recuérdo cuantas llamadas ni el tiempo que'las realice, pero estas han 
side hace ип buen tiempo ата еа m LL eese 


41. PARA QUE DIGA: Las visitas que realizo al palacio de gobierno y a la 
residencia de palacio, la realizo solo o acompañado, de ser asi. Indique los 
nombres de las personas? DIJO: -——---—----—-—-.--.-............................................. 
ue siempre ha sido sl сы ое ad 
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42. PARA QUE DIGA: Si las tres visitas que realizo a la residencia de palacio, 
indique con quien coordino? DIJO: nk 
--Que no recuerdo. A circu 


43. PARA QUE DIGA. Si las visitas que realizo al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo 
realizo solo и acompañado? DIO НИИ 
—Оие si me acompaño al MTC el teniente alcalde Carlos Cabrera Sanchez 
pero no recuerdo si lo hizo al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
AM 0... 


44. PARA QUE DIFGA: А! responder la pregunta 23 niega haber ingresado con 
la persona de Hugo Jhony Espino Lucana al MTC; como explica que dicha 


КШДШ Fist Eps 


nd 


J 
P i ial de/Fi 
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persona informó a esta fiscalía de que le acompañó a dicho ministerio por 
cuanto su persona lo llamo por teléfono celular e ingresado en diciembre del 
20217 DIJO: se 
--- Que a raíz de lo que se me esta preguntando, recuerdo que dicha persona 
me acompafio para darme un soporte técnico que yo desconozco, para 
reunirnos con algunos funcionarios, pero debo aclarar que la reunión que 
sostuve con el ministro Juan Silva Villegas lo hice solo. Asimismo, по 
recuerdo como coordine con el señor Espino Lucana para asistir al MTC.--- 


EN ESTE ACTO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ABOGADA NO FORMULA 
PREGUNTAS. 


45. PARA QUE DIGA: Si tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su 


declaración? DIJO:--------------=-----------------------------------=---------==------------ 
--Ошего agregar que me encuentro en un proceso de compra de un 
inmueble que es un segundo piso de un predio ubicado en el distrito de San 
Martín, en la asociación Vipol cerca de la avenida Paramonga, estoy 
comprando a una sefiora cuyo nombre no recuerdo, habiendo firmado un 
contrato con ella hace aproximadamente un mes por un monto de 25 mil 
dólares; el cual lo solvento'con un préstamo dé dinero que el abuélo de mi 
hija, es decir el papa de mi ex pareja Wilder Torres(no recuerdo el apellido 
materno) y el Но de mi hija Kenny Torres Condor, préstamo que me ha sido 
transferido y no recuerdo el monto que cada uno de ellos me dio, para tal 
efecto hemos firmado un contrato de devolución de dinero, precisando que 
este bien aün no ha sido independizado, el cual fue pagado mediante una 
transferencia. Me comprometo a M hacer llegar los documentos 
correspondientes a la compra. Asimismo, quiero agregar que me allanq a la 
investigación y a las citaciones que tenga por conveniente, pero quiero que 
se me comprendan que en mi condición de autoridad de alcalde tengo 
actividades que cumplir por lo que solicito de ser el caso se me notifique con 
la debida anticipación para gestionar mi traslado a Lima. Asimismo, cabe 
recalcar que toda gestión al gobierno central o ministerio ha sido en mi 
calidad de alcalde, así ampoco tengo una injerencia en el gobierno 
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CASO FISCAL N^ 2-2022 (236-2022) 


DISPOSICION DE AMPLIACION DE INVESTIGACION PRELIMINAR 
зэм иИигцАСГНЫОЕ INVESTIGACION PRELIMINAR 


DISPOSICIÓN N* 11 
Lima, veinticinco de julio 
del año dos mil veintidós. 


VISTO: 
Dado cuenta los actuados de la presente investigación preliminar, y la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N* 1313-2022-MP-EN, de fecha 03 de julio de 2022, y; 


CONSIDERANDO: 
1, FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA PRESENTE DISPOSICION: 


1.1. Que, conforme a los artículos 158* y 159" de la Constitución Política del Perú, el 
Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo que tiene entre sus 
atribuciones promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses 
públicos tutelados por el derecho; la representación de la sociedad en los procesos 
judiciales; y la conducción de la investigación del delito desde su inicio. igualmente, 
conforme al artículo 65° del Código Procesal Penal: “El fiscal, en cuanto tenga noticia 
del delito, realizará -si correspondiere- las primeras diligencias preliminares o dispondrá 
que las realice la Policía Nacional" . 


1.2. Es así que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N* 1313-2022-MP-FN, de 
fecha 03 de julio de 2022, publicado en el diario oficio El Peruano, se conforma el 
Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, para que se avoque a 

' dedicación exclusiva de los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad 
organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y conexos cometidos en ejercicio 
de poder obtenido por elección popular o designación; ello en consonancia con lo 
establecido en el artículo 63* del Código Procesal Penal. 


1.3. El delito de corrupción es un flagelo social que afecta las bases institucionales del 
estado de derecho y, de esa forma, el desarrollo nacional; este fenómeno criminal en la 
actualidad se ha reforzado por el crimen organizado que utiliza sus instrumentos para 
incrementar las ganancias ilícitas e insertarse en la economía nacional con el lavado de 
activos; ello plantea que los países deben implementar una estrategia para luchar 
contra la corrupción, lo cual requiere de un consenso nacional para que se cuente con 
recursos materiales y personales, dicha estrategia debe estar conformada de medidas 

eficaces para cumplir et objetivo de erradicar la corrupción, tal como se expresa en el 
artículo 6° de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 9 


|/ de la Convención de las Naciones Unidades contra la Delincuencia Organizada 
] | Transnacional, 

/ | eS SU Perú, conforme al desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, la lucha 

PE E Ronja la corrupción es un principio constitucional implícito, derivado de los articulos 

K АА: 9% 1° de la Constitución, porque un acto de corrupción no solo infringe las normas 
E «se ховд цөл? (511) 625-5555 * 208-5555 — Anexo 5340 
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penales, sino también los valores constitucionales, es así que este mandato 
constitucional impone el deber de combatir las diversas formas de corrupción para que 
se garantice un correcto funcionamiento de la administración püblica y que se cumplan 
los objetivos de desarrollo nacional, protegiendo a la población de las amenazas contra 
su seguridad y promueve el bienestar social que se fundamenta en la justicia, pues, la 
promoción del bienestar general es un mandato constitucional expreso en el artículo 
44* de la Constitución. 


1.5. En la actualidad, el Perú по se escapa del perfeccionamiento de los actos de corrupción 
cometidos por organizaciones criminales, de modo que, se evidencia el uso 
distorsionado del poder obtenido por elección popular o por designación, que afecta a 
diversas instituciones püblicas a nivel nacional. Ante ello, el Ministerio Püblico cumple 
una función fundamental para la persecución estratégica de la corrupción, esto es, los 
mandatos constitucionales de dirección de la investigación, defensa de la legalidad y 
representación de la sociedad que exigen implementar medidas que contribuyan a una 
investigación fiscal eficiente у que garanticen resultados céleres y en plazos razonables. 


1.6. Conforme a la composición de la presente investigación se tiene que, mediante 
disposición N* 01, 06 y 8, de julio de 2022, se apertura y amplía investigación preliminar 
contra Jenifer Paredes Navarro y otros, por el delito contra la administración pública y 
otros, en agravio del Estado. Investigación que debe desarrollarse en el ámbito del 
debido proceso y en los plazos estrictamente necesarios. Mediante Disposición N* 6, 
emitido por la Fiscalía de la Nación, de fecha 27 de mayo de 2022, se comprende a la 
persona de José Pedro Castillo Terrones, en su condición Presidente de la Repüblica en 
la Carpeta Fiscal N* 64-2022, investigación seguida contra Juan Francisco Silva Villegas, 
en su condición de Ministro de Transporte y Comunicaciones y otros altos funcionario, 
por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros, presuntamente 
liderara por el primero de los mencionados. Asimismo, en relación a los altos 
funcionarios no circunscritos a la competencia de la Fiscalía de la Nación (los no 
aforados), y personas vinculadas a los investigados antes mencionados, se encuentran 
comprendidos en distintas carpetas fiscales de los subsistemas del Ministerio Püblico, 
esto es Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, Fiscalía Especializada en 
Corrupción de Funcionarios, Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada y otros, 
entre ellos, la presente carpeta fiscal. 


1.7. En el marco de la citada disposición, este despacho fiscal, mediante disposición fiscal! 
de 15 de julio, el suscrito se avocó al conocimiento de la presente investigación, que, 
como noticia criminal primigenia y conforme se tiene de la Disposición № 01, del 4 de 
julio de 2022 y siguientes, la persona de Yenifer Noelia Paredes Navarro, cuñada del 
Presidente de la Repüblica, José Pedro Castillo Terrones y hermana de la primera dama 

| tilia-Uicida Paredes Navarro, habría estado ofreciendo obras públicas en concierto de 

| | voluntades con el representante legal de la empresa ЮМ Espino Ingeniería y 
/ Construcción S.A.C., reuniéndose en el mes de setiembre del afio 2021 con pobladores 

/ del Centro Poblado La Succha del Distrito de San Miguel, provincia de Chota, 


/| 3 Dispetjción fiscal de 15 de julio de 2022, suscrito por Hans Alberto Aguirre Huatuco, fiscal provincial 
| üipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (fs. 369) 
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| República, así como ganar licitaciones de manera fraudulenta en de otras provincias y/o 
/ departamentos, como en el caso de la provincia de Cajatambo. 
/ 

1 1.10. Las ¡acciones que venía desplegando esta organización criminal, se evidenció en un 

/ | „ЧӨӨ propalado por un medio de comunicación, en los que la investigada Yenifer 

JN | „л \ pelia Paredes Navarro, conjuntamente con el investigado Hugo Jhony Espino Lucano y 
oed S SÓ ee (511) 625-5555 * 208-5555 — Anexo 5340 
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departamento de Cajamarca, que de acuerdo a la investigación periodística se informa 
además que Yenifer Noelia Paredes Navarro tenía puesto una chaleco de la empresa 
JJM Espino Ingeniería y Comercial Construcción SAC, representado por el investigado 
Hugo Jhony Espino Lucano, quien, entre los meses de agosto a octubre del айо 2021 
registra cinco visitas a Palacio de Gobierno para dialogar con primera dama Lilia Ulcida 
Paredes Navarro, asimismo a la hoy investigada Yenifer Noelia Paredes Navarro, así 
como visitas al sub Secretario General de palacio de Gobierno, que coinciden en el 
marco temporal que ejercía funciones como Secretario General de Palacio de Gobierno 
el hoy prófugo Arnulfo Bruno Pacheco Castillo. 


* Respecto del delito Organización Criminal. 


А partir de dicha noticia criminal, y de los actos de investigación impulsados por este 
Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, se ha podido conocer en 
grado de sospecha simple que los hechos dados a conocer en la noticia criminal 
corresponderían a los actos preparatorios desplegados por una presunta organización 
criminal enquistada en las esferas más altas del poder político, donde sus funcionarios 
püblicos y redes alcanzarían al propio Presidente de la Repüblica y que habría buscado 
copar importantes estamentos estatales con personas de estrecha confianza como es 
el cado de la cartera del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, cuyo 
titular es Geiner Alvarado López, y permitiría ejecutar diversas modalidades delictivas 
entre ellas, la modalidad denominada: "licitaciones püblicas fraudulentas", siendo que 
en el presente caso, algunas empresas eran instrumentalizadas para obtener la buena 
pro de obras püblicas por ingentes sumas de dinero, a pesar de no contar con 
requisitos exigidos por ley a fin de obtener la misma, pero que sin embargo, al tener el 
control de los nombramientos y del aparato estatal, estos eran direccionados a fin de 
favorecer en aquellos procesos en los que los integrantes tenían interés de que gane el 
mismo, previamente concebido para dicho fin; sin embargo, no siendo este Despacho 
Fiscal competente para conocer hechos que relacionarían la presunta comisión 
delictuoso por parte del presidente de la Repüblica, José Pedro Castillo Terrones, 
resulta permitente en ese extremo que, los hechos desarrollados sea puesto de 
conocimiento de la Fiscalía de la Nación, en conformidad a la base legal de las 
prerrogativas procesales-penales a seguir en contra de los altos dignatarios conforme 
lo establece el art. 99° de la Constitución Política del Perú. 


Así se tiene que la presunta organización criminal, estaría orientada a dirigir 
licitaciones irregulares a determinadas empresas, como es el caso de las empresas de 
los hermanos Hugo Jhony y Anggy Lucano Espina, JJM Espino Ingeniería & Construccion 
SAC y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., en los que Hugo Jhony Espino Lucano, 
logró tener acceso a altos funcionarios de Estado a fin de concertar y beneficiarse con 
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departamento de Cajamarca, donde además tiene su origen el Presidente de la 
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otras personas en proceso de identificación, se habrían presentado en el caserío de La 
Succha, distrito de Chadín, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, en el 
video se escucha a la denunciada Yenifer Noelia Paredes Navarro, promover un censo 
para ejecutar un proyecto, entre otros dijo: ^... estamos aquí para cumplir una función 
„gue ya está encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto, entonces yo he 
venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que 
necesito (...}”?, reunión que se habría dado en la localidad de La Succha, distrito de 
Chadin, Cajamarca en el mes de septiembre de 2021. 


1.11. Yenifer Noelia Paredes Navarro se compromete que las necesidades de la población 
serían transmitidas al Gobierno central, y que mediante su esfuerzo el proyecto 
anhelado por esa comunidad se haría realidad, hechos que se circunscriben dentro de 
dos contextos, 1) en la que presuntamente el alcalde de Chadin la indentifica como hija 
del presidente de la Repüblica, y en ese contexto solicita que no la graven рог 5ег un 
tema delicado y 2) se presenta asegurando a realización de una obra, identificindose 
con un logo de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., que como ya se 
hacho referencia, su gerente se encontraba también presente. 


1.12. En la misma reunión, el investigado Hugo Espino Lucano, habría señalado ser gerente 
general de la empresa JJM Ingeniería y construcción SAC, encargado de la elaboración 
del expediente técnico que involucra dos comunidades, La Sucha Chontas y las Palmas, 
sin embargo, este ültimo, en su declaración de fecha 19 de los corrientes sefialó: ^ yo 
fui a la comunidad para hacer la visita de campo para presentar la propuesta 
económica a la municipalidad, no tengo ningún contrato con la Municipalidad Distrital 
de Chadin.?; sin embargo, de la declaración testimonial de Anggi Estefania Espino 
Lucana', hermana del investigado, en su respuesta. 19, señaló: “.. mi empresa 
DESTCON tiene tres consultorías, el cual uno es perfil técnico y dos expedientes 
técnicos, las consultorías son individuales, en el Distrito de Chadin, Chota, Cajamarca, 
que se realizó el 5 de octubre de 2021, la supervisión de la obra — mejoramiento, 
ampliación de servicio de agua potable y saneamiento básico de los caseríos 1а 
Succha, Chontas y La Palma, valorizado en $/.33,500 soles...”; este hecho evidencia los 
vínculos que habrían tenido los hermanos Espino Lucana, puesto que, mientras que 
presuntamente uno (Hugo Jhony) habría realizado el estudio para una posterior 
cotización, en coordinación con Yenifer Noelia Paredes Navarro, finalmente habría sido 
la otra (anggi Estefani) la que facturó el servicio, el mismo que, habría garantizado la 
hija/cuñada del Presidente de la Republica. 


1.13. Asimismo, pese a que Hugo Jhony Espino Lucana negó haber obtenido algún contrato 
con el Caserío de La Succha, distrito de Anguia, provincia de Chota — departamento de 


? Extraído del acta de visualización, transcripción y lacrado de video de fecha 24 de julio de 2022, enlace de 
youtube: https:/ /www.yo e.c 2vz Ww =youtu. 

3 Acta de declaración del investigado Hugo Jhony Espino Lucana de fecha 19 de julio de 2022 (fs. 871-880) 
4 Acte ieRleclaración testimonial de Anggi Estefani Espino Lucana de fecha 19 de julio de 2022 (fs. 
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Cajamarca, de la dectaración de Anggie Espino Lucana? en la respuesta de la pregunta 
N*6 ha referido en relación a si conoce o no a la persona de Ronel Yuner Solis Arquinigo, 
dijo que: " sí es un conocido de mi hermano Hugo Jhony Espino Lucano, por ese medio 
yo lo conozco al ingeniero, converse con él para ir a la notaria para poder realizar la 
promesa de consorcio, me lo presentó mí hermano para hacer el consorcio en el que 
estamos para ir a la notaría, allí es cuando yo lo he visto al ingeniero", así también 
refirió respecto a la empresa Ingeniería en Construcción Solis S.A.C. que : "si Jo conozco, 
porque es el ingeniero Ronel Yuner Solis Arquínigo, lo contacte mediante mi hermano, 
Hugo Jhony Espino Lucana, para poder yo formar parte del consorcio IENSCONS”; 
finalmente de dicha declaración aúna en su respuesta de la pregunta N'15, ha 
señalado que “Para que diga: advirtiéndose que no tiene conocimiento de la empresa 
que representa, hay alguna persona que te asesora? Dijo: “Que, mi hermano Hugo 
Jhony Espino Lucana, es un profesional que también tiene experiencia, es por eso que 
me ha asesorado en algunas cosas, ya que, aparte de ser mi hermano, es un profesional 
que tiene experiencia”, con lo cual se presume que la empresa DESTCON SAC habría 
logrado materializar las acciones desplegadas por Yenifer Noelia Paredes Navarro y 
Hugo Jhony Espino Lucana en el distrito de Chadin, provincia de Chota departamento 
de Cajamarca. 


1.14. De igual forma, conforme al modus operandi de la organización criminal, se habrían 
realizado reuniones como parte de las coordinaciones del direccionamiento de la obra 
denominada “EJECUCIÓN DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N* 20984-2 SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE CAJATAMBO DEPARTAMENTO DE 
LIMA CON CUI N° 2452692” con costo de ejecución de S/. 3:876,061.73 soles. 


1.15. Es así que, Hugo Jhony Espino Lucana, durante el mes de agosto y setiembre del айо 
2021 realizó coordinaciones previas con altos funcionarios en Palacio y otros 
Ministerios, producto del cual resulto beneficiado el consorcio GORGOR, teniendo 
como consorciado a la empresa JIM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C, cuyo 
gerente general y representante legal, sería el investigado Hugo Jhony Espino шсапа. 
En efecto, de los registros se tiene que la persona de Hugo Espino Lucana y José Medina 
Guerrero habrían frecuentado Palacio de Gobierno, así como el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. 


.16. Es de resaltarse que, las acciones desplegadas por Hugo Jhony Espino Lucana, con 
conocimiento y concierto de José Nenil Medina Guerrero, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Anguía, provincia de Chota, amigo personal del Presidente de la República, 
quien habría facilitado su acceso al Ministerio de Vivienda y Construcción, sosteniendo 
reunión con el Ministro Geiner Alvarado; antes, durante y después de haber obtenido la 


+ — buena pre en- diversas licitaciones, al respecto, el colaborador eficaz CE-02- 
/ D52FPCEDCF-2022, mediante acta fiscal de fecha 19 de setiembre de 2022, respecto a 
/ la citada persona, señaló: "Si lo conozco, lo conocí en el mes de mayo de 2021 ... me lo 
/ presentó Fray Vásquez Castillo con Gian Marco Castillo Gómez, como una persona muy 
Fi — ا‎ 
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cercana а Pedro Castillo, que era ei alcalde de Anguía, y quien apoyaba 
económicamente a la campaña de Pedro Castillo, con un dinero que había obtenido 
producto de una licitación que había ganado en la municipalidad de Anguía, (..) 
¿CONFORME A SU RESPUESTA ANTERIOR PRECISE QUE VINCULO TENÍA EL SEÑOR JOSE 
NENIL MEDINA GUERRERO CON EL PODER EJECUTIVO, Y 51 TENÍA VÍNCULOS CON 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO DURANTE EL ANO 2021 Y 2022? DIJO: ... Nenil es amigo 
personal del señor Pedro Castillo Terrones ... y a través del presidente de la repüblica 
tenía relaciones con todos los ministros y funcionarios de diversas entidades püblicas, 
como es el caso del señor Juan Silva Villegas, el ex ministro de Transporte, el ex ministro 
del Interior Juan Carrasco Millones, el ex Secretario general Bruno Pacheco, el ex 
Ministro de Defensa Walter Ayala, funcionarios de energía y minas y Petroperu, el 
actual ministro de Vivienda Heiner Alvarado López y la persona de Salatiel Marrufo, 
quien es asesor del Despacho Ministerial de Vivienda, también, de los altos mandos del 
servicio de inteligencia, llámese DINI y DIGEMIN, que están a cargo de la PCM y 
Ministerio de interior, respectivamente...” 


1.17. Estos hechos se condice con los diversos registros de ingreso de José Nenil Medina 
Guerrero, a Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda y Construcción, días antes y 
posteriores al otorgamiento de la buena pro, tal es así que, con fecha 7 de agosto de 
20215, a un mes antes del inicio del proceso de selección para la adjudicación de la 
Obra denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DE SANFAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YANSEN, USHUM, 
TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA-PROVINCIA DE СНОТА- 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"con costo de ejecución de obra S/3'098 263.13 soles; 
se advierte que José Nenil Medina Guerrero, ingresó a Palacio de Gobierno indicando 
como motivo de visita, una reunión de trabajo que comenzó a las 17:33 hasta las 19:36 
horas; posteriormente retornó con fecha 21 del mismo mes, en los que declaró que se 
entrevistaría con Huatuco Santos Jaime Rodrigo — Director del área de seguridad, en los 
que la reunión de trabajo que sostuvieron se prolongó desde las 10:44 hasta las 12.12 
horas; ese mismo día retornó a la Palacio, entrevistándose con Roncalla Marín Giuliana, 
su permanencia dentro de la Residencia de Palacio duro desde las 18:16 hasta las 23:54 
horas, no obstante a ello, el día 22 de agosto (entendienose al día siguiente) siendo las 
00:03 horas registra un nuevo ingreso, en los que esta vez se habría contactado con 

| otros familiares del “SPR” la misma que duro hasta las 01:33 horas de la madrugada; 
| finalmente, en el mismo mes, el e día 30 de agosto, registra una visita particular. con 
| motivo de reunión de trabajo con е! presidente de la Repüblica, desde las 21:13 hasta 
| las 23:00 horas. 


1.18. Del mismo modo, durante el mes de setiembre, registra un ingreso a palacio con fecha 
05/09/2021, a las 08:29 hasta las 09:45 horas, en los que se entrevistó con Pedro 

| — Сазе Terrones чпа-5етапа después, el 13 de setiembre de 2021, el presidente José 7 

| Pedro Castillo Terrones, se presenta en el distrito de Anguía de la provincia de Chota, y 
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/ Ivonne Melendez Fiestas de Galdo- la Directora del fa Oficina de Recursos Humanos, subsecretaría 
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anuncia la realización de obras. Posteriormente, con fecha 18 de noviembre de 2021, 
José Nenil Medina Castillo, ingreso nuevamente a Palacio desde las 17:45 hasta las 
22:47 horas en los que se entrevistó con el presidente de la Republica, hechos que no 
tendrían por qué ser relavenates, si no fuera porque presuntamente de las mismas, con 
fecha 25 de noviembre se otorga la buena pro a favor del consorcio IENSCON, 
conformado entre otros por la Empresa DESTCON, dei cual la gerente general y 
representante legal es Anggi Estefani Espino Lucana, hermana de Hugo Jhony Espino 
Lucana. 


1.19. Luego, en el presente айо 2022, José Medina Guerrero visito al Presidente de la 
repüblica el 9 de mayo de 20227, sin embargo, consignan a la persona de Jorge Ricardo 
Alva Coronado, Secretario General, pero refiere que el motivo es la reunión con el 
Presidente de la Repüblica, ingresando a las 18:44 y salió a las 21:13; del mismo modo 
ocurrió el 25 de mayo de 2022, ingreso a las 18:22 y salió a las 19:55, evidenciando la 
existencia de una alta confianza entre los mismos, pues las visitas son recurrentes, y de 
extensos espacios de tiempo, tanto más, si se trata de un Presidente de la Repüblica y 
un alcalde Distrital, advirtiéndose vínculos y comunicación permanente con el 
Presidente de la Repüblica y el Ministro de Vivienda y Construcción, así como con el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, conforme lo ha $ейа!айо el precitado 
colaborador eficaz. 


1.20. Así también se identificado de los registros de visita de Hugo Jhony Espino Lutana, a 
Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda y Construcción, que con fecha 8 de 
agosto de 20213, se habría reunido con la Primera Dama - Lilia Ulcida Paredes Navarro, 
el mismo que se registró con motivo particular, desde las 15:52 hasta las 21:09 horas 
posteriormente registra dos visitas, indicando como motivo de la misma, visita ala hija 
mayor del presidente, los días 31 de agosto de 2021 desde las 18:57 hasta las 22:19 
horas, horas previas a la realización de esta reunión, Hugo espino ingresó al Ministerio 
de Trasportes y Comunicaciones desde las 15:01 hasta las 16:57, en los que se 
entrevistó con Velásquez Larico José Luis, en la dirección de Evaluación ambiental; y, el 
3 de setiembre desde las 12:27 hasta las 13:37 horas. Posteriormente registra dos 
ingresos en los que refiere que el motivo de los mismos, es una reunión de trabajo, 
procediendo a contactarse con Mayuri Quispe Ysmael Rafael - subsecretario general de 


? Mediante Oficio М * 0001 79-2022-DP/SSG-ORH de fecha 14 de julio de 2022, suscrito por Yasmin 
lvonne Melendez Fiestas de Galdo- la Directora del la Oficina de Recursos Humanos, subsecretaría 
General del Despacho Presidencial, remite reporte del registro de visitas al Despacho Presidencíal 
(fs. 325) 


* Mediante Oficio N ° 001065-2022-DP/SG de 11 de julio de 2022, suscrito-per Jorge Ricardo Alva — 
Coronado - secretario general de la Secretaría General del Despacho Presidencial, remite reporte 
del registro de visitas al Despacho Presidencial (fs. 264) 


| : E sterio de Transportes y Comunicaciones, 
M | Ў олс de las visitas solicitadas por este despacho, haciendo presión en este extremo a la 

4 Е eG GR registro de ingreso de Hugo Jhony Espino Lucana (fs. 1226) 
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la Subsecretaría General del despacho Presidencial, el día 6 de octubre de 2021 desde 
las 10:45 horas hasta las 20:26 horas, sin embargo, minutos antes, desde las 08:08 
hasta las 8:56 horas", se habría entrevistado con el Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Geiner Alvarado López. Posteriormente, el 18 de octubre de 2021 a las 
15:20 hasta 18:51 horas. 


1.21. La sucesión de hechos que se han expuesto, podrían ser actos aislados de no ser que; 
рог un lado, la obra que resultó adjudicada a la hermana de Hugo Jhony Espino Lucano, 
es en el distrito y región de origen del presidente de la Republica; y por otro lado, 
corresponde entre otros, a un grupo de obras que obtuvieron presupuesto y/o fueron 
favorecidas el presupuesto para el айо 2021, mediante la venia del Presidente de la 
Republica y el Ministro de Vivienda, Saneamiento y Construcción, con Decreto de 
Urgencia № 102-2021" de fecha 29 de octubre de 2021, en la que se precisa el anexo 
N* 5 "Contrataciones bajo el procedimiento especial de selección", en los que remitidos 
al anexo referido”, en el item № 7 hace referencia, en el rubro de nombre del proyecto: 
"mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del saneamiento 
básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre del distrito de 
Anguia, provincia de Chota- departamento de Cajamarca", en el rubro monto de obra 

"S/ 3'098 263. (tres millones noventa y ocho mil doscientos sesenta y tres soles), 

beneficiando a la Municipalidad Distrital de Anguía. Indicando además, en el refirido 

anexo, otras obras que beneficiarían a la municipalidad en referencia, como las 
indicadas en item №98 "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la 
localidad de Sgugur del Distrito de Anguía — Provincia de chota — departamento de 

Cajamarca” por un monto de S/ 2/033 177., item 99 "mejoramiento de la transitablidad 

vehicular y peatonal en el Centro Poblado de Haullangate del distrito de Anguía — 

provincia de Chota ~ departamento de Cajamarca" por la suma de S/ 3/490 300., Item 

100 "Creación del Parque infantil en el Centro poblado de Chugur, distrito de Anguia, 

provincia de Chota -departamento de Cajamarca" valorizado por S/ 421 679., item 101 

"Creación de la plaza en el Centro Poblado de Huallangate del distrito de Anguia- 

provincia de Chota-departamento de Cajamarca" valorizado por S/ 610 581., asiendo un 

total de S/ 9654 000 (nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil soles). Empero, 

a ello se le sumarían las obras destinadas para otras provincias distritales de la 

provincia de Chota e incluso del departamento de Cajamarca, las cuales hacen un 

adicional de 28 obras, valorizadas por S/ 115747 668.00 (mas de 115 millones de 

soles); estos hechos revelan que los investigados mantuvieron vínculos antes, durante 

| y después de lograr la buena pro de las obras citadas ut supra, con diversos 
funcianarios de estado a fin de ser favorecidos con las obras gestionadas desde las más 
altas esferas del gobierno central, a través de las empresas de fachada para ejecutar las 
obras, mediante la modalidad de LICITACIONES PUBLICAS FRAUDULENTAS, 


E clama tus 
/ ?? Mediante Oficio N* 1206-2022-VIVIENDA/SG de 18 de julio de 2022, suscrito por Jorge Luis Manrique 


А 4 Campomares - secretario general del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remite reporte de 
d | ingreso a las sedes del referido ministerio (fs. 859) 
| п D.U. № 102-2021, publicado en el diario El Peruano el día 29 de octubre de 2021 (f5.817-818 reversa) 
| 12 Anexo № 05 "Contrataciones bajo el procedimiento especial de seiección" (fs. 825-826 reversa) 
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1.22. Por otro lado, partiendo de la premisa de que estaríamos frente a una posible 
organización criminal que se encarga del direccionamiento de licitaciones irregulares, 
Hugo Jhony Espino Lucana habría logrado obtener la buena pro de algunas licitaciones, 
mediante coordinaciones con altos funcionarios del Estado, y otros movimientos a fin 
de lograr obtener la buena pro de diversos contratos con el Estado, la misma que era 
coordinada desde Palacio de Gobierno y Residencia, con la anuencia y coordinación de 
la propia Lilia Paredes Navarro, quien era la encargada de autorizar conforme lo ha 
señalado Yenifer Noelia Paredes Navarro en su declaración en sede fiscal de fecha 19 de 
julio de 20223, refiere en su respuesta a la pregunta № 18 lo siguiente: “para que diga: 
¿quién autorizaba el ingreso de Hugo Espino Lucana a la residencia en Palacio de 
Gobierno? Dijo: Que, mi madre putativa, Lilia Paredes Navarro”, complementando su 
respuesta a la pregunta № 20 ya que manifiesta lo siguiente: “Para que diga: ¿la 
primera Dama es la única que autoriza el ingreso a la residencia de Palacio de Gobierno, 
de ser afirmativa su respuesta, precise? Dijo: Si, por respeto es una normativa de la 
residencia. Por el respeto que le tengo a mi madre putativa,(...) la normativa indica que 
tenga autorizar siempre que esté presente, mi mamá", sin embargo, no solo habría 
autorizado los ingresos de Hugo Jhony Espino Lucana para su visita a Yenifer Paredes 
Navarro, sino también con otros altos funcionarios del Gobierno, como el sub 
Secretario de Palacio de Gobierno, Mayuri Quispe Ismael Rafael, quien dependía del 
Secretario General Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, y este a su vez del Presidente de [а 
Repüblica, reuniones que se dieron desde el mes de agosto a octubre de 2021. 


1.23. Estos hechos, indiciariamente, advertiría que se trata de una gran pluralidad de agentes 
vinculados por razones de amistad, parentesco, pero además, evidencia vínculos que 
salen de la esfera de sus competencias, pues, el existir procesos de licitación favorables 
justamente a aquellas personas que mantienen vínculos con los funcionarios püblicos 
que tienen en su esfera de control determinadas decisiones, sosteniendo reuniones 
antes y durante la emisión de la buena pro de los procesos de licitación, quiebra la 
imparcialidad, objetividad, buena fe que debe existir en los procesos de licitación 
püblíca, pues quiebra la autonomía, independencia, equidad que los funcionarios 
püblicos deben mantener en las decisiones de los procesos de licitación a cargo de la 
administración pública, más aün, si de los actos de investigación, como en el presente 
Caso, se evidencia una correlación de conductas que evidenciaría una estructura 
exprofesamente estructurada para favorecerse con contratos de licitación pública a 
cambio de dinero, es decir buscan el lucro económico. 


* Respecto de los presuntos hechos constitutivos del delito de lavado de 
activos. 


- Producto de estos ilícitos, se advierte que existirían otras personas que en realidad se 
estaría beneficiando con estas ingentes obras que les genera millones de soles, y esto ^ 
se advierte del hecho de que la Unidad de inteligencia Financiera conforme al Reporte 
UIF N*021-2022-DAO-UIF-SBS, da cuenta que con fecha 26 de octubre de 2021, David 
Alfonso Paredes Navarro, deposito S/.70,000 nuevos soles a Hugo Espino Lucana; y 


con fecha 6 de octubre de 2021, Walther Enrique Paredes Navarro hace un deposito 


А” : 


eee 2355594 па ne THU testimonial de Yenifer Noelia Paredes Navarro de fecha 19 de julio de 2022 (f5.976-983 ) 
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de 5/.20;000 nuevos soles en efectivo а favor de Anggie Estefani Espino Lucana, no 
advirtiéndose otros movimientos importantes de dinero a pesar de que en dicho mes 
lograron obtener la buena pro en obras por mas de 6 millones de soles; siendo que este 
hecho evidenciaría que los hermanos Hugo y Anggie Espino Lucana, habrían servido 
como testaferros, quienes instrumentalizando sus empresas de fachada, lograron 
hacerse de importantes contratos de ejecución de obra beneficiándose con ingentes 
sumas de dinero producto de la colusión, trafico de influencias, fe püblica, entre otros, 
a fin de obtener ganancias ilícitas. 


Estos depósitos de dinero efectivo realizado por David y Walther Enrique Paredes 
Navarro por un total de S/.90,000 nuevos soles depositados en efectivo en las cuentas 
de los hermanos Espino Lucana, facilitando la ejecución del delito, y que estos 
vincularían directamente a su hermana y primera dama, Lilia Paredes Navarro, pues ега 
ella quien autorizaba los ingresos de Hugo Espino Luca na, así como al propio presidente 
de la República, Pedro Castillo Terrones, pues, Jose Nenil Medina Guerrero, tenía una 
estrecha vinculación con Hugo Espino Lucana y con Yenifer Paredes Navarro, conforme 
también lo han reconocido los mismos en sus declaraciones, así como Yenifer Paredes 
Navarro, hechos que deben esclarecerse; de igual modo, de los indicios acopiados, 
también se advierte que la persona de Geiner Alvarado López, Ministro de Vivienda y 
Construcción también habría tenido vínculos con los investigados, al haberse reunido 
con José Nenil Medina Guerrero y Hugo Espino Lucano, para posteriormente ser 
beneficiarios de la buena pro de diversas obras promovidas y financiadas por dicha 
cartera; sin embargo, no siendo este Despacho Fiscal competente para conocer estos 
hechos materia de investigación, al tratarse de altos funcionarios de Estado, conforme 
lo establece el art. 99° de la Constitución Política del Perú, debe ponerse a 
conocimiento de la Fiscalía de la Nación, para su conocimiento y proceda conforme a 
sus atribuciones. 


Producto de los ilícitos, los imputados habrían recibido ingentes sumas de dinero 
maculado, que para ocultar los presuntas activos ilícitos obtenidos, Hugo Espino Lucana 
adquirió un vehículo (automóvil Kia modelo Rio) de placa de rodaje D9U 139, con fecha 
el 11 de noviembre por la suma de 5/.12,000 soles, pagados al contado, presuntamente 
con dinero que sería producto de la licitación pública fraudulenta, al haber sido 
obtenido mediante actos de corrupción, colusión y tráfico de influencias y lavado de 
activos en el ámbito de una presunta organización criminal. 


li. FUNDAMENTOS JURIDICOS: 


Artículo 317.- Organización Criminal del Código Penal 

"El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o 
más personas con carácter estable, permanente о por. tiempo. indefinido, que de. 
manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, 
destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días — 
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) del Código Penal. 

La pena será no menor de quince ni mayor de veinte afios y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días — multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 


А Р, 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: 
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Cuando el agente tuviese jg condición de lider, jefe, financista o dirigente de la 
organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización 
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa 
lesiones graves a su integridad física o mental.” 


Artículo 1*.- Actos de conversión y transferencia de Decreto Legislativo М.2 1106. 

"El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito 
conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 
ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.” 


Artículo 2°.- Actos de ocultamiento y tenencia del Decreto Legislativo N.9 1106, 

“El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su 
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, 
con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será 
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.” 


Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o 
títulos valores de origen ilícito 

“El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio 
nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al 
portador” cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la 
identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país 
consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, 
con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 
mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.” 


. * * 


DECISION: 


En conformidad con lo prescrito en los artículos 60° y 61°del Código Procesal Penal 
aprobado mediante Decreto Legislativo 957 y en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 19, 5?, 9? y el inciso segundo del artículo 949 de la Ley Orgánica dei 
Ministerio Público aprobada mediante Decreto Legislativo 052, este Despacho Fiscal 
DISPONE: 


PRIMERO: AMPLIAR INVESTIGACION PRELIMINAR contra las personas naturales Lilia Ulcida 
Paredes Navarro, Walther Enrique Paredes Navarro, David Alfonso Paredes Navarro, Yenifer 
Ngelia Paredes Navarro, José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino Lucana, Anggi 
Estefani Espino Lucana, por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública en 
+a/mogalidad-de Organización Criminal, delito previsto y sancionado en el artículo 317° del 
дав Penal, en agravio del Estado. 


/ Navarro, David Alfonso Paredes Navarro, Hugo Jhony Espino Lucana, Anggi Estefani Espino 
/ Lucana; por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en organización criminal 


/ 


| SEGUNDO: AMPLIAR INVESTIGACION PRELIMINAR contra Walther Enrique Paredes 
| 

| previstos en los artículos 01, 02, 03 concordado con el artículo 04 del Decreto Legislativo N* 
/ 
/ 
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1106, debiendo concordarse además con el Decreto Legislativo 1249 y la Ley N* 30077, en 
agravio del Estado, 


CUARTO: LLEVESE a cabo las siguientes diligencias: 


2.1. Requerir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP, que 
dentro del plazo de 48 horas de notificado, remita información respecto a las partidas 
registrales (actuales e histórico) y títulos archivados de los bienes muebles e 

gados Anggi Estefani Espino Lucana, Cesar Castillo 


inscripciones de constitución de empresa, aumento de capital, nombramiento como 
gerente general, representante legal, u otros actos en la sección del registro de 
personas jurídicas, de ser el Caso, adjuntando las copias certificada de las partidas 
electrónicas correspondientes. OFICIESE, 


2.2. REITERAR requerimiento efectuado a la Empresa “Latina”, a fin de que remita a este 
Despacho fiscal, dentro del plazo de 24 horas de notificado, el video de la edición de 
5и programa televisivo “Latina Noticias" emitido el día 19 de julio de 2022, en donde 
se visualiza la presencia del ciudadano Cosme Mariano Gonzales Fernández; para tal 
fin, proporciónese el nümero telefónico 964104207 correspondiente a la abog. 
Magaly Ramírez Torrés — fiscal adjunta provincial adscrita al despacho fiscal, a efectos 
de entregar lo solicitado. OFICIESE, 


2.3. Una vez obtenido la información solicitada en el párrafo que precede, prográmese la 
diligencia visualización, transcripción y lacrado del video trasmitido por Latina, 


2.4. REITERAR requerimiento efectuado a la Empresa “América Televisión (Grupo Plural)”, 
a fin de que remita a este Despacho fiscal, dentro del plazo de 24 horas de notificado, 
el video de la edición de su programa televisivo “Cuarto Poder” emitido el día 19 de 
julio de 2022, en donde se visualiza la presencia del ciudadano Cosme Mariano 
Gonzales Fernández; para tal fin, proporciónese el número telefónico 964104207 
correspondiente a la abog. Magaly Ramírez Torres — fiscal adjunta provincial adscrita 

` sHdespacho-fiscal,a efectos de entregar lo solicitado. OFICIESE. m 


Una vez obtenido la información solicitada en el párrafo que precede, prográmese la 
diligencia de visualización, transcripción y lacrado del video trasmitido por "América 
Televisión (Grupo Plural)". 


Solicitar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remita a este 
despacho fiscal con carácter de muy urgente, informe documentado respecto a los 
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registros de ingreso o visita que haya registrado los investigados Donald Guillermo 
Jara Puescas, Teodoro Alexander Lino Quiche, Estefani Adriana Ruiz Correa, Paolo 
Ramon Gonzales Canchanya, Ronel Yuner Solis Arquinigo, Máximo Vidal Falcon e 
Ysmael Rafael Mayuri Quispe; así como las personas Nathaly Viviana Alcántara 
Montes, Dany Anderson Chávez Saldaña, Edwars Alcides Rodriguez Zorrilla, Carlos 
Isaul Cabrera Sánchez y José Carmen Flores Fuentes Rivera, falta el alcalde de 
Cajatambo encargo; a dicho Ministerio durante el periodo que comprende los айо$ 
2021-2022, precisando el área y los datos de la persona que los atendió. 


2.7. Solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remita a este despacho fiscal 
con carácter de muy urgente, informe documentado respecto a los registros de 
ingreso o visita que haya registrado los investigados Donald Guillermo Jara Puescas, 
Teodoro Alexander Lino Quiche, Estefani Adriana Ruiz Correa, Paolo Ramon Gonzales 
Canchanya, Ronel Yuner Solis Arquinigo, Máximo Vidal Falcon e Ysmael Rafael Mayuri 
Quispe; así como las personas Nathaly Viviana Alcántara Montes, Dany Anderson 
Chávez Saldaña, Edwars Alcides Rodriguez Zorrilla, Carlos Isaul Cabrera Sánchez y José 
Carmen Flores Fuentes Rivera, falta el alcalde de Cajatambo encargo; a dicho 
Ministerio durante el periodo que comprende los años 2021-2022, precisando el área 
y los datos de la persona que los atendió, 


2.8. Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, remita a este despacho fiscal con 
carácter de muy urgente, informe documentado respecto a los registros de ingreso o 
visita que haya registrado los investigados Donald Guillermo Jara Puescas, Teodoro 
Alexander Lino Quiche, Estefani Adriana Ruiz Correa, Paolo Ramon Gonzales 
Canchanya, Ronel Yuner Solis Arquinigo, Máximo Vidal Falcon e Ysmael Rafael Mayuri 
Quispe; así como las personas Nathaly Viviana Alcántara Montes, Dany Anderson 
Chávez Saldaña, Edwars Alcides Rodriguez Zorrilla, Carlos Isaul Cabrera Sánchezy José 
Carmen Flores Fuentes Rivera, falta el alcalde de Cajatambo encargo; a dicho 
Ministerio durante el periodo que comprende los años 2021-2022, precisando el área 
y los datos de la persona que los atendió. 


2.9. Solicitar al Palacio de la República y/o residencia, remita a este despacho fiscal con 
carácter de muy urgente, informe documentado respecto a los registros de ingreso o 
visita que haya registrado los investigados Donald Guillermo Jara Puescas, Teodoro 
Alexander Lino Quiche, Estefani Adriana Ruiz Correa, Paolo Ramon Gonzales 
Canchanya, Ronel Yuner Solis Arquinigo, Máximo Vidal Falcon e Ysmael Rafael Mayuri 

\ Quispe; así como las personas Nathaly Viviana Alcántara Montes, Dany Anderson 
| Chávez Saldaña, Edwars Alcides Rodriguez Zorrilla, Carlos isaul Cabrera Sánchez y José 
| Carmen Flores Fuentes Rivera, faita el alcalde de Cajatambo encargo; a dicho 
| Ministerio durante el periodo que comprende los айо$ 2021-2022, precisando el área 


j— PRESA que los atendio. * 


a fin de que en el plazo de 48 horas, remita: 1) Copia certificada de los expedientes 


ар Reiterar a la Municipalidad Distrital de Eduardo Villanueva — San Marcos — Cajamarca, 
/ técnicos, proyectos, perfiles técnicos, órdenes de servicio u otros documentos, en los 


/ que haya participado las empresas: R-CIS Ingenieros SAC, ZIUR Construcciones SAC, 

4 Ingeniería y Construcción Lino SAC, JJM Espino ingeniería y Construcción SAC y/o 

/ Descon Ingenieros & Arquitectos SAC; y/o las personas Hugo Jhony Espino Lucana, 
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42-07 
Jerusvith Luzcari Carpio Amaringo, Simon Federico Jara Puescas y Donald Guillermo 
Jara Puescas. 


2.11. Reiterar a la Municipalidad Provincial de Cajatambo — Departamento de Lima, a fin de 
que en el plazo de 48 joras, remita informe documentado respecto a: 1) La situación 
de la obra denominada Contratación de la Ejecución de Obra Recuperación de la 
Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa n.° 20984-2 y Santiago 
Antúnez de Mayolo, Distrito de Gorgor, Provincia de Cajatambo — Lima, con CUI n.° 
24526929, debiendo adjuntar copia certificada del expediente de contratación de ser 
el caso la conformidad de obra. 2) Informar los datos completos, dirección de 
domicilios, números celulares y correo de contacto de los miembros del comité de 
selección, responsables directos de la adjudicación del proyecto denominada 
Contratación de la Ejecución de Obra 


2.12. DEJESE SIN EFECTO las diligencias programadas mediante providencia N* 6 de fecha 
19 de julio del айо dos mil veintidós, específicamente los contenidos en los 
numerales: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16, debiendo ser reprogramadas y con los 
apremios que la ley franquea; subsistiendo la validez de las demás diligencias que no 
han sido indicadas en el presente párrafo, 


2.13. REPROGRAMAR la declaración indagatoría de Ysmael Rafael Mayuri Quispe, conforme 
a la agenda fiscal del despacho. 


2.14. REPROGRAMAR la declaración indagatoria de Jose Neni! Medina Guerrero, conforme 
a la agenda fiscal del despacho. 


2.15. PROGRAMAR la declaración indagatoria de Edwars Alcides Rodríguez Zorrilla, 
conforme a la agenda fiscal del despacho. А , 

2.16. PROGRAMAR la declaración indagatoria de Teodoro Alexander Lino Quiche, conforme 
a la agenda fiscal del despacho. 


2.17. REPROGRAMAR la declaración indagatoria de Cesar Castillo Cabrera, conforme a la 
agenda fiscal del despacho. 


2.18. PROGRAMAR la declaración indagatoria de Stefani Adriana Ruiz Correa, conforme a la 
agenda fiscal del despacho. 


R la declaración indagatoria de Paolo Ramon Gonzales Canchanya, 
ajla agenda fiscal del despacho. 


2.20. PROGRAMAR la declaración indagatoria de Ronel Yuner Solis Arquinigo, conforme a la 


2.21. PRO MAR la declaración indagatoria de Maximo Vidal Falcon, conforme a la 
age dl teca del despacho. 
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ОСКАМАҚ la declaración indagatoria de Donald Guillermo Jara Puescas, conforme 
a la agenda fiscal del despacho. 


2.23. PROGRAMAR la declaración testimonial de Cosme Mariano Gonzales Fernández, 
conforme a la agenda fiscal del despacho. 


2.24. Requerir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP, que en 
el plazo de 48 horas de notificado, remita información respecto a las partidas 
registrales (actuales e histórico) y títulos archivados completos de los bienes muebles 
e inmuebles que pueda registrar el investigado Hugo Ananeo Espino Almeida 
identificado con DNI №10068861; asimismo, informe de la búsqueda en el registro de 
personas jurídicas, si Hugo Ananeo Espino Almeida registra incorporación como 
socio/accionista de alguna empresa, apoderado, representantes legales y otros, 
debiendo remitir copia certificada de las partidas electrónicas y los títulos archivados 
respectivos. OFICIESE, 


2.25. Requerir a la Empresa de suministro de energía eléctrica ENEL, informe a este 
despacho fiscal dentro del plazo de 48 horas de notificado, los datos completos de la 
persona que solicitó ante su representada, energía eléctrica en la vivienda ubicada en 
la Asociación de Vivienda la Cachasa de los Sauces con serie consignado en el medidor 
20190041341. OFICIESE. 


2.26. Requerir al Jefe de OCI de la Municipalidad Provincial de Huaura, departamento de 
Lima, coordine con quien corresponda, a fin de que remita a este despacho fiscal, 
copia certificada del expediente de contratación de la Obra denominada “Ejecución 
del Proyecto de Recuperación de la Infraestructura y equipamiento de la Institución 
Educativa N* 20984-2 Santiago Antúnez de Mayolo , Distrito de Gorgor ~ Provincia de 
Cajatambo Departamento de Lima con CUI № 2452692. " con nomendatura 
DIRECTÁ-PROC-2-201-MDA/ABÁST-1. | i 


2.27. Requerir al Jefe de OCI de la Municipalidad Provincial de Chota, departamento de 
Cajamarca, coordine con quien corresponda, a fin de que remita a este despacho 
fiscal, copia certificada los expedientes de contratación : 1) Obra denominada 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del 
saneamiento básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre 
del Distrito de Anguía , Provincia de Cajamarca" con nomenclatura AS-DU102 2021- 
SM-8-2021-MDA/CS-1. 2) Supervisión de la Obra: ^ Mejoramiento y ampliación del 
Sistema de agua potable e instalación del saneamiento básico en las localidades de 
Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre del Distrito de Anguía , Provinda de 
Сајана дор nomenclatura AS-DU102 2021-SM-9-2021-MDA/CS-1. 3) Supervisión 
-de-la-obra;^" Supervisión debsaldo de obra Mejoramiento del Camino Vecinal ta ратта ^^^ 
— Concha ~ La Legua — Tacabamba ~ Chugur- Anguía- Rodeopampa — Guineamayo — 
Distrito de /Conchan — Tacabamba ~ Anguía, Chota Cajamarca Distrito de Anguía — 

ia dé Chota" con nomenclatura DIRECTA-PROC-2-201-MDA/ABAST-1. 


Cuatro mil doscientos sesenta y сіпсо.4265 


erip a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP, que en 
lod de 48 horas de notificado, remita copia certificada del título archivado № 


и. (511) 625-5555 * 208-5555 — Anexo 5340 
/ 7 Av. Abancay сага 5 
e Cercado de Lima 
mesadepartes.eficcopo mpfn.gob.pe 


Equipo Especial de Fiscales 
contra la corrupción del poder 


4 “Айо del Fortalecimiento de la soberanía Nacional" 


УЧЕ оссе 
iS. | MINISTERIO PÚBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER 
3 2 ° | FISCALÍA DE LA NACIÓN EQUIPO 2 


Ёс. 


e 


2021-319816, inscrito en la Partida № 52678107 del Registro de propiedad vehicular. 
OFICIESE. 


2.29. Requerir al Jefe de OCI de la Municipalidad Provincial de Chota, departamento de 
Cajamarca, coordine con quien corresponda, a fin de que remita dentro del plazo de 
48 horas a este despacho fiscal, copia certificada del expediente administrativo de 
contratación a Nathaly Viviana Alcantará Montes por la Municipalidad Distrital de 
Anguía durante el año 2021. LIBRESE exhorto a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
de Cajamarca, a fin de que disponga por quien corresponda el diligenciamiento 
respectivo. 


2.30. Requerir a la Municipalidad Provincial de Chota, departamento de Cajamarca, 
coordine con quien corresponda, a fin de que remite dentro del plazo de 48 horas a 
este despacho fiscal, copia certificada del expediente administrativo de contratación 
a Nathaly Viviana Alcantará Montes por la su representa, respecto en el año 2021 . 
LIBRESE exhorto a la Presidencia de la Junta de Fiscales de Cajamarca, a fin de que 
disponga por quien corresponda el diligenciamiento respectivo. 


2.31. Requerir a la Municipalidad Provincial de Cajatambo, departamento de Lima, 
coordine con quien corresponda, a fin de que remita dentro del plazo de 48 horas a 
este despacho fiscal, copia certificada del expediente administrativo de contratación 
a Nathaly Viviana Alcantará Montes por la su representa, respecto al año 2021 . 
LIBRESE exhorto a la Presidencia de la Junta de Fiscales de Cajabamba, a fin de que 
disponga por quien corresponda el diligenciamiento respectivo. 


2.32. De presentarse alguna situación de riesgo frente al COVID19 de las personas citadas, 
por lo cual no puedan desplazarse físicamente a este despacho fiscal conforme a lo 
programado, comuníquese de manera oportuna (previo a la fecha y hora ya 
establecida de la declaración) a fin de que la misma, sea desarrollado por 
videoconferencia, debiendo de comunicarse al número 964104207 (correspondiente 
a la suscrita), al cual además, se podrán comunicar las demás partes del proceso 
interesadas en participar en el desarrollo de la misma. 


2.33. Requerir a la Municipalidad Provincial de Cajatambo, departamento de Lima, 
coordine con quien corresponda, a fin de que remita a este despacho fiscal dentro del 
plazo de 48 horas, copia certificada de las resoluciones y documentos sustentatorios, 
mediante el cual se haya otorgado licencia con goce de remuneraciones, se encontró 
comisionado fuera de su jurisdicción, u otra modalidad de licencia a favor de José del 
Carmen M M Rivera, respecto al айо 2021 

2.34. Requeriratá Municipalidad Distritai-de Angula, provincia de Chota, departamento de ——- 
Сайатпакбы a dine con quien corresponda, a fin de que remita a este despacho 
fiscal denfro dél plazo de 48 horas, copia certificada de las resoluciones y documentos 
sustentatorioS, mediante el cual se haya otorgado licencia con goce de 

jones, se encontró comisionado fuera de su jurisdicción, u otra modalidad 

de licenciá a favor de José Nenil Medina Guerrero, respecto al afío 2021 
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ACTA DE TRASLADO DEL INVESTIGADO HUGO JHONY ESPINO LUCANA 
(32) A ENTIDAD FINANCIERA CAJA PIURA Y RECEPCION DEL REGISTRO 
DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA BANCARIA 


En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del 15AGO2022, en las instalaciones de 
la DIVIAC, sito en la avenida España №400 — ex prefectura - Cercado de Lima, 
presentes el capitán PNP Carlos MARTINEZ GARCIA perteneciente al equipo especial 
PNP en apoyo al equipo EFICCOP, el fiscal adjunto provincial Jorge Mauro GARCÍA 
JUAREZ del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, el investigado Hugo 
Jhony ESPINO LUCANA quien se encuentra en calidad de DETENIDO cumpliendo un 
mandato de detención preliminar judicial de diez (10) días, en compañía de su abogado 
defensor Juan Carlos RAMOS CUEVA con CAL N? 49833, procediendo los participantes 
a realizar la siguiente diligencia: 


Continuando con los actos de investigación, personal PNP y los demás participantes 
descritos líneas arriba, adoptando las medidas de seguridad necesarias, se trasladaron 
a la agencia de la entidad financiera CAJA PIURA ubicado en la avenida Nicolás de 
Piérola 607 — Cercado de Lima. 


En el lugar, el investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA, de manera voluntaria tramitó 
ante la entidad financiera el REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA 
BANCARIA N? 210-01-9338154 desde el mes de julio de! айо 2019 hasta el mes de 


setiembre del 2020, la' misma que contiene ihformación útil y relevante para la presente” 


investigación; asimismo, en el presente acto el investigado en compañía de su abogado 
defensor, hace entrega de la documentación descrita a folios cuatro (04) al 
representante del Ministerio Püblico, que se adjunta al presente documento. 


Al término de la presente diligencia personal PNP y los demás participantes retornan a 
las instalaciones de esta unidad policial. 


Siendo las 18.00 horas aproximadamente del mismo día, se da por concluida la presente 
diligencia que se materializa en las instalaciones de esta dependencia policial por 
razones de seguridad de los participantes, quienes en señal de conformidad firman el 
presente documento. 
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"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 


Lima, 19 de agosto del 2022. 
OFICIO № 064-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP. 


SENOR : Dr. Hans Alberto AGUIRRE HUATUCO 
Fiscal Provincial Equipo Especial de Fiscales contra la 
corrupción del poder. 


ASUNTO : Oficio N° 1672-2022-Xl MACREPOL SAM/REGPOL АМА/ 
DIVINCRI AMA/ DEPINCRI PNP CH.; por motivo que se Indica. 
REMITE.- 

REF. : Carpeta Fiscal № 02-2022. 


Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de remitir adjunto al 
presente copia del Oficio М° 1672-2022-XI MACREPOL SAM/REGPOL AMA/ 
DIVINCRI AMA/ DEPINCRI PNP CH de fecha 19 de agosto del 2022, mediante el 
cual la División de Investigación de Criminal Chachapoyas, remite a este despacho 
el Acta de Constatación Policial formulada el 19 de agosto del 2022; lo que se 
cumple con remitir para los fines del caso. 


Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de 
mi especial consideración y deferente estima personal. 


Dios guarde a Ud. 


RK 


HCH/krz. 


9 $ ОА - 297484 
By, 
NS ХӨ Harvey Julio COLCHADO HUAMANI 
CORONEL PNP 
Coordinador General del Equipo Especial de 
Apoyo a а EFICCOP 
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"Año del fortalecimiento de la soberanía nacional!” 


Chachapoyas, 19 de agosto del 2022. 
OFICIO № 1672-2022- XI MACREPOL SAM / REGPOL AMI DIVINCRI 


АМА/ DEPINCRI PHP CH. 
SENOR : Harvey Julio COLCHADO HUAMAN 
Coronel! PNP 


Coordinador del Equipo Especial de Apoyo a la EFICCOP 


ASUNTO  : Acta de Constatación policial y anexos por motivo que se indica. 
REMITE.- : 

ВЕР : Oficio N? 062-08-2022-EQUIPOESPECIAL AP-EFICCOP de fecha 
19AGO2022 | 


Tengo el honor de dirigirme a Ud, en cumplimiento a lo solicitado 
mediante el documento de la referencia, remitiéndole adjunto al presente en 
ejemplar original el Acta de constatación policial formulada por personal policial de 
esta División de investigación Criminal - DIVINCRI PNP. Amazonas, en relación a 
la verificación del cuaderno de registro de huéspedes realizada en el Hostal La 
casona del Rosario (antes Hotel Revash) ubicada en el jr. Grau N? 521, ciudad de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas adjuntado en copia certificada a folios 
(12) las hojas de registro respectivo del 31JUL y 025ET2021 y a folios (01) copia 
certificada simple del libro de ingreso y egreso del hostal mencionado. 


Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y deferente estima personal. 


Dios guarde a Ud. 
PPS/lacl. 


Jc Amazonas М? 1216 - Chachapoyas 
Се! 057881776 
Correo Electrónico: бертсп chachapoyas(? policia god pe 
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CARPETA. FISCAL : № 2-2022 

INVESTIGADOS : Yenifer Noelia Paredes Navarro 
Lilia Ulcida Paredes Navarro 
Walter Enrique Parede Navarro 
David Alfonso Paredes Navarro 
José Nenil Medina Guerrero 
Hugo Jhony Espino Lucana 
Anggi Estefani Espino Lucana 

AGRAVIADO : El Estado 


DELITO : Organización criminal, Lavado 
de Activos y otros. 


REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. 


SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL: 


HANS ALBERTO AGUIRRE HUATUCO, fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales 
Contra la Corrupción del Poder- Segundo Despacho, con domicilio en la Av. Abancay 
Cdra 5 S/N — 5to piso (Sede Central del Ministerio Público) Cercado de Lima, casilla 
electrónica 488002, correo electrónico: mesadepartes.eficcop.equipo2 9 mpfn.com.pe 
en el proceso seguido contra Yenifer Noelia Paredes Navarro y otros, por el presunto 
Delito de organización criminal y otros, ante usted, me presento y expongo: 


1. REQUERIMIENTO FISCAL: 


De conformidad con lo prescrito por el artículo 268? del Código Procesal Penal vigente en 
este Distrito Judicial, SOLICITO a su judicatura el MANDATO DE PRISIÓN PREVENTIVA por 
el plazo de TREINTA Y SEIS MESES contra LOS DETENIDOS: JOSE NENIL MEDINA 
GUERRERO y contra YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO, como presuntos AUTORES del 
delito Contra La Tranquilidad Püblica — ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en grado consumado, 
EN AGRAVIO del Estado; EN CONCURSO REAL CON EL DELITO contra la Administración 
püblica -COLUSIÓN AGRAVADA POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en agravio del Estado; Y 
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del Estado, conforme a los fundamentos 
expuestos en н documento, por lo cual deberá responder con la pena 
establecida ef tipo репа! que se le imputa. 


/ 
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Il. SUJETOS PROCESALES: 
MS PROCESALES: 


DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO: 
ALES DEL IMPUTADO 


YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO 


Lugar de nacimiento ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA 
Grado de instrucción SUPERIOR (COMPLETA) 


INDEPENDIENTE 
Nombre de padres WALTER ALFONSO Y CAROLINA 
Domicilio real Segün RENIEC CASERIO CHUGUR, ANGUIA, CHOTA, 


CAJAMARCA 


Cuatro mil doscientos noventa y ocho.4298 


Domicilio real segün informe policial LAS TORTUGAS N.” 375-377, URB. LOS 


CEDROS DE VILLA — CHORRILLOS — LIMA 


Domicilio procesal CASILLA 1083 CAL / Av. Nicolás de Piérola N.° 


986, Of. N.° 201, 2.” Piso, Cercado de Lima – 
Lima 


José Dionicio Quesnay 
930 427 103 / 912 671 199; 
quesnay5(Ogmail.com, 
nd “O ураге4е5п14@втай. сот 
ВЕ" 
La ARE 


ВУ cales 
ES 
ecial i де! pode! 


Abogado 
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JOSE NENIL MEDINA GUERRERO 


Fecha de nacimiento 06/09/1990 
Lugar de nacimiento ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA 
Grado de instrucción SECUNDARIA COMPLETA 
НН е 
Nombre de padres JOSE ROLANDO Y MARIA JOSEFINA 
Domicilio real segün RENIEC CASERIO EL ALISO, ANGUIA, CHOTA, 


CAJAMARCA 


Domicilio real según informe policial 


Domicilio procesal Av. Carlos Izaguirre 580, Of. 301, Urb. 


Panamericana Norte, Los Olivos — Lima 


Saúl Martín Silva Chumbe 
977 149 220 / 


&apxay.abogadosasociadosQ9 gmail.com, 


Abogado 


Teléfono y correo electrónico 


apxa abogadosasociados(? hotmail.com 
Бархау abogadosasociados(Q hotmail.com 


Ill. SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA. 


La PRISION PREVENTIVA (art. 2689 CPP) es una medida coercitiva personal, estrictamente 


que se adopta a instancia del Ministerio Püblico y en el seno de un proceso penal 
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debidamente incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible, que persigue 
conjugar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba. La 
Prisión Preventiva, en nuestro ordenamiento procesal penal se encuentra prevista dentro de 
las medidas de coerción que se puedan dictar contra una persona que es procesada por la 
comisión de un delito, tanto la doctrina nacional como internacional parten como ha puesto de 
relieve SAN MARTÍN CASTRO que para privar del derecho a la libertad se tiene que tener presente 
que esta medida -por la vigencia del principio de excepcionalidad- es la excepción siendo la regla 
la medida ce comparecencia, existiendo tres razones para ello : (i) el derecho fundamental y 
preeminente a la libertad personal; (ii) el riesgo que dicha medida presenta en lo referente, por 


un lado a la presunción de inocencia y por el otro, a las garantías del debido proceso legal que 
incluye el derecho de defensa?. 


La Prisión Preventiva tiene como características: a) La jurisdiccional, debido a que solo un juez 
competente puede adoptarla; b) La excepcionalidad de la medida y su no obligatoriedad (último 
recurso), puesto que la regla general es que el procesado lleve el juicio en libertad?; c) La 
provisionalidad, en el sentido que la prisión preventiva no es perpetua, es una medida cautelar 


temporal”, y, d) La proporcionalidad, es decir que deba adecuarse a los fines constitucionalmente 
legítimo?. 


1. Con relación al primer presupuesto material de la prisión preventiva (GRAVES Y 
FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN). 


Como premisa básica tenemos que remitirnos а la CASACIÓN N.” 704-2015, PASCO, del 27 de 
noviembre de 2017, que tiene señalado lo siguiente: “El objeto de la audiencia de requerimiento 
de prisión preventiva es verificar si se cumplen o no los requisitos legales para dictar una orden 
de detención solicitada por el fiscal (previstas en el artículo 268 del Código Procesal Penal). De 


! Tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso, que no es una medida punitiva y que es una medida cautelar, 
cuyo objetivo es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional (evitar la fuga y garantizar la presencia del 
imputado durante el proceso es típicamente cautelar, pero no lo es evitar la perturbación probatoria); STC, Exp. № 
1567-2002-HC/TC asunto Alejandro Rodríguez Medrano, de 5 de agosto de 2002. El elemento más importante para 
evaluar la validez de la medida cautelar es el peligro procesal, de manera que, a mayor o menor peligro procesal, la 


medida cautelar podrá ser más o menos gravosa, respectivamente” STC Exp. N? 2268-2002 HC/TC Caso Moisés 
Wolfenson Woloch. 


? SAN MARTÍN CASTRO, César. “La privación de la libertad personal en el proceso penal y el derecho internacional 
de los derechos humanos ", UNAM, p. 3. 


3 Acuerdo Plenario Nro. 01-2019. Fundamento 6. 


2. BOY N (ЖАБ о y BIGLIANI, Paola; Encarcelamiento preventivo y estándares del sistema interamericano; Buenos 


«diditores del Puerto, 2008, р. 45. 


Дм, gu “ юнано Nro. 05-2019. Fundamento 49. 
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ninquna manera esta audiencia está supeditada al análisis v prueba de la tipicidad, culpabilidad 


y antijuricidad de la conducta" 6. Empero sí tenemos que señalar, de conformidad con la Circular 
325-2011 (fundamento segundo) lo siguiente: "[...] es necesario contar con datos y/o graves y 
suficientes indicios procedimentales lícitos - del material instructorio en su conjunto -, de que el 


imputado está involucrado en los hechos. No puede exigirse, desde luego. una calificación 
absolutamente correcta, sino racionalmente aproximativa al tipo legal referido". 
AraM AEE correcta, sino racionalmente aproximativa al tipo legal referido”. 


Se puede establecer con un alto grado de probabilidad, a modo de una sospecha fuerte o 
vehemente, en el sentido que: ^No se exige, por ello, prueba plena de la autoría ni una definitiva 
calificación jurídica de la conducta, sino únicamente la existencia de indicios o elementos de 
convicción fundados y graves de la comisión de una actividad delictiva v de los demás 
presupuestos de punibilidad y persequibilidad, y a partir de ellos de su responsabilidad penal. 
El juicio de imputación judicial para la prisión preventiva exige un plus material respecto a los 
dos anteriores niveles de sospecha, pues debe contener un elevado índice de certidumbre y 
verosimilitud acerca de la intervención del encausado en el hecho delictivo [Cristina Guerra 
Pérez: La decisión judicial de prisión preventiva, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 
138]”?. La sospecha fuerte consiste en el alto grado de probabilidad (más no certeza) de la 
conducta del imputado?. Para ello, es necesario determinar con alta probabilidad, aunque 
provisionalmente, la concurrencia del delito y de la participación del imputado?. Mientras que 
la sospecha suficiente es simplemente la mayor probabilidad de que el proceso traiga como 
resultado una condena frente a la probabilidad de la absolución. 


Así las cosas, para la existencia de LA ALTA PROBABILIDAD O SOSPECHA FUERTE de los delitos 
imputados a los investigados, debe transitar por los siguientes sub-elementos: 


KA AS 
5 Respecto del rol del juez de investigación, en la audiencia de prisión, dice la Corte Suprema: (...) Siendo la función 
del órgano jurisdiccional hacer la audiencia, captar la información y expedir resoluciones orales y escritas, su labor 
de dirección es central evitando desvíos en la discusión de derechos que no corresponden a la naturaleza de la 
audiencia, proveyendo garantías, pero también eficiencia. Como aceptar que se discuta exclusión de prueba prohibida 
о vulneración de la imputación necesaria, que se protegen a través de la tutela de derechos, atipicidad o causa de 
Justificación, garantizados por las excepciones de improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados 
deben conocer la ley, doctrina, jurisprudencial y el caso concreto, estando obligados a observar el derecho a la defensa 
en el procedimiento correspondiente". 


i ХӨӨ Plenaria Nro.1-2017 de la Corte Suprema en el caso del Delito de Lavado de Activos. 
(Мо Plenario п, 01-2019, Lima: 10 de septiembre del 2019, f. j. n. 25, p.15. 
ON ista Pfenario, n, 01-2019, Lima: 10 de septiembre del 2019, f. j. n. 27, p.17. 


R 
socie euge ано, N. 01-2019, Lima: 10 de septiembre del 2019, f. j. n. 25, p. 15. 
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- En primer lugar, será el juicio de imputación necesaria", en la cual el juez 
examinará principalmente las proposiciones fácticas consignados en el 
requerimiento fiscal este examen será realizado a través de una mera 
percepción visual. 


- En segundo lugar, sería el juicio de imputación (jurídico-penal), en la cual el juez 
realizará un breve control normativo. 


- En tercer lugar, se realizará el examen cognitivo “individual” sobre los elementos 
de convicción, presentados por el Ministerio Público, con los filtros de control 
de legalidad de cada acto de investigación, la corroboración periférica 
respectiva, entre otros, y finalmente, realizará el examen cognitivo de manera 
conjunta sobre los elementos de convicción, a través de juicios de máximas de 
experiencias, reglas de la lógica. 


1.1. HECHOS CONCRETOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE UNA ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL CON RESPECTIVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. 


Primero: Conforme el artículo 159° de la Constitución Política, corresponde al Ministerio 
Público promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad 
y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Asimismo, conforme, el artículo 1* de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado 


Cuatro mil trescientos dos.4302 


que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los 
intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio. De igual forma, el artículo 5* 
establece que el Ministerio Público es un cuerpo jerárquicamente organizado, por lo que los 
fiscales deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores, 
recogiendo así el Principio de Unidad de la Investigación, dotando de coherencia y Unidad al 
ejercicio de las funciones constitucionales. 


- La corrupción es un flagelo social que afecta las bases institucionales del estado de derecho 
y, de esa forma, el desarrollo nacional. Este fenómeno criminal en la actualidad se ha reforzado 
por el crimen organizado que utiliza sus instrumentos para incrementar sus ganancias ilícitas 


!! Véase, en este sentido: ESPINOZA GUZMAN, Nelvin; “El “juicio de imputación” necesario del fumus commissi 
delictivo en la prisión preventiva. A propósito del Acuerdo Plenario Nro. 01-2019/CIJ-116", en: Espinoza Guzmán, 
Nelvin (coordinador), La prisión preventiva. Aspectos problemáticos actuales, Lima, 2020, Pág. 208 

12 Sin embargo, véase, GARCÍA HUANCA, Luis Enrique; La prisión preventiva en el sistema acusatorio, Estándar y 
valoración cognitiva en el hemisferio del expediente fiscal, Lima, 2021, Pág. 210, para quien la relación directa del 
elemento fáctico y el elemento probatorio se configura la imputación necesaria o imputación concreta; en la relación 


directi йі mento fáctico y los elementos de convicción se configura la causa probable, sino así entre el elemento 
: y g p 
AGU ¡AY el elemento normativo existe una relación indirecta. 
: es 
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5 ес ción gel р 
(UP 


“Айо del Fortalecimiento de la soberanía Nacional" 


| А 
| ЭЛ MO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION den 


e insertarse en la economía nacional con el lavado de activos. Es por ello que, los países a nivel 
mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción; 
este propósito ha sido plasmado en el art. II de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. Así, los países deben implementar una estrategia para luchar contra la corrupción, 
lo cual requiere de un consenso nacional para que se cuente con recursos materiales y 
personales, dicha estrategia debe estar conformada de medidas eficaces para cumplir el 
objetivo de erradicar la corrupción, tal como se expresa en el artículo 6 de la Convención de la 
Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidades 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Así, en el Perú, conforme al desarrollo 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional, la lucha contra la corrupción es un principio 
constitucional implícito, derivado de los artículos 39°, 41° y 44” de la Constitución, porque un 
acto de corrupción no solo infringe las normas penales, sino también los valores 
constitucionales en desmedro del Estado y la sociedad en general. Así, este mandato 
constitucional impone el deber de combatir las diversas formas de corrupción para que se 
garantice un correcto funcionamiento de la administración pública y que se cumplan los 
objetivos de desarrollo nacional, protege a la población de las amenazas contra su seguridad; 
y promueve el bienestar social que se fundamenta en la justicia, pues, la promoción del 
bienestar general es un mandato constitucional expreso en el artículo 44* de la Constitución13. 


Es así que la corrupción no solo es un flagelo mundial, pues, el país también es víctima del 
perfeccionamiento de los actos de corrupción cometidos por organizaciones criminales, de 
modo que, como en el presente caso que se investiga y se busca esclarecer, se evidencia el uso 
distorsionado del poder obtenido por elección popular o por designación, que afecta a diversas 
instituciones públicas a nivel nacional. Ante ello, el Ministerio Público cumple una función 
fundamental para la persecución estratégica de la corrupción, esto es, los mandatos 
constitucionales de dirección de la investigación, defensa de la legalidad y representación de 
la sociedad exigen implementar medidas que contribuyan a una investigación fiscal eficiente y 
que garanticen resultados céleres y en plazos razonables. 


SEGUNDO: ANTECEDENTES: 


13 Artículo 44*."Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la Justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”, 


"T 
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2.1. Sobre la competencia funcional: Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación № 1313- 
2022-MP-FN, de fecha 03 de julio de 2022, publicado en el diario oficio El Peruano, se conforma 
el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, para que se avoque a dedicación 
exclusiva de los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de 
drogas, lavado de activos Y conexos cometidos en ejercicio de poder obtenido por elección 
popular o designación. Ello, en consonancia con lo establecido en el artículo 63* del Código 
Procesal Penal: “Corresponde al Fiscal de la Nación, de conformidad con la Ley, establecer [а 
distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público”. 


Del artículo 2? de la Resolución de la Fiscalía de la Nación № 1313-2022-MP-FN, se establece la 
competencia del EFICOOP, precisando como presupuestos: 


a) El hecho comprenda la competencia de dos o más subsistemas de fiscalías 
especializadas. En efecto, conforme a la citada Resolución de la Fiscalía de la Nación la 
competencia del Equipo Especial de Fiscales comprende la asunción del conocimiento funcional, 
en su primer presupuesto material, cuando el caso comprenda el conocimiento de dos o más 
subsistemas especializados de Fiscalías; así, por ejemplo, Fiscalía Especializada del subsistema 
de Lavado de Activos, con Fiscalías Especializadas en Corrupción de funcionarios Públicos, 


Fiscalías de Criminalidad Organizada, entre otras. 


b) La pluralidad de investigados que se caracterizan por ejercicio del poder. Otro de los 

presupuestos materiales que se puede percibir es que en ambos subsistemas fiscales existan 
una pluralidad de agentes que ejerzan el poder público, coadyubando por otras personas 
extraneus. Ya sean personas, elegidas por elección popular o de confianza. 
Puede ser personas en varias carpetas fiscales en calidad de investigados por la comisión de un 
mismo hecho punible, o varios hechos punibles; así, por ejemplo, la presunta comisión del delito 
de organización criminal, delito de colusión, (“conexión por unidad delictiva”, o por “conexión 
por concierto criminal") 14. 


c) Dificultad en la búsqueda de pruebas debido al rasgo de uso del poder. Que, de la 
información que se obtendría dentro del proceso penal, siendo irrelevante si se trata de 
investigaciones preliminares, y/o de investigaciones continuadas y formalizadas; lo más 
relevante, en primer lugar, está en la variabilidad de los hechos que encierra la naturaleza de 
estos delitos; en segundo lugar, las particularidades en la forma de ocultamiento en aquellas 
personas que están vinculadas al poder político; y en tercer lugar, el hecho que “unificar” las 
investigaciones fiscales en una sola, alienta el principio de no-contradicción en las decisiones 
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fiscales, y el facilitamiento en la obtención de los actos de investigación, ya que, ahora, lo haría 
una sola autoridad fiscal. 


En cumplimiento de la precitada Resolución de la Fiscalía de la Nación, concordante con el art. 
80° A del Decreto Legislativo 052, este Ministerio Publico, este sub sistema se avocó a diversas 
investigaciones, en cumplimiento de los artículos 158° y 159" de la Constitución Política del Perú, 
así, siendo el Ministerio Püblico un órgano constitucional autónomo que tiene entre sus 
atribuciones promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses püblicos 
tutelados por el derecho; la representación de la sociedad en los procesos judiciales; y la 
conducción de la investigación del delito desde su inicio, es así como se dio tramite de la 
investigación respecto a la presente carpeta fiscal. 


Así, mediante Oficio N° 278(A)-2022-MP-FN-FSCN, y Oficio N* 409-2022-MP-FN-2FSPCECCO- 
Equipo 2, las Fiscalías Superiores Coordinadoras Nacional de las Fiscalías Especializadas en 
Delitos de Corrupción de funcionarios, de las Fiscalías contra la criminalidad organizada y las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, remiten la relación de casos 
emblemáticos, relacionados a las investigaciones de probable competencia del Equipo Especial 
de Fiscales contra la corrupción del poder; así, se ha identificado la investigación relacionada 
con los hechos reseñados en la presente carpeta fiscal, una presunta organización criminal que 
involucraría a altos funcionarios en el poder, la misma que guarda relación con diversos hechos 
materia de investigación por este mismo sub sistema, advirtiéndose que entre los agentes existe 
un claro vinculo, esto es que, son funcionarios públicos pertenecientes al poder estatal, así como 
que estos tienen vínculos con diversos agentes que se vinculan para cometer presuntos delitos 
de corrupción y otros, que deben ser investigados, conforme así se tiene de los actuados en la 
presente carpeta fiscal №° 2-2022. 


Al respecto, se puede verificar que los hechos establecidos en la carpeta fiscal precitada, guarda 
relación entre la investigación de la Fiscalía de la Nación. Así, se investiga una presunta 
organización criminal liderada por la máxima autoridad del Estado peruano. En tal sentido, 
conforme a lo establecido en el artículo 99° y 100° de la Constitución Política, es la Fiscalía de la 
Nación competente para investigar a altos funcionarios, conforme lo precisa el: 


Artículo 99* de la Constitución Política.- Corresponde a la Comisión Permanente 


\ acusar ante el Congreso: al Presidente de la Repüblica; a los representantes a 
| Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; 
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por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de 
sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas. 


Artículo 100°.- (...) En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal 
de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. 
El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.” 


Así, mediante Disposición № 06 emitido por la Fiscalía de la Nación, de fecha 27 de mayo de 
2022, se investiga a don José Pedro Castillo Terrones, en su condición Presidente de la República 
en la Carpeta Fiscal N* 64-2022, seguida contra Juan Francisco Silva Villegas, en su condición de 
Ministro de Transporte y Comunicaciones y otros altos funcionario, por la presunta comisión de 
los delitos de organización criminal y otros, presuntamente liderara por el primero de los 
mencionados; de igual forma, conforme se tiene de la Disposición N* 1, de fecha 4 de enero de 
2022, en la Carpeta Fiscal N^ 251-2021, emitido por la Fiscalía de la Nación; Disposición N° 1, de 
fecha 29 de abril de 2022, Disposición № 1, de fecha 5 de mayo de 2022 y Disposición М° 7, de 
fecha 30 de mayo de 2022, emitido en la Carpeta Fiscal № 64-2022 por la Fiscalía de la Nación; 
Disposición N* 1, de fecha 10 de noviembre de 2021, Disposición N* 2 del 4 de enero de 2022, 
emitido por la Fiscalía de la Nación; Disposición N* 3, de fecha 25 de enero de 2022 y Disposición 
N* 4 del 4 de febrero de 2022, emitido por la Fiscalía de la Nación y Disposición № 5 del 16 de 
junio de 2022, Disposición N? 5, de fecha 8 de julio de 2022, disposición № 6, del 12 de julio de 
2022, disposición N° 7, del 15 de julio de 2022, todos en la Carpeta Fiscal N° 222-2021, y la 
Disposición № 1, de fecha 10 de agosto 2022, en la Carpeta Fiscal N* 170-2022, seguido contra 
Pedro Castillo Terrones, Walter Ayala Gonzales, Bruno Pacheco Castillo, Juan Francisco Silva 
Villegas, y otros, en calidad de Presidente de la Repüblica, entonces Ministro de Defensa, 
Secretario General de Palacio de Gobierno, Ministro de Transportes y Comunicaciones 
respectivamente, por la presunta comisión del delito de organización criminal, Tráfico de 
Influencias agravado, colusión, entre otros, en agravio de la sociedad y el Estado, conforme se 
tiene de las disposiciones remitidas mediante Oficio N* 96-2022-MP-FN-EI, de fecha 21 de julio 
de 2022, remitido por el Coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento ilícito y 
Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a cargo del Fiscal Adjunto Supremo. 


Asimismo, en relación a los altos funcionarios no circunscritos a la competencia de la Fiscalía 
de la Nación (los no aforados), vinculados a los investigados mencionados, se encuentran 
comprendidos en diversas investigaciones de este subsistema, por delitos de corrupción, 
organización criminal, lavado de activos y otros, evidenciándose una conexión entre las mismas, 
pero que, por mandato constitucional y la ley, en relación a los altos cargos que ostentan algunos 
investigados, son investigados por la Fiscalía de la Nación, los denominados aforados. En ese 
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de acuerdo a los dispuestos en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N* 1313-2022-MP-FN, al 
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder asumir la competencia de los mismos, 
conforme así también lo establece la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.9 1423-2015-MP- 
FN. Sobre dicho presupuesto, una comprensión global de los hechos, nos permite vislumbrar 
una secuencia de actividades delictiva (conexión por unidad delictiva y conexión por concierto 
criminal), el primero relacionado a delitos contra la Administración Püblica, que con 
posterioridad se enmarcaron en actividades vinculadas a actos de Lavado de Activo, 
identificando hechos que superan más un de subsistema especializado. 


Que, los hechos de corrupción del poder cometidos por organizaciones criminales, tal como 
se ha descrito en los párrafos precedentes, requieren de una estrategia de investigación 
caracterizada por el orden, la especialización, la eficiencia, eficacia y celeridad, dado que los 
rasgos materiales y procesales de este tipo de criminalidad son la pluralidad de agentes 
intervinientes, la dificultad de obtener las pruebas por el poder que ostentan los investigados; 
la calificación de los hechos superan más de un subsistema especializado fiscal; y la diversidad 
de actuaciones procesales requieren de competencias unificadas, situación que se aprecia en 
relación a los hechos ya descritos en los párrafos precedentes. 


De la misma forma, los hechos precisados en las carpetas analizadas, se circunscriben a la 
pluralidad de investigados que se caractericen por ejercer o haber ejercido poder, por elección 
popular o designación. Así, se aprecia un número significativo de investigados, tanto en relación 
a las personas naturales, como personas jurídicas, debiendo resaltar que las actividades de 
corrupción se habrían gestionado en un espacio vinculado a altos funcionarios de la 
Administración (Presidente de la República, Ministro de Transporte y Comunicación y Secretario 
General, entre otros), y también a personas -naturales o jurídicas- extraneus que ha estado o se 
encuentran vinculadas al poder político. De lo cual se deriva que el segundo presupuesto se 
cumple a cabalidad. 
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| En consecuencia, siendo el Ministerio Publico un cuerpo jerárquicamente organizado, y del 
| contenido del art. 63* del Código Procesal Penal, esta Fiscalía Especializada en delitos de 


| corrupción del poder, es competente para conocer el presente caso signado con la Carpeta Fiscal 
№ 2-2022. 
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Como tesis fiscal y analizado el contenido de las disposiciones emitidas en las diversas 
investigaciones a cargo del Equipo Especial Especializado en Delitos contra la corrupción del 
poder, así como de las Disposiciones emitidas por la Fiscalía de la Nación15, nos encontramos 
frente a una misma organización criminal con diversos autores para cometer diversos ilícitos 
independientes pero cuya génesis se gesta dentro de la misma red criminal, así, se tiene una 
presunta16 organización criminal que estaría liderada por el presidente de la Repüblica, quien 
conjuntamente con otros altos funcionarios del aparato estatal, entre otros, Arnulfo Bruno 
Pacheco Castillo, Walter Edison Ayala Gonzales, José Francisco Silva Villegas, Geiner Alvarado 
López17, entre otros, habrían cometido diversos ilícitos con el concurso de otros agentes 
también investigados por este sub sistema, habiendo realizado presuntos actos ilícitos como: 
colusión, tráfico de influencias, fe pública, cohecho, en el ámbito de una organización criminal, 
entre otros, al haber recibido dinero para realizar ascensos irregulares de generales sometidos 
a dicho proceso a fin de beneficiarse económicamente, entre otros hechos descritos en las 
precitadas disposiciones, existiendo conexidad en las investigaciones. 


Los hechos precisados en las carpetas analizadas, se circunscriben a la pluralidad de investigados 
que se caracterizan por ejercer o haber ejercido poder, por elección popular o designación. Así, 
se aprecia un número significativo de investigados, tanto en relación a las personas naturales, 
como personas jurídicas, debiendo resaltar que las actividades de corrupción se habrían 
gestionado en un espacio vinculado a altos funcionarios de la Administración (Presidente de la 
República, Ministro de Transporte y Comunicación y Secretario General, entre otros), y también 
a personas -naturales o jurídicas- extraneus que ha estado o se encuentran vinculadas al poder 
político. 


3.1. En el presente caso de la CF № 2-2022 (antes CF № 236-2021), el Ministerio Publico, 
mediante Disposición preliminar N? 1, de fecha 4 de julio de 2022, apertura investigación 
preliminar contra Yenifer Noelia Navarro Paredes y los que resulten responsables, por el delito 
de tráfico de influencias, en merito a una denuncia recogida de la propalación de un medio de 
comunicación nacional; de igual modo, mediante Disposición № 6 de fecha 8 de julio de 2022, 
amplia investigación preliminar contra Hugo Jhony Espino Lucana, por el delito de Tráfico de 
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Influencias e incorpora a la persona jurídica JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC; 
mediante Disposición N* 07, de fecha 11 de julio 2022, el Fiscal que previno, se inhibe de conocer 
la presente carpeta, y remite los actuados a conocimiento de este sub sistema. 


3.2. Mediante Disposición N* 01, de fecha 12 de julio de 2022, esta fiscalía especializada en 
delitos de corrupción del poder, se avoca a conocimiento de la presente carpeta fiscal, así, luego 
de haber actuado diversas diligencias preliminares, mediante Disposición № 11, del 25 de julio 
de 2022, amplió investigación preliminar contra Yenifer Noelia Paredes Navarro, José Nenil 
Medina Guerrero, Lilia Paredes Navarro, Walther Enrique Paredes Navarro y David Alfonso 
Paredes Navarro, Hugo Jhony Espino Lucana, Anggi Estefani Espino Lucana, de igual modo, por 
la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Publica en la modalidad de organización 
criminal, contemplado en el art. 317 del Código Penal en agravio de la sociedad; igualmente, 
amplia investigación contra Walther Enrique Paredes, David Alfonso Paredes Navarro, Hugo 
Jhony Espino Lucana, Estafani Espino Lucana, por la presunta comisión del delito de lavado de 
activos agravado, y eleva informe a conocimiento de la señora Fiscal de la Nación en el extremo 
de las personas de Pedro José Terrones y Geiner Alvarado López, en su calidad de altos 
funcionarios de Estado. 


Así, mediante Disposición № 01, de fecha 10.08.2022, la Fiscalía de la Nación apertura 
investigación preliminar contra Pedro Castillo Terrones y Geiner Alvarado López, CF N? 170- 
2022, en su condición de Presidente de la Republica y Ministro de Transporte y Comunicaciones, 
respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal contemplado 
en el art. 317° del Código Procesal Penal en agravio del Estado, presuntamente liderado por el 
primero de los mencionados. 


3.3. En esa línea, se ha encontrado nuevos elementos de convicción, con los cuales ha quedado 
evidenciado con un alto grado de sospecha!S, la integrancia y participación de los imputados en 
actividades ilícitas dentro de la organización criminal, por lo que corresponde concretizar las 
imputaciones contra los mismos respecto a los delitos de organización criminal destinada a 
cometer delitos como: colusión, tráfico de influencias, cohecho, contra la fe püblica, así como el 
delito de Lavado de Activos, imputaciones que serán materia de precisión en la presente 
disposición de formalización de investigación preparatoria, y que deben ser puestos en 
conocimiento de las partes por imperio del artículo 71°, numeral 2, literal a). Así, el art. 3369, 
núm. 2, literal b) del Código Procesal Penal, respecto al contenido de la disposición de 
formalización, "Los hechos y tipificación específica correspondiente". El art. 719, пит. 2, literal 
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a), prescribe: "Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de 
manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: “(...Ja) Conocer los cargos formulados 
en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, 
entregándole la orden de detención dictada en su contra, cuando corresponda (...)." 


De Igual forma en el fundamento jurídico 24 — A de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017, 
se señala: “Se requiere sospecha reveladora para la disposición de formalización de la 
investigación preparatoria е! grado intermedio de la sospecha-, en cuanto imputación formal 
de carácter provisional, consiste en la existencia de hechos o datos básicos que sirvan 
racionalmente de indicios de una determinada conducta de lavado de activos, mediante la 
presencia de elementos de convicción con determinado nivel, medio, de acreditación. 


3.4. El art. 159° de la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público órgano constitucional 
autónomo, defensor de la legalidad y de los intereses públicos tiene como función ejercitar la 
acción penal pública, de oficio o a pedido de parte, responsable de la carga de la prueba; sin 
embargo, estas funciones no pueden ser ejercidas de modo arbitrario, irrazonable, con 
desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto 
de los derechos fundamentales”. Es por ello necesario actuar durante todo el proceso de 
investigación con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen 
y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado (Artículo 61.1 del CPP), así como actuar 
con independencia de criterio rigiéndose únicamente por la Constitución, la Ley y principios 
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constitucionales. 


En ese sentido, la objetividad debe ir de la mano con otros principios que deben guiar la 
actividad de los fiscales? entre los que destacan el principio de legalidad en la función 
constitucional, el debido proceso y tutela jurisdiccional, así como el principio de interdicción de 
la arbitrariedad toda vez que dentro de la investigación -o incluso desde que se toma 
conocimiento de un presunto hecho delictivo- deben emitirse pronunciamientos fiscales 
debidamente justificados pues el grado de discrecionalidad atribuido a un fiscal para que 
realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes 
que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios 
constitucionales que como el de interdicción de la arbitrariedad proscriben: a) actividades 
caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, 
tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad jurídica21. 
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En efecto, el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad surge del Estado 
Constitucional (artículos 3° y 43° de la Constitución Política) y tiene un doble significado: a) en 
un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el 
derecho; y, b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de 
servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de 
ехріісагіо??. Es por ello que en la presente disposición expondremos detalladamente y de 
manera fundamentada cada una de las razones por las cuales se formaliza la presente 
investigación. 


CUARTO: SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: 


FISC 


Equipo Especial 
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4.1. En el decurso de la presente investigación se han actuado diversas diligencias con la 
finalidad de reunir elementos de convicción, mediante los cuales se ha podido identificar la 
existencia y permanencia de la organización criminal, quienes, con la activa participación de 
altos funcionarios de Estado, habrían constituido, dirigido, promovido, controlado, supervisado, 
administrado y coordinado una estructura que involucraría al Presidente de la República? la 
primera Dama Lilia Paredes Navarro, y sus hermanos Yenifer Paredes Navarro, David Paredes 
Navarro, Walther Paredes Navarro, así como a su amigo y compueblano José Nenil Medina 
Guerrero, quienes con la activa participación de los testaferros Hugo y Angi Espino Lucana, a 
través de la instrumentalización de las empresas de fachada, empresa JJM Espino Ingeniería y 
Comercial Construcción SAC y Descont SAc, habrían concertado para realizar, asesorar, ejecutar 
y obtener, diversas licitaciones públicas a favor de Municipios, aprovechando su condición de 
alto funcionario público con el concurso de también, altos funcionarios de Estado, esto es, el 
Ministro de la cartera de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado López, y, a través de sus 
familiares directos y amigos íntimos, habrían favorecido y logrado hacerse de más de 6 millones 
de soles en obras públicas para diversos Municipios Distritales, como el de Anguia, Chachapoyas, 
Chadin y Cajatambo, así, todos, desde sus roles y funciones contribuyeron en el proyecto 
criminal, para mediante la modalidad de las “Licitaciones públicas fraudulentas”, lograron 
obtener el contrato y buena pro de diversos proyectos de ejecución publica, logrando obtener 
dinero producto de sus ilícitos, aprovechándose del poder que ostentan al tener vinculación 
directa con el primer mandatario quien habría facilitado la concreción del plan criminal. 


4.2. En efecto, conforme se indicó en la Disposición № 11, se tiene que de los hechos dados a 
conocer en la noticia criminal, se permitiría conocer de los presuntos actos preparatorios 


22 STC.0030-2004-AA/TC, Fundamento 12; STC 03864-201 4-PA/TC, Fundamento 36 
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desplegados por una presunta organización criminal que desde el айо 2021 se habría 
enquistado en las esferas más altas del poder político, donde sus funcionarios püblicos y redes 
alcanzarían al propio Presidente de la República24 y que habría buscado сораг importantes 
estamentos estatales con personas de estrecha confianza como es el caso de la cartera del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, cuyo titular es el actual Ministro Geiner 
Alvarado López25, y desde dichos estamentos se favorecería la ejecución de diversas 
modalidades delictivas entre ellas, la modalidad denominada: "licitaciones püblicas 
fraudulentas”, que consistía en participar en procesos de licitación püblica, pero que 
previamente eran coordinados a través de los operadores de la organización criminal 
directamente con quien sería el presidente de la República y con el Ministro de Vivienda y 
Construcción, a fin de favorecer a empresas privadas con cuantiosos contratos, pero siendo 
estas ültimas empresas de fachada, instrumentalizadas para obtener la buena pro en las 
licitaciones püblicas o para obtener contratos de supervisión de obras, ello a través de los 
coordinadores y articuladores del proyecto criminal, como Lilia Paredes Navarro y Jose Nenil 
Medina Guerrero, habrían contribuido en la comisión de diferentes ilícitos como el TRÁFICO 
DE INFLUENCIAS, COLUSIÓN, FE PÜBLICA, entre otros, que como delitos previos o 
generadores, permitieron que la presunta organización criminal ganase ingentes sumas de 
dinero cobrados por la adjudicación de estas licitaciones fraudulentas. 


4.3. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: 


En el presente caso, y conforme a los fundamentos expuestos supra, es necesario 
determinar si lo hechos que son materia de investigación, sobre la existencia de una 
organización criminal cumplen con lo descrito en el Acuerdo Plenario N* 01-2017-SPN, donde en 
su fundamento 17°, describe los elementos de una organización criminal que son: 1.) 1. 
Elemento personal: Esto es que la organización criminal este integrada por tres o más personas; 
2. Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la organización criminal; 3. Elemento 
teleológico: corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal; 4. Elemento funcional: La 
designación o reparto de roles de los integrantes de la organización criminal; y 5. Elemento 
estructural: como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes (...)”., pues 


——— — MÀ — я 
24 Hechos investigados en la CF № 251-2021, Fiscalía de la Nación, contra José Pedro Castillo Terrones, por el 
presunto delito de Tráfico de Influencias, en agravio del Estado. 

Hechos investigados en la CF N? 64-2022, Fiscalía de la Nación, contra Juan Silva Villegas, José Pedro Castillo 
Terrones por la presunta comisión dei delito de colusión, organización criminal y otros, en agravio del Estado. 
Hechos investigados en la CF № 222-221, Fiscalía de la Nación, contra José Pedro Castillo Terrones por la presunta 
comisión del delito de tráfico de influencias agravado o patrocinio ilegal y otros, en agravio del Estado. 

25 Respecto a estos hechos, en virtud del artículo 99° de la Constitución Política, este Despacho Fiscal cumplió con 
elevar a la Fiscalía de la Nación, el informe correspondiente N*03-2022-EFICCOP/EQUP2-MP-FN y que guarda 
relación con la investigación seguida en la CF N*64-2022 seguida ante la Fiscalía de la Nación. Asimismo 
0 d estigado en el caso № 170-2022, por la Fiscalía de la Nación, por la presunta comisión del delitos de organización 
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de los actos de investigación y diligencias realizadas, se advierte la existencia de una 
Organización Criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas referentes a 
los Delitos contra la tranquilidad pública — organización criminal y Contra la Administración 
Püblica — colusión agravada, teniendo como campo de acción en los Departamentos de Lima y 
Cajamarca; ello, en consideración a lo previsto en el Art. 2.1 de la "Ley Contra el Crimen 
Organizado"26, asimismo, el artículo 317° del Código Penal, incorporado con el D.L N? 1244- 
2016, presupuestos que exige la norma para considerar la existencia de una organización 
criminal, así se ha identificado los elementos siguientes: 


ELEMENTO ESTRUCTURAL: 


De las tipologías de la CICIP-UNICRI, estamos ante una organización Criminal denominada "RED 
CRIMINAL EN EL PODER", donde cada uno de sus integrantes cumple un rol especifico de 
manera concertada y coordinada, con la finalidad de conseguir sus objetivos criminales, en ese 
sentido, es necesario realizar el análisis sobre si lo expuesto en la tesis fiscal nos permite 
evidenciar que estamos frente a una organización criminal; por ello, en atención al Acuerdo 
Plenario N* 01-2017-SPN, describe en su fundamento 16° que : ^f...) la configuración de una 
organización criminal necesita de una estructura, la cual proviene de los elementos normativos 
de reparto de tareas o roles así como de la propia exigencia de organización el actuar de manera 
organizada. Esto es, el concepto organización denota una estructura funcional. (...)". Por ello, la 
tesis fiscal postula la siguiente estructura criminal conexa a los hechos investigados por la Fiscalía 
de la Nación respecto a la misma presunta organización criminal’: 
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27 RODRÍGUEZ, Gustavo, Medios probatorios, Bogotá, Jurídica Wilchez, 1989, Pág. 21 "La presunción se distingue 
de la prueba. Las varias acepciones que existen de la palabra "prueba" han permitido distinguirla de la 
presunción. Por la misma circunstancia, a la presunción se le han dado distintos significados. Es así como en 
ocasiones se lo toma como el resultado de acción de probar (hecho presunto), otras como actividad judicial, o medio 
(toda la operación intelectual), y a veces como hecho indicador, indicio o fuente de prueba. 
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ESTRUCTURA CRIMINAL "CORRUPCIÓN EN EL PODER" 


Cf.N'251-2021 
CF N* БА 2021 
CF N*222.2001 
CF N" 170-2022 
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ANGGIEESTAFANI 
ESPINO LUCANA 


DAVID ALFONSO 
[PAREDES NAVARRO 


WALTER ERRIQUE 
PAREDES МАУАВКО 


RUSOEL OBLITA 
PAREDES 


ELEMENTO PERSONAL: 


MANS La presunta organización criminal denominada “RED CRIMINAL EN EL PODER" (rc), estaría 
E FIs jy integrada por una gran pluralidad de agentes que comprende la pa rticipación de los investigados 
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la Fiscalía de la Nación. En el presente caso, investigamos una organización criminal que estaría 
integrada por más de tres personas, que actüan de forma concertada, cada uno cumpliendo 
roles y funciones establecidos conforme al proyecto criminal, muchos de ellos con procesos de 
investigación en curso, que a la postre, y bajo una debida orientación de una nueva modalidad 
delictiva que representa el delito de organización criminal, estos planifican, más de un hecho 
delictivo, los que se vienen siendo investigados por este sub sistema especializado en delitos de 
corrupción del poder. 


En el presente caso, la “RED CRIMINAL DEL PODER" para el caso denominado "ANGIA", estaría 
integrada por: 


1. Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO 
2. Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO 
3. José Nenil MEDINA GUERRERO 

4. David Alfonso PAREDES NAVARRO 

5. Walter Enrique PAREDES NAVARRO 

6. Cesar CASTILLO CABRERA 

7. Víctor Raûl CULQUI PUERTA 

8. Hugo Jhonny ESPINO LUCANA 

9, Anggi Estefani ESPINO LUCANA 


10. JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C. 


11. DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C. 


ELEMENTO TELEOLÓGICO Y ELEMENTO MODAL: 


La presunta organización criminal, fue concebida aprovechando e instrumentalizando la 
estructura estatal del Poder Ejecutivo, pues, muchos de los investigados son altos mandos de la 
organización criminal, ostentan importantes cargos püblicos, así, los investigados José Pedro 
Castillo Terrones (investigado por la Fiscalía de la Nación), conjuntamente con Auner Vásquez 
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СаБгега?8, Salatiel Marrufo Alcántara, José Nenil Medina Guerrero, Alejandro Sánchez Sánchez, 
Abel Cabrera Fernández, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez? y otros 
investigados en diversas carpetas fiscales?, constituyeron, planificaron, promovieron, 
financiaron, controlaron y supervisaron una organización criminal destinada a cometer delitos 
con la finalidad de hacerse de caudales de dinero31. En efecto, los integrantes de la “RED 
CRIMINAL”, desarrollaron un programa criminal que planificaron ejecutar a partir de la toma de 
poder al ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como electo presidente de la 
República. 


De los diversos elementos de convicción acopiados, existe una fuerte vinculación de los 
investigados, entre ellos, José Nenil Medina Guerrero, quien sería miembro del “Gabinete en la 
Sombra?” del Gobierno central que dirige los destinos del país a través de sus diversas carteras. 
En el presente caso, los investigados mantienen una estrecha vinculación con el Presidente de 
la Republica del Perú, quien haciendo uso de su prerrogativa presidencial, nombró los cargos de 
confianza a personas afines a sus requerimientos sin mayores cuestionamientos para poder 
ejecutar los proyectos criminales estratégicamente planificados a fin de evitar ser identificados, 
así, a lo largo de las investigaciones se ha identificado las siguientes modalidades: 


1) El copamiento indebido del poder, 

2) Los lobbies ilícitos; y, 

3) Los procesos de licitación fraudulento (dentro de las cuales se efectuaron falsificaciones 
о suplantaciones de personas) 


1) EL COPAMIENTO INDEBIDO DEL PODER: En efecto, siendo los delitos de corrupción delitos 
clandestinos, la planificación y ejecución debía ser estratégicamente concebida y ejecutada, por 
ello, el nombramiento en los cargos era una buena forma de ocultar, facilitar la ejecución del 
plan criminal, pues debían darle apariencia de legalidad a su ejecución y consumación, ahí 
radicaba el interés de colocar a personas sin los perfiles ni requisitos que establece los 
Reglamentos de Organización y funciones (ROF), Manual de Organización de Funciones (MOF) y 
demás normas de cada estamento estatal, en ese sentido, la presunta organización criminal 
| buscaba copar los cargos más importantes con ciertas características, como el Ministerio de 
1 | ?8 Investigado 
29 Investigado en la CF № 07-2022, por el delito de colusión agravada por organización criminal, siendo que el 
primero se encuentra con prisión preventiva. 


30 CF N? 1-2022; N? 3-2022; N? 4-2022; № 5-2022; № 6-2022; № 7-2022; N° 8-2022, seguido contra Auner Cabrera 
Vásquez, Beder Camacho, Salatiel Marrufo y Abel Cabrera Fernández y otros, por el delito de organización criminal 


% х, У otros, en agravio de la sociedad y el Estado. 
6 977 :&1, ZUNIGA, Laura. Ley contra el crimen organizado. Aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal. 2016. 
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Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Construcción, Petroperú, entre otros, de 
igual forma, los cargos de confianza debían ser asumidos por personajes afines al jefe de la 
organización criminal, como el caso del entonces Secretario General, Bruno Pacheco Castillo? 
puesto estratégico, siendo el articulador donde tenía acceso y coordinación directa con las 
diferentes carteras ministeriales, y diferentes instituciones como es la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, donde habría tenido injerencia sobre el 
superintendente a fin de favorecer los intereses de diferentes empresas, hechos por lo que viene 
siendo investigado en el caso № 05-2022 y CF № 64-2022-FN, personas de estrecha confianza 
para asumir los cargos estratégicos del aparato estatal donde se tomaran decisión, existieran 
ingentes presupuestos y que facilitara colocar puestos de trabajo a personas que coadyuvarían 
con el proyecto criminal, como el caso de Hugo Chávez Arévalo*™, quien fuera nombrado por la 
misma Presidencia de la Repüblica, de igual forma fue el entonces Juan Silva Villegas, quien no 
reunía ni la experiencia necesaria para asumir una cartera tan importante como lo es el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones*, donde se planifica las obras de alto valor para el 
país; en la misma línea se habría nombrado, a recomendación de su amigo Abel Cabrera 
Fernández, al Ministro de Vivienda y Construcción. 


En efecto, los vínculos que tienen los investigados José Nenil Medina Guerrero con altos 
funcionarios del Estado era desde antes de su elección, durante la сатрайа a la presidencia de 
la Repüblica, así se advierte de la declaración del colaborador eficaz Celav 3-2022-EFICCOP, de 
fecha 24 de julio de 2022, entre otros, señaló: “En campaña a la presidencia Pedro Castillo, él 
era quien le financiaba la campaña, era de muchisima confianza los mantenía a los sobrinos de 
Pedro Castro, Fray, Gian Marco, José Luis Vásquez Castillo, cuando estos vivían en Sarratera, en 
el tercer piso, les compraba, la ropa, la comida, todo, porque ellos estaba en la campaña de 
Pedro Castillo, daba las estrategias de campaña pero era siniestro porque paraba en Lima, a 
pesar de ser alcalde Anguia, solo que se cuidaba de no salir en las fotos, paraba en Sarratea 
coordinando la cabaña, era un alto dirigente en la campaña de mucha confianza, él era la 
persona que no pedía permiso para las reuniones del candidato, entraba y sentaba al lado del 
presidente (...) cuando Pedro Castillo fue presidente, el pidió manejar la cartera de Energía y 
Minas, hablaba de que quería recuperar unos pozos petroleros donde ¡ba a ganar millones, por 
eso lo pusieron a trabajar junto con МАМ MERINO que fue el primer ministro de Energía y Minas, 
era como un coordinador entre el presidente y el ministro, pero todo era interno, porque no 
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Investigado en la CF N° 05-2022 y СЕ № 06-2022,‏ 33 
Investigado en la CF. № 05-2022.‏ 34 
Ministro de Ministerio de Transportes у Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, investigado en la Carpeta‏ 35 
Fiscal N? 64-2022, ante la Fiscalía de la Nación, contra Juan Silva Villegas, José Pedro Castillo Terrones por la‏ 
presunta comisión del delito de colusión, organización criminal y otros, en agravio del Estado, encontrándose a la‏ 
fecha prófugo de la justicia‏ 
https://rpp.pe/peru/actualidad/juan-francisco-silva-de-director-de-un-colegio-a-ministro-de-transportes-y-‏ 36 
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quería aceptar ningán cargo, solo accionaba bajo la sombra. En una oportunidad dijo que quería 
hacer una obra en un Distrito de Gogor en Cajatambo, sobre una licitación que quería ejecutar". 


Esta declaración se condice con la declaración del testigo protegido N° TPO1-170- 
2022/AEIDC, de fecha 17 de agosto de 202237, que señaló: “(...) llegamos todos a Palacio de 
Gobierno, y nos encontramos al interior del mismo con el Ministro Geiner Alvarado López en una 
sala (...) nos informaron que se encontraba el Presidente de la Republica. Mientras esperábamos 
en ese ambiente a que nos atendiera el Presidente de la República, salió de dicha sala continua 
el señor AUNER VASQUEZ CABRERA, y este último le hizo una breve explicación de la exposición 
que habíamos preparado para el Presidente (..) una persona le indico al Ministro Geiner 
Alvarado que ingresara a hablar con el presidente ánicamente él, salió de dicha sala y nos indicó 
que ya había hablado con el Presidente sobre los proyectos por lo que ya no se realizaría la 
reunión programada, y luego de conversar brevemente con Salatiel Marrufo, nos indicó 
fuéramos a una reunión con los que denomino el "buró político", para realizar la exposición 
preparada para el presidente de la Republica. (...) Salatiel Marrufo dijo que vayamos con él en la 
movilidad oficial asignada a la Viceministra, y paso la dirección Palo Blanco 296-Surquillo (...) 
Quiero precisar que, como señale antes, entendimos que nos íbamos a reunir con asesores del 
Presidente de la Republica pero no conocía de que personas se trataban. (-) en la reunión 
estaban en frente de mi el señor Alejandro Sánchez Sanchez, que nos dijo que las personas que 
lo acompañaban eran amigos y paisanos del Presidente de la Republica que estaban en Lima 
para apoyarlo, dando a entender que eran conocedores del rubro de la construcción (...) pude 
identificar como José Nenil Medina guerrero quien era el alcalde del distrito de Anguía y a mi 
derecha se sentó Jackeline Castañeda del Castillo, al lado derecho de ella se sentó Salatiel 
Marrufo y Abel Cabrera Fernández...”, evidenciando de quienes realmente manejaban los 
proyectos de vivienda eran los amigos y compoblanos del Presidente de la Repüblica con la 
aquiescencia del Ministro de Vivienda Geiner Alvarado López, ordenando a los funcionarios del 
Estado les hagan exposiciones de proyectos de obra que corresponde a la cartera de vivienda a 
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\ vinculados a la aprobación de financiamiento para la ejecución de obras de mejoramiento en el 
\ departamento de Cajamarca 


37 Oficio № 170-2022-MP-FN-EI&DC, remitido por la Coordinación del Área Especializada en Enriquecimiento 


\ lícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. 
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Respecto, a Alejandro Sánchez Sánchez, el CE № 02-02-5D-2FPCEDCF-2022, de fecha 21 de julio 
de 2022, respecto a Alejandro Sánchez Sanchez, señaló: “...Alejandro Sánchez Sanchez, es la 
persona a quien le llamaban “el empresario”, quien puso la casa de Sarratea y le cubría los gastos 
a Pedro Castillo y que habría invertido un promedio de cuatro millones de soles, tal como me lo 
refirió Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo, José Nenil, Salatiel Marrufo y Bruno 
Pacheco...”. 


Otro funcionario que habría pertenecido del mismo modo a la cúpula de poder, es el 
entonces Ministro de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado López (investigado por la Fiscalía 
de la Nación), conforme se tiene de la declaración del colaborador eficaz CE 03-2022-EFICCOP, 
de fecha 24 de julio de 2022, rpta. a la pregunta 19, sobre Nenil Medina Guerrero y otros, señaló: 
" Nenil Medina se reunía personalmente con el Presidente en Residencia de Palacio y una vez 
Bruno Pacheco no lo dejo entrar a Palacio, porque el presidente no estaba y se molestó con él, 
era de mucha confianza era el nexo con el Ministro de Vivienda junto con ABEL CABRERA 
FERNANDEZ, quien fue la persona que recomendó a GEINER ALVARADO LOPEZ como Ministro 
de Vivienda, por eso ellos, manejaban esa cartera a su antojo, sacaban licitaciones y todo eso 
(..)". Esta declaración se corrobora con la declaración del propio Geiner Alvarado López, de 
fecha 4 de agosto de 2022, en el que señala que fue Ministro a propuesta de Abel Cabrera 
Fernández, investigado en la Carpeta Fiscal N* 8-2022, denominado "Gabinete en la sombra" 
por delito de organización criminal y otros, por este mismo Despacho Fiscal. 


En esa misma línea, se tiene las designaciones de ministros en las carteras de Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, investigado en la Carpeta Fiscal N° 
64-2022, ante la Fiscalía de la Nación, contra Juan Silva Villegas, José Pedro Castillo Terrones por 
la presunta comisión del delito de colusión, organización criminal y otros, en agravio del Estado, 
encontrándose a la fecha prófugo de la justicia, Ministerio del Interior Walter Ayala Gonzales, y 
el Ministerio de Vivienda con la designación de Geiner Alvarado López, quien también es 
investigado ante la Fiscalía de la Nación por su presunta participación en hechos vinculados a la 
aprobación de financiamiento para la ejecución de obras de mejoramiento en el departamento 


AST _. : 
x Са агагса, conforme se tiene del Informe N* 


SMS { ГА: " 
2. LOS LOBBIES ILÍCITOS: Eran los encargados de "tramitar" y asegurar los "negocios ilícitos" de 


la organización criminal en coordinación con los funcionarios y personas allegadas al Poder 
Político, como lo habría sido el Poder Ejecutivo, habiéndose identificado a Marco Antonio Zamir 
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Villaverde García?*, Karelin López Arredondo?® de igual modo, en el presente caso, la investigada 

Yenifer Paredes Navarro, habría cumplido dicho rol y función dentro de la organización criminal, 

pues era la encargada de contactar a diversos alcaldes provinciales y distritales a fin de "vender" 

proyectos para ser sometidos a licitaciones de obras püblicas con la seguridad de que tendrían 

el éxito asegurado para la ejecución y cumplimiento del financiamiento por parte del Gobierno 

Central, para ello, visitaba diversas provincias entrevistándose con alcaldes, promoviendo e 

incentivando los contratos de ejecución de obra, elaboración de expediente técnico y 

supervisión de obras, bajo la coordinación permanente de su hermana Lilia Paredes Navarro, 

cónyuge del Presidente de la Repüblica, para ello, articulaban su accionar con sus co imputados, 

conforme se tiene de la declaración de Hugo Espino Lucana, de fecha 14.08.2022, que señaló; 

^.. antes de viajar a Chachapoya,s aproximadamente una semana antes Yenifer paredes me 

llamo por teléfono para reunirnos en la casa de tornillos ubicada en Av. Las tortugas 375-377 

tercer piso, que está al costado de un parque pasando el cementerio de la policía, constituyendo 

en el lugar, encontré a las personas de Yenifer Paredes, Rudbel Oblitas Paredes y Fanny Oblitas 
Paredes, ahí conversé con Yenifer Paredes quién me comentó que su hermano David Paredes 
estaba interesado en ejecutar obras, a lo que yo le respondí que sí hay obra se pueden trabajar 
los expedientes. Luego empezamos hablar del viaje a Chachapoyas porque ahí tenía el contacto 
con el alcalde, quién le indicó que tenía un expediente de saneamiento. Luego de eso conversé 
con Rudbel y le dije que iba a elaborar el expediente de mejoramiento y de la transitabilidad en 
la localidad de Colcabamba, yo le mencioné esto a Rudbel porque ya había conversado con Nenil 
Medina y con Carlos Cabrera sobre mi participación para elaborar el expediente, (...)Yenifer 
Paredes me dijo que él podía acelerar mi el financiamiento el Ministerio de transportes, es decir 
Yenifer paredes sabía que Rudbel Ooblitas paredes tenía llegada en ese ministerio y por eso me 
lo recomendó. Rodbel Oblitas me aceptó el trato diciéndome que iba a invertir para el expediente 
y que luego ya veríamos con qué empresa participar en la obra, pidiéndome que le alcanzará una 
cuenta para que deposite el dinero acordado en ese momento que ascendía a la suma de S/ 
50.000 (cincuenta mil nuevos soles) luego de esa conversación yo me retiré y volví a conversar 
con el mediante llamadas de WhatsApp, siendo que la primera de ellas se produjo a la semana 
de vernos reunido en la casa de Chorrillos y ahí me pidió la cuenta, a lo que yo le envié una foto 
a su WhatsApp de la cuenta del banco de crédito BCP de mi hermana, siendo que en esa llamada 
telefónica él me mencionó que iba a coordinar con David Paredes Navarro para que me deposite 
la plata, le dije que estaba bien. Luego de ello en la primera semana de octubre de 2021, rusbel 
oblitas paredes me mandó un pantallazo al WhatsApp con el baucher del depósito que había 
„Дф оао Walter paredes Navarro a la cuenta de mi hermana con la suma de S/ 20.000 (veinte 
¿E eves soles) cómo no era el monto acordado con dos velas litas lo llamé para reclamarle 
> по depósito los 5/.50,000 (cincuenta mil soles), contestándome que luego iba a realizar 


NS * ePdepósito de la diferencia, cuál nunca hizo. (...) Esa situación me la pidió Rudbel, es decir, me 
39 "s * pidió que le mandé una cuenta que no era mía para realizar el depósito. Es decir esos 20000 soles 


38 Investigado en la CF 7-2022 Y CF 4-2022, por las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción del poder. 
39 Investigada en la СЕ № 5—2022, por las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción del poder. 
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son de David paredes Navarro, ya que David me dijo que era su dinero a través de una llamada 
telefónica que él me hizo para avisarme que si había hecho el depósito.", más adelante en su 
гра a la pregunta 22 respecto al depósito de S/.50,000.00 soles, en su pa. 18, señala que el 
dinero que le dieron para el proyecto “chadin” por parte de David Paredes, ^..provendría de la 
sefiora Lilia Paredes Navarro, por cuanto el sefior David me mencionaba que lo del 
financiamiento lo vería con esa persona"; de igual modo, se ha identificado que los investigados 
también concertaron la elaboración de un expediente técnico con la activa participación de Lilia 
Paredes Navarro, la primera dama, quien, también días antes, le había pedido a Hugo Espino 
Lucana, que le compre unos chips a su nombre para que no la chuponeen, así, lograron un 
contrato con la Municipalidad Distrital de Chachapoyas habiendo recibido S/.40,000 soles para 
la elaboración de un expediente técnico que se iba encargar Hugo Espino, y de asegurar su 
ejecución Yenifer y Lilia Paredes Navarro, al respecto dijo : “los S/.40,000 soles fueron para 
adelanto para elaborar el expediente técnico, en este caso se que el Alcalde de Chachapoyas, es 
amigo de la Sra. Lilia Paredes, y ella le pide a Yenifer Paredes que le apoye para acelerar con la 
elaboración del expediente y correr con el financiamiento una vez que el proyecto se encuentre 
listo. Yenifer Paredes sabía que era un proyecto grande y que involucraba mucho dinero..." hecho 
que se corrobora con el Acta de Deslacrado de fecha 14 de agosto de 2022, realizado en la casa 
de Yenifer Paredes Navarro, en el Distrito de Anguia-Cajamarca con autorización Judicial, en 
donde se encontró más de diez sellos de diversas autoridades como Juez de Paz de Anguia, 
Presidentes y Tenientes Gobernadores de las comunidades señaladas, así como sellos de Nenil 
Medina Guerrero en su calidad de Alcalde de Anguia, y el de la misma Yenifer Paredes Navarro, 
como secretaria General y administradora de la Municipalidad de Anguia. 


De igual modo, se halló un cuaderno de actas de sesiones de comunidades del Distrito de Anguia, 
como Lanchepampa, Quiyunito, San Juan, Chadin, y otros, igualmente se encontró diversos 
apuntes sobre rutas de trámites para la elaboración de expedientes técnicos y obras, no solo en 
la casa de Yenifer Paredes Navarro en Anguia donde además vivía el ahora Presidente de la 
Republica y la primera Dama Lilia Paredes Navarro, sino también en el domicilio de sus primos 
en el Distrito de Chorrillos en Lima, donde se encontró diversos apuntes sobre obras en diversos 
distritos de Cajamarca, que les habría reportado ingentes ganancias ilícitas, lo cual se 
evidenciaría que estos estaban lucrando con la ejecución de obras, incluso falsificando 
documentos de autoridades y de personas (conforme quedó evidenciado con la Declaración 
testimonial de Nataly Viviana Alcantara Montes, a quien le falsificaron la firma y nombre 
haciéndola participar como miembro integrante de un comité de selección de un proceso de 
licitación, cuando la misma no conocía ni participó de la misma, y que para cubrir dicha conducta 
ilícita, los investigados a cargo de Nenil Medina Guerrero, la habrían llevado a un lugar a fin de 
obligarlağpfirmar documentos, al negarse, el cabecilla Nenil Medina Guerrero, le ofrecié hasta 


| „9590; 0 soles а fin de que firme los documentos у regularizar el expediente técnico, lo cual fue 

OG ela citada testigo, como ha quedado registrado en su declaración de fecha 19 de 
» M d 2022); en efecto, Los imputados, simularon haber contratado los servicios de locación 
о «S 
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de servicios N* 2021-MDA con la municipalidad de Anguia y Nataly Viviana Alcantar Montes, por 
la suma de S/.3,000 soles, contrato fraudulento que fue hallado en la Municipalidad Distrital de 
Anguia, conforme se advierte del Acta de Apertura y Deslacrado y Revisión de Documentos de 
fecha 12 de agosto de 2022, donde se halló el contrato falso que ha sido tajantemente negado 
haber suscrito por la citada testigo; el accionar criminal de Yenifer Paredes Navarro y Jose Nenil 
Medina Guerrero se corroboraría con los diversos apuntes y sellos hallados en su vivienda y con 
la documentación encontrada en los inmuebles, lo cual se corroboraría соп el Reporte UIF № 
023-2022, del 11 de agosto de 2022, de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se advierte 
que, a pesar de que la imputada Yenifer Paredes Navarro, ha señalado no contar con ingresos 
mayores a S/.1,500 soles de manera ocasional, ni mantener un trabajo conocido, registra un 
ingreso de S/. 91,970.00 nuevos soles, entre octubre de 2021 a junio de 2022, justamente 
dentro del periodo de investigación, dinero que inmediatamente eran transferidos a diversas 
personas y familiares, como el caso de Susy Janeth Diaz Huamán, quien trabajaba en la 
Residencia de Palacio, amiga personal de la imputada, a quien deposito en un solo día más de 
5/.5,000 soles. 


De igual forma, realizo diversos depósitos por diversas sumas de S/. S/.20,000 a Anani НЕгпап 
Aguilar Loconi, a quien el mismo día 11 de diciembre de 2021 hizo dos depósitos de S/.20,000 
cada uno por un total de 5/.40,000 soles; de igual forma a Milagros Rimarachin Regalado el 
mismo día le depositó 5/.20,000 soles, entre otros depósitos por un total de 5/.91,970. Soles, 
hecho que habría sido festinado desde la Casa Residencial donde vive el Presidente de la 
Republica y la primera Dama Lilia Paredes, conforme se advierte del Acta de Verificación de 
Google Maps, donde se registra que dichos movimientos fueron realizados desde el Banco de la 
Nación ubicado en la Plaza de Armas de Lima, en el Jr. Conde Superunda № 146, Cercado de 
Lima, es decir a solo 130 metros de Palacio de Gobierno; en consecuencia, todos estos actos 
ilícitos habrían sido avalados por los padres putativos de Yenifer Paredes Navarro, conforme 
habría quedado evidenciado del análisis de todos los elementos de convicción en su conjunto, 
es así que producto de estas ilícitas actividades habrían obtenido ingentes sumas de dinero, que 
habrían lavado bajo diversas modalidades de conversión y transferencia de dinero para evitar la 
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identificación de su origen, incautación o decomiso, constituyendo el delito de lavado de activos, 
conforme se desarrolla más adelante. 


3. LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRAS FRAUDULENTOS: Consistía en identificar, organizar, 
elaborar, asegurar y participar en procesos de licitación pública para la ejecución de Obras, 
consultorías y elaboración de expedientes técnicos para gobiernos provinciales y distritales, 
сото Фазо de Chachapoyas, Anguia, Chadin y otros, así como lograr contratos fabulosos entre 

en el Estado”, pero que previamente eran coordinados a través de los operadores, 


ОУ 
Д № аад ес o lobistas de la organización criminal, habiéndose, en todos los casos, 
үе Ө 8 
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identificado un común denominador, que previo a asegurar dichos “negocios” existían 
reuniones previas con el mismo Presidente de la República, conforme se tiene de los Registros 
de ingreso y salida a Palacio de Gobierno, las visitas a la casa de “Sarratea” de propiedad de su 
amigo Alejando Sánchez Sánchez, conforme detallaremos más adelante, donde se habría 
festinado los acuerdos a fin de favorecer a empresas privadas con cuantiosos contratos. 


En el presente caso, los investigados habrían instrumentalizado empresas de fachada y 
testaferros para lograr asegurar los contratos y obtener las obras con la activa participación de 
la lobista, Yenifer Paredes Navarro, con la coordinación y financiamiento de los hermanos Lilia 
Paredes Navarro, David y Walther Paredes Navarro, y de los testaferros, Hugo y Angie Espino 
Lucana, instrumentalizado las empresas de fachada, JJM Espino Ingeniería & Construccion SAC 
y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., a nombre de estos últimos. 


En efecto, los procesos de licitación pública era de mucho interés para los investigados, pero 
que previamente eran coordinados a través de los operadores de la organización criminal 
directamente con quien sería el presidente de la República y con el Ministro de Vivienda y 
Construcción“, a fin de favorecer а empresas privadas con cuantiosos contratos, pero siendo 
estas últimas empresas de fachada, instrumentalizadas para obtener la buena pro en las 
licitaciones públicas o para obtener contratos de supervisión de obras, ello a través de la 
comisión de diferentes ilícitos como el TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COLUSIÓN, FE PÚBLICA, 
ENTRE OTROS, que como delitos previos o generadores, permitieron que la presunta 
organización criminal ganase ingentes sumas de dinero cobrados por la adjudicación de estas 
licitaciones fraudulentas. Así, se tiene que la presunta organización criminal investigada en la 
modalidad del presente caso, estaría orientada a planificar, organizar, dirigir y participar en 
“licitaciones públicas fraudulentas”, a través de empresas de fachada, como es el caso de las 
empresas JJM Espino Ingeniería & Construccion SAC y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., 
de los hermanos Hugo Jhony y Anggy Espino Lucano, en los que los hermanos Espino Lucano, 
habrían logrado obtener licitaciones de obras públicas por más de 6 MILLONES DE SOLES, dinero 
del Estado con el que fueron favorecidos para ejecutar obras en el Distrito de Anguia42 en 
Cajamarca y la provincia de Cajatambo43 en Lima. 
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41 ethos investigados en la CF № 170-2022, 


potable e instalación de saneamiento básico en las localidades de Yamsen Ushum, Tayapotrero Vista Alegre del 
distrito de Anguia — provincia de Chota - departamento de Cajamarca": resultando adjudicado el Consorcio 
IECONS, teniendo como representante común а Ronel Yuner Solis Arquinigo, por el monto de obra $/ 37098 263.13, 
suscrito el 25 dertoviembre de 2021 (fs. 711) 
43 Otorqgnt ї € la buena pro - Procedimiento de contratación püblica especial para reconstrucción por cambio 
N? MPC/CS-1 (primera convocatoria J. Objeto de convocatoria: "Ejecución de la obra recuperación de la 
E ҮД «ipamiento de la institución educativa № 20980-2 y Santiago Antunez de Mayolo, distrito de 
95% песа Cajatambo – Lima con CUI № 2452692" Resultando adjudicado el Consorcio Gorgor, teniendo 
ү) gestante legal a Teodoro Alexander Lino Quiche, por el monto de obra S/ 3876 061.73, suscrito el día 
UA tembre de 2022 (fs. 1055) 
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Asimismo, conforme de los actuados es de verificarse que ni las empresas, ni los testaferros que 
se adjudicaron las obras en dichas localidades, habrían tenido el respaldo económico ni 
experiencia suficiente a fin de lograr obtener estos importantes contratos a su favor, sin 
embargo para lograr la adjudicación de las mismas, se habría contado con la participación de un 
operador de máxima confianza del sefior Presidente de la Repüblica, siendo éste la persona de 
José Nenil Medina Guerrero, amigo y paisano del Presiente de la República, quien se desempeña 
como Alcalde del Distrito de Anguia, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, quien a 
pesar de laborar en dicho lugar, se encontró en la ciudad de Lima por mucho tiempo, y mantuvo 
sendas reuniones y coordinaciones con el jefe de Estado, antes, durante y después de haber 
logrado obtener la buena pro en favor de las precitadas empresas de fachada. 


José Nenil Medina Guerrero, cabecilla de la organización criminal, como parte integrante y 
operador de la organización criminal, se tiene la declaración del colaborador eficaz CE-02- 
D52FPCEDCF-2022, que mediante acta fiscal de fecha 19 de julio de 2022, respecto a José Nenil 
Medina Guerrrero, señaló: “Si lo conozco, lo conocí en el mes de mayo de 2021... me lo presentó 
Fray Vásquez Castillo con Gian Marco Castillo Gómez, como una persona muy cercana a Pedro 
Castillo, que era el alcalde de Anguía, y quien apoyaba económicamente a la campaña de Pedro 
Castillo, con un dinero que había obtenido producto de una licitación que había ganado en la 
municipalidad de Anguía, (...), asimismo a la pregunta ¿CONFORME A SU RESPUESTA ANTERIOR 
PRECISE QUE VINCULO TENÍA EL SEÑOR JOSE NENIL MEDINA GUERRERO CON EL PODER 
EJECUTIVO, Y SI TENÍA VÍNCULOS CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO DURANTE EL AÑO 2021 Y 
2022? DIJO: ... Nenil es amigo personal del señor Pedro Castillo Terrones ... y a través del 
presidente de la república tenía relaciones con todos los ministros y funcionarios de diversas 
entidades públicas, como es el caso del señor Juan Silva Villegas, el ex ministro de Transporte, el 
ex ministro del Interior Juan Carrasco Millones, el ex Secretario general Bruno Pacheco, el ex 
Ministro de Defensa Walter Ayala, funcionarios de energía y minas y Petroperu, el actual ministro 
de Vivienda Heiner Alvarado López y la persona de Salatiel Marrufo, quien es asesor del Despacho 
Ministerial de Vivienda, también, de los altos mandos del servicio de inteligencia, llámese DINI y 
DIGIMIN, que están a cargo de la PCM y Ministerio de interior, respectivamente...”. 
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En esa línea, José Nenil Medina Guerrero, persona de alta confianza del jefe de Estado, para 
| beneficiarse en el ámbito de una organización delictiva que habría tomado el poder político con 


... 
х. 


| la anuencia acilitación de actos por parte de altos funcionarios de Estado a fin de concertar y 


| bê фе con la buena pro de obras püblicas en diversos distritos y anexos de la provincia de 
О ЮН, departamento de Cajamarca, obteniendo licitaciones de manera fraudulenta en otras 
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&erentes de las empresas beneficiadas, JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC y DESTCON 


Navarro, la primera dama. 


Ello, habría servido para ejecutarse una serie de actos ilícitos utilizando el poder que ostentaban, 
que se vio materializado en el Decreto de Urgencia № 102-202148, de fecha 19 de octubre de 
2021, publicado en el Diario El Peruano, refrendado por el presidente Pedro Castillo Terrones y 


44 Reporte de registro de visitas - despacho presidencial desde el 01/01/2021 al 1 4/07/2022 / visitante: Medina 
Guerrero José (fs.324 7] 

45 Declaración de Lilia Ulcida Paredes Navarro de fecha 8 de julio de 2022: “(...] yo he dado autorización para que 
тагехё е(Ядепего Espino a visitar a mis hijos, ya que cuando él ha venido estaba mi hija mayor Jenifer Paredes y 


m к ver a mis hijos" (fs. 153-161) 
Eo © 29693 
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оо us 
eom 1 ер 29 
co" 


Cuatro mil trescientos veinticinco.4325 


“Айо del Fortalecimiento de la soberanía Nacional" I 
| MINISTERIO PÜBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DELPODER 


FISCALÍA DE LA NACIÓN 
пиала ЕОШРО 2 


el Ministro de Vivienda y Construcción Geiner Alvarado López, así como el Ministro de Economía 
y Finanzas Pedro Pedro Franke Balbe y la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Esther 
Vásquez Chuquilin, en cuyo "Anexo 1" integrado a la misma, se publica la lista de inversiones a 
favor del Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, sobre financiamiento de 
proyectos de saneamiento, infraestructura vial, y equipamiento urbano, por la suma de 
S/.34'382,297.00 millones de Soles; empero, se advierte en el "Anexo 2" respecto a la 
transferencia de partidas a favor de los gobiernos locales para el financiamiento de inversiones 
2021, que se ha favorecido al distrito de Anguia de la provincia de Chota con ítems (cod. 
2410794, 2428270, 2428261, 2445562 у 2445265) para la adquisición de activos no financiados 
por un monto total de S/ 1'026 011.00 soles, así también, en el "Anexo 3", la referida 
municipalidad fue favorecida con 3 items (cod. 2410794, 2445562 y 2445265) para la previsión 
de recursos para el año fiscal 2022, por el monto ascendente a 5/ 3990 097.00 soles; y además 
de ello, en el "Anexo 5" seguidamente se les destino presupuesto para contrataciones bajo 
procedimiento Especial de selección para la ejecución de obras y supervisión de la misma en 5 
items (cod. 2410794, 2428270, 2428261, 2445562 y 2445265) рог un monto total de 107260 
092.00 soles, es decir, desde el gobierno central se destinó presupuesto para obras y servicios a 
favor de la Municipalidad distrital de Anguía a cargo del ahora investigado José Nedil Medina 
Guerrero, por la suma total de S/ 15'276 200.00 soles, cifra que resulta ser un presupuesto 
codiciado para cualquier empresario, incluyendo a las empresas fachadas. 


De otro lado, también se ha identificado de los registros de visita de Hugo Jhony Espino Lucana, 
a Palacio de Gobierno**, al Ministerio de Vivienda y Construcción50 y al Ministerio de Transporte 
y Сотилісасіопеѕ51; así se tiene que con fecha 8 de agosto de 202152, se habría reunido con la 
Primera Dama — Lilia Ulcida Paredes Navarro, el mismo que se registró con motivo particular, 
desde las 15:52 hasta las 21:09 horas posteriormente registra dos visitas, indicando como 
motivo de la misma, visita a la hija mayor del presidente, los días 31 de agosto de 2021 desde 
las 18:57 hasta las 22:19 horas, horas previas a la realización de esta reunión, Hugo Espino 
Lucana ingresó al Ministerio de Trasportes y Comunicaciones desde las 15:01 hasta las 16:5753, 
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49 Reporte de registro de visitas — Despacho Presidencial: desde el 28 de julio de 2021 al 05 de julio de 2022, 
respecto a la persona de Hugo Jhony Espino Lucana (fs. 264) 

50 Reporte de la plataforma de gestión de visitas de la oficina de atención al ciudadano - secretaría General del 
ministerio de vivienda (fs. 864 reversa ) 

51 Reporte General de visitas de fecha 01/01/2016 al 1 5/07/2022 de Hugo Jhony Espino Lucana al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (fs. 852). 

52 Mediante Oficio N ° 001 065-2022-DP/SG de 11 de julio de 2022, suscrito por Jorge Ricardo Alva Coronado - 

| secretario general de la Secretaría General del Despacho Presidencial, remite reporte del registro de visitas al 

| со Presidencial. 
LAWN n Oficio N? 2065-2022-M TC/04 de 20 de julio de 2022, suscrito por Alan Rodolfo Nuñez Aldana - secretario 
ON e Peneral de la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remite reporte de las visitas 

j eR e {ааз por este despacho, haciendo presión en este extremo a la ficha de registro de ingreso de Hugo Jhony 

эе у е А бе odino Lucana. 
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еп los que se entrevistó con Velásquez Larico José Luis, en la dirección de Evaluación ambiental; 
y, el 3 de setiembre desde las 12:27 hasta las 13:37 horas. Posteriormente registra dos ingresos 
en los que refiere que el motivo de los mismos, es una reunión de trabajo, procediendo a 
contactarse con Mayuri Quispe Ysmael Rafael - subsecretario general de la Subsecretaría 
General del despacho Presidencial, el día 6 de octubre de 2021 desde las 10:45 horas hasta las 
20:26 horas, sin embargo, minutos antes, desde las 08:08 hasta las 8:56 horas54, se habría 
entrevistado con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López. 
Posteriormente, el 18 de octubre de 2021 a las 15:20 hasta 18:51 horas, una agenda recargada 
que no sería objetable a un funcionario püblico, sin embargo, se trata de una persona muy 
relacionada con el entorno presidencial, en los que en más de una ocasión ha referido que se 
esa José Nenil Medina Guerrero, y que no por coincidencia, mediante la empresa 
instrumentalizada de su hermana Anggi Estefani Espino Lucana viene ejecutando una obra en 
consorcio por más de tres millones de soles. 


Es así que, como hipótesis criminal, se tendría que producto de estos vínculos, así como de las 
reiteradas reuniones sostenidas por José Nenil Medina Guerrero con el Jefe de Estado, y previa 
concertación entre los involucrados, es que se habría motivado la promulgación del Decreto de 
Urgencia № 102-2021, de fecha 19 de octubre de 2021, como acto criminal preparatorio, que a 
su vez permitió que José Nenil Medina Guerrero dentro del tiempo en el que frecuentaba palacio 
de gobierno, lograra beneficiarse de licitaciones, utilizando empresas de fachada como lo sería 
la empresa DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., cuya representante legal es Anggi Estefani 
Espino Lucana y quien obtuvo en consorcio, la buena pro de la obra denominada “Mejoramiento 
y Ampliación del Sistema de Agua Potable e instalación de saneamiento básico en las localidades 
de Yamsen Ushum, Tayapotrero Vista Alegre del distrito de Anguía - Provincia de Chota- 
Departamento de Cajamarca, de fecha 25 de noviembre del 2021”, valorizado en 
S/.3 098,263.13 millones de soles, siendo que Estefani Espino Lucana, habría actuado como 
testaferro de la presunta organización criminal Pedro Castillo Terrones, Lilia Paredes Navarro y 
José Nenil Medina Guerrero. 


Ahora bien, la actividad de testaferro de Estefani Espino Lucana, habría sido desplegada 
conjuntamente con su hermano Hugo Espino Lucana, pues es éste último es quien 
prácticamente estaría frente de la empresa DESTCOM Ingenieros 8: Arquitectos S.A.C. realizando 


| 53 Mediante Oficio N? 1206-2022-VI VIENDA/SG de 18 de julio de 2022, suscrito por Jorge Luis Manrique 
Campomares - secretario general del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remite reporte de 


ASH las sedes del referido ministerio. 
n OS ante Oficio № 1206-2022-VIVIENDA/SG de 18 de julio de 2022, suscrito por Jorge Luis Manrique 


DS cán фпагез – secretario general del Ministerio de Vivienda, Construcción у Saneamiento, remite reporte de 
NN фаб Quas sedes del referido ministerio. 
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bajo la sombra todas las facultades propias de la representante legal, así se entre ambos y en 
consorcio con otras empresas, se les adjudicó la buena pro de la ejecución de la obra 
denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN 
DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YANSEN, USHUM, TAYAPOTRERO VISTA 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA-PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
cuyo costo de ejecución de obra asciende а 5/3:098 263.13 soles, en el distrito de Anguia, 
provincia de chota, departamento de Cajamarca, en el mes de noviembre de 2021 ello previo, 
durante y después que también, concurriera a Palacio de Gobierno hasta en cinco 
oportunidades, a entrevistarse con Yenifer Noelia Paredes Navarro, así como con la Primera 
Dama de la Nación, con la Lilia Paredes Navarro, quien era la encargada de autorizar todos los 
ingresos de Hugo Espino Lucana a Palacio de Gobierno y a la residencia presidencial conforme 
lo han precisado Lilia Paredes Navarro así como Yenifer Noelia Paredes Navarro en sus 
respectivas declaraciones. 


Así, Hugo Jhony Espino Lucana, amigo de José Nenil Medina Guerreo, durante los meses de 
agosto y setiembre, logró obtener además el otorgamiento de la buena pro? para la 
adjudicación la ejecución de la obra recuperación de la infraestructura y equipamiento de la 
institución educativa М° 20984-2 y Santiago Antünez de Mayolo, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo - Lima con CUI 2452692, con costo de inversión de S/ 3:876 061.73; con fecha 16 de 
setiembre de 2021, el mismo que fue adjudicada mediante procedimiento de contratación 
püblica especial para reconstrucción por cambio N* 004-2021-МРС7С5-1 (primera 
convocatoria), al consorcio Gorgor, representada por Teodoro Alexander Lino Quiche. 


Al respecto, la adjudicación de la buena pro que logró obtener Hugo Jhony Espino Lucana 
representante de la Empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. mediante el consorcio 
Gorgor en la provincia de Cajatambo, y la adjudicación de la buena pro al consorcio IECONS en 

el distrito de Anguia a Anggi Estefani Espino Luca na, no sólo tiene en particular que las empresas 

de los hermanos Espino Lucana conforman el consorcio con cada una de ellas respectivamente, 
Sino que además, la persona de Nathaly Viviana Alcantara Montes conformo el comité se 

| | selección en ambos procesos, es decir, participó en el proceso de selección con CUI 2452692 en 
Cajatambo con fecha 16 de setiembre el 2021 como primer miembro titular, así también 

| |participó como presidente titular de comité de selección de la adjudicación simplificada DU102- 
| |2021-008-2021.MDA/CS-1 en Anguia; de este modo se podría colegir que la participación de 
| |Nathaly Viviana Alcantara Montes, como miembro de la organización criminal que se viene 
investigando, participó de forma activa en cumplir los planes de la organización criminal, esto 

| es, fue inspsporada en el comité se selección DU102-2021-008-2021.MDA/CS-1 en Anguia a fin 


... 


| de: бо Уг el direccionamiento de la licitación de la obra concebida fraudulentamente, de 
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igual forma que habría realizado el direccionamiento del procedimiento de contratación püblica 
especial para reconstrucción por cambio № 004-2021-MPC/CS-1 (primera convocatoria) en la 
provincial de Cajatambo. 


Producto del direccionamiento de las licitaciones fraudulentas, se advierte que el Órgano de 
control Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajatambo emitió informes56advirtiendo 
situaciones adversas que afectan el logro de los objetivos de la ejecución de la obra recuperación 
de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa № 20984-2 y Santiago Antunez 
de Mayolo — distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo — Lima. 


Es producto de esta actividad delictiva, que los hermanos Hugo Espino Lucana y Estefani 
Espino Lucana, habrían recibido conjuntamente, como comisión por estos contratos la suma de 
S/.90,000 nuevos soles, por parte de Walter Enrique Paredes Navarro y David Alfonso Paredes 
Navarro, hermanos de la Primera dama y cuñados del presidente de la República, hechos que se 
corroborarían con el Reporte ШЕ N ° 021-2022-DAO-UIF-SBS57, del 24 de julio de 2022. 


Así también, en relación a la noticia criminal que dio inicio a la presente investigación, se 
advierte que Yenifer Paredes Navarro, participó activamente para lograr concretar el expediente 
técnico en el caserío La Succha conjuntamente con Hugo Espino Lucana y Susy Diaz Huamán, 
siendo esta ültima amiga y socia de Yenifer Paredes Navarro y Hugo Espino Lucana, quien 
además labora en la Residencia de Palacio de Gobierno, en razón de lo manifestado por la propia 
Yenifer Paredes Navarro; hecho que además ha sido evidenciado en el video propalado donde 
se le aprecia en el Caserío La Sucha, promover un censo para ejecutar un proyecto, entre otros 
dijo: *.. estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está 
aprobado de su proyecto, entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para 
llevar y aprobar el proyecto que necesito (...) 3® reunión que se habría dado en la localidad de La 
Succha, distrito de Chadin, provincia de Chota, departamento de Cajamarca en el mes de 
septiembre de 2021. 
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Ahora bien, la actividad de testaferro de Estefani Espino Lucana, habría sido desplegada 
A conjuntamente con su hermano Hugo Espino Lucana, pues es éste último es quien 
| prácticamente estaría frente de la empresa DESTCOM Ingenieros & Arquitectos S.A.C. realizando 
| bajo la sombra todas las facultades propias de la representante legal, así se entre ambos y en 
| consorcio con otras empresas, se les adjudicó la buena pro de la ejecución de la obra 
| denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN 
| | DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YANSEN, USHUM, TAYAPOTRERO VISTA 
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М cse? rd traido del acta de visualización, transcripción y lacrado de video de fecha 24 de julio de 2022, enlace de 
SAM co youtube: https://www.youtube.com/watch?vewnT5gvKxrWO& feature-youtu.be 
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ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA-PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 
cuyo costo de ejecución de obra asciende a $/3`098 263.13 soles, en el distrito de Anguia, 
provincia de chota, departamento de Cajamarca, en el mes de noviembre de 2021 ello previo, 
durante y después que también, concurriera a Palacio de Gobierno hasta en cinco 
oportunidades, a entrevistarse con Yenifer Noelia Paredes Navarro, así como con la Primera 
Dama de la Nación, con la Lilia Paredes Navarro, quien era la encargada de autorizar todos los 
ingresos de Hugo Espino Lucana a Palacio de Gobierno y a la residencia presidencial conforme 
lo han precisado Lilia Paredes Navarro así como Yenifer Noelia Paredes Navarro en sus 
respectivas declaraciones. 


Así, Hugo Jhony Espino Lucana, amigo de José Мепй Medina Guerreo, durante los meses de 
agosto y setiembre, logró obtener además el otorgamiento de la buena pro” para la 
adjudicación la ejecución de la obra recuperación de la infraestructura y equipamiento de la 
institución educativa № 20984-2 y Santiago Antünez de Mayolo, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo - Lima con CUI 2452692, con costo de inversión de S/ 3:876 061.73; con fecha 16 de 
setiembre de 2021, el mismo que fue adjudicada mediante procedimiento de contratación 
püblica especial para reconstrucción por cambio N° 004-2021-MPC7CS-1 (primera 
convocatoria), al consorcio Gorgor, representada por Teodoro Alexander Lino Quiche. 


Al respecto, la adjudicación de la buena pro que logró obtener Hugo Jhony Espino Lucana 
representante de la Empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. mediante el consorcio 
Gorgor en la provincia de Cajatambo, y la adjudicación de la buena pro al consorcio IECONS en 
el distrito de Anguia a Anggi Estefani Espino Lucana, no sólo tiene en particular que las empresas 
de los hermanos Espino Lucana conforman el consorcio con cada una de ellas respectivamente, 
sino que además, la persona de Nathaly Viviana Alcantara Montes conformo el comité se 
selección en ambos procesos, es decir, participó en el proceso de selección con CUI 2452692 en 
Cajatambo con fecha 16 de setiembre el 2021 como primer miembro titular, así también 
participó como presidente titular de comité de selección de la adjudicación simplificada DU102- 
2021-008-2021.MDA/CS-1 en Anguia; de este modo se podría colegir que la participación de 
Nathaly Viviana Alcantara Montes, como miembro de la organización criminal que se viene 
investigando, participó de forma activa en cumplir los planes de la organización criminal, esto 
es, fue incorporada en el comité se selección DU102-2021-008-2021.MDA/CS-1 en Anguia a fin 
de concretizar el direccionamiento de la licitación de la obra concebida fraudulentamente, de 
| | igualforma que habría realizado el direccionamiento del procedimiento de contratación püblica 
| especial para reconstrucción por cambio N* 004-2021-MPC/CS-1 (primera convocatoria) en la 
| Provincial de Cajatambo. 
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Producto del direccionamiento de las licitaciones fraudulentas, se advierte que el Órgano de 
control Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajatambo emitió informes60advirtiendo 
situaciones adversas que afectan el logro de los objetivos de la ejecución de la obra recuperación 
de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N* 20984-2 y Santiago Antunez 
de Mayolo — distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo — Lima. 


Es producto de esta actividad delictiva, que los hermanos Hugo Espino Lucana y Estefani 
Espino Lucana, habrían recibido conjuntamente, como comisión por estos contratos la suma de 
S/.90,000 nuevos soles, por parte de Walter Enrique Paredes Navarro y David Alfonso Paredes 
Navarro, hermanos de la Primera dama y cuñados del presidente de la Repüblica, hechos que se 
corroborarían con el Reporte ШЕ N ° 021-2022-DAO-UIF-SBS61, del 24 de julio de 2022. 


Así también, en relación a la noticia criminal que dio inicio a la presente investigación, se 
advierte que Yenifer Paredes Nava rro, participó activamente para lograr concretar el expediente 
técnico en el caserío La Succha conjuntamente con Hugo Espino Lucana y Susy Diaz Huamán, 
siendo esta ültima amiga y socia de Yenifer Paredes Navarro y Hugo Espino Lucana, quien 
además labora en la Residencia de Palacio de Gobierno, en razón de lo manifestado por la propia 
Yenifer Paredes Navarro; hecho que además ha sido evidenciado en el video propalado donde 
se le aprecia en е! Caserío La Sucha, promover un censo para ejecutar un proyecto, entre otros 
dijo: ^.. estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está 
aprobado de su proyecto, entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para 
llevar y aprobar el proyecto que necesito (...)"62, reunión que se habría dado en la localidad de 
La Succha, distrito de Chadin, provincia de Chota, departamento de Cajamarca en el mes de 
septiembre de 2021. 


Así también, encubrieron bajo la autonomía política, económica y administrativa de los 
organismos municipales, José Nenil Medina Gerrero, habría dispuesto subenciones económicas, 
afectando fondos de la municipalidas distrital de Anguia, a favor de supuestos beneficiarios por 
sumas de S/ 2 000.00, 2500.00, 100.00, y montos inferiores en aproximadamente suman S/ 
9135.00, montos otorgados mediante resoluciones de alcaldía suscritos por el investigado, los 
cuales han sido extraidos del archivador color anaranjado con negro, con inscripciones 
municipalidad distrital d Anguia, del área de secretaria — "Resoluciones 2021" a folios 369 
correspondiente solo a los meses de enero a marzo de 2021, documentación extraída del acta 
de deslacrado, apertura, verificación — identificación — extracción y descripción de muestras 
incautadas en la Municipalidad Distrital de Anguia y posterior lacrado. Este hecho estaría 


iptridéicamente relacionado a lo manifestado por Hugo Jhony Espino Lucana, cuando refiere en 
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Su declaración de fecha 14 de agosto de 2022, (respuesta pgta. 7): "..Jose Nenil Medina 
Guerrero siempre venia a mi oficina de Вгейа (...) desde donde llamaba a su personal de su 
Municiplaidad a través de celular, específicamente al señor Rony lrigoiin Vásquez, quien era el 
tesorero de la Municipalidad y le ordenaba que deposite ciertos montos que iban a mi cuenta, 
para entregárselo a él, siendo que yo tengo el teléfono de Rony en mi agenda del celular..." Los 
cuales eran destinados para el mantenimiento de la Organización Criminal 


Luego, que José Pedro Castillo Terrones asumiera la Presidencia de la República del Perú, el 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca 
José Nenil Medina Guerrero visitó en diez (10) oportunidades Palacio de Gobierno, de las cuales 
ocho (8) fueron realizados en el segundo semestre del año 2021 y dos (2) en el primer trimestre 
del año 2022; de estas visitas cinco (5) fueron al Presidente de la República José Pedro Castillo 
Terrones, mientras que las restantes visito a las personas de Jaime Huatuco Santos, Giuliana 
Roncalla Marín y Jorge Alva Coronado, conforme se aprecia del siguiente cuadro: 


ll FECHA 
07AGO2021 


21AGO2021 


HORA TOMO | FOLIO | A QUIEN VISITO 
INGRESO Y 
SALIDA 


17:33 - 19:36 


Pedro Castillo 


Terrones 


Palacio 
Gobierno 


Palacio Huatuco 


Gobierno 


10:44 - 12:12 


Giuliana Roncalla 


Marín 


21AGO2021 | 18:16-23:54 | Palacio 


Gobierno 


Giuliana Rocalla 


Marín 


00:03 - 01:33 Palacio 


Gobierno 


Pedro Castillo 


Terrones 


Palacio 
Gobierno 


21:13 - 23:00 


Pedro 
Terrones 


08:29 - 09:45 Castillo 


Palacio 
Gobierno 
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Las necesidades de su localidad, sino que esta relación amical nace desde hace mucho tiempo 
atrás, toda vez que José Nenil Medina Guerrero ha referido conocer a José Pedro Castillo 
Terrones porque es natural de Chugur, Chota y vive cerca del domicilio del alcalde, vinculo que 
permitió que esta autoridad edil apoye económicamente al candidato presidencial de ese 
entonces Castillo Terrones, por esa razón era del entorno cercano y de confianza del presidente 


EQUIPO 2 


7 Pedro 


Terrones 


17:45-22:47 | Palacio Castillo 


Gobierno 


Pedro Castillo 


Terrones 


Palacio 
Gobierno 


18:06 - 20:36 


18:44 - 21:13 Pedro 


Terrones 


Palacio Castillo 


Gobierno 


18:22-19:55 | Palacio 


Gobierno 


Jorge 
Coronado 


y en función a ello, realiza estas visitas con el único propósito de viabilizar los proyectos de obras 
en el distrito de Anguía, los que son corroborados con datos de los siguientes colaboradores: 


CE 02-5D-2FPCEDCF-2022 CE 03-2022 -EFICCOP 
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Si lo conozco, lo conocí en el mes de mayo de 2021 en 
las inmediaciones de la casa de Sarratea de nombre las 
Tinajas, me lo presentó Fray Vásquez Castillo con Gian 
Marco Castillo Gómez, como una persona muy cercana 
a Pedro Castillo, con un dinero que había obtenido 
producto de una licitación que había ganado en la 
municipal de Anguía, él era alcalde de dicha 
municipalidad; por esas razones la conozco. Era una 
persona que estaba apoyando activamente a la 
сатрайа en Lima, ya que se alquiló un departamento 
en Lima para su estadía. 


Quienes conformaban el 


vínculo más cercano de 
Palacio de Gobierno era 
un grupo de máxima 
confianza que todos 
eran sus paisanos (..) 
Nenil Medina Guerrero 
que ега alcalde de 
Anguía y su mejor 
amigo. 


José Nenil apoyo a Pedro 
Castillo Terrones y a 


José 
Nenil 
Medina 
Guerrero 


El sefior Nenil es amigo personal del зейог Pedro 
Castillo Terrones por haber apoyado económicamente 
ala сатрайа y por ser alcalde de Anguía, y a través del 
presidente de la repüblica tenía relaciones con todos 
los ministros y funcionarios de diversas entidades 
püblicas, como es el caso del sefior Juan Silva Villegas, 
el ex ministro de Transportes, el ex ministro del interior 
Juan Carrasco Millones, el ex secretario general Bruno 
Pacheco, el ex ministro de defensa Walter Ayala, 
funcionarios de energía y minas y Petroperü, el actual 
ministro de vivienda Heiner Alvarado López y la 
persona de Salatiel Marrufo, quien es asesor del 
Despacho Ministerial de Vivienda, de los altos mandos 
del servicio de inteligencia, llámese DINI y DIGEMIN, 
que están a cargo de la PCM y el Ministerio del Interior, 
respectivamente. 


cambio de que cuando 
él sea presidente iba a 
incrementar el 


presupuesto para obras 
en Anguía y podría 
direccionar las 


licitaciones рага que 


recupere todo lo que 
había gastado. 


2 PRO iROsMucción y Saneamiento para el financiamiento de ejecución en obras de saneamiento, 
Equipo Especial en ИН dose un listado de aproximadamente 362 obras, 95 de las cuales corresponden 
epartamento de Cajamarca y entre ellas están los proyectos de obras del distrito de 
| Anguía, las cuales previamente fueron canalizados para su evaluación y/o calificación en el 
| Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción 
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| Sucede que en este mismo periodo de visitas realizadas por Nenil Medina Guerrero al 
| Palacio de Gobierno se emitió el Decreto de Urgencia N*102-2021-PCM del 29 de octubre 
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y Saneamiento, actos que originaron que la Municipalidad Distrital de Anguía realice los 
procedimientos especiales de selección en este mismo periodo que comprende los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del 2021, es decir estas actuaciones son el resultado de 
las visitas que Nenil Medina realizó a Palacio de Gobierno. En este contexto, resulta 
necesario señalar lo vertido por los colaboradores eficaces respecto a los nexos que tenía 
José Nenil Medina Guerrero en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: 


CE 02-5D-2FPCEDCF-2022 CE 03-2022 -EFICCOP 


Nenil Medina se reunía 
personalmente con el 
presidente en la residencia de 
Palacio (..) era de mucha 
confianza era el nexo con el 
Ministro de Vivienda, junto con 
Abel Cabrera Fernandez, quien 
fue la persona que recomendó a 
Geiner Alvarado López como 
Ministro de Vivienda, por eso 
ello, manejaban esa cartera a su 
antojo, sacaban licitaciones y 


Lo que sucede es que el Presidente 
Pedro Castillo había decidido repartir 
funciones para que se hagan cargo 
del control sus personas de 
confianza, su familia y otras personas 
que apoyaron al gobierno, en tal 
sentido, el señor José Nenil era una 
de esas personas de confianza y 
amigo de Pedro Castillo, además, de 
haber apoyado a la campaña, eso le 
daba el derecho; para el Presidente 
Pedro Castillo el sefior Nenil era un 
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José 


Nenil alcalde, que tenía dinero, ега | todo eso. 
Medina | profesional, y por esas razones le 
Guerrero | dieron dicha función, así como Con el último decreto de 


también se hizo cargo de coordinar 
con funcionarios del Ministerio de 


urgencia de fines de octubre 
que había dado Pedro Castillo, 
había una de saneamiento por 
tres millones y que lo iba a 
trabajar otra vez con lilia y su 
hermana Yenifer porque su 


Vivienda, todas esas reparticiones se 
dieron en la casa de Sarratea. 


NEL ШЕ 
О К 
HENS ОСА PF өв Fisca 

зо Especial gel podet 
к rupel 
gan 


enamorado Espino tiene 
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empresas que las puede poner 
en la licitación y como le había 
cumplido con la obra de Gorgor 
iban a hacer lo mismo. 


Después emitirse el financiamiento a través del precitado decreto de urgencia para la 
supervisión y/o ejecución de obras, la Municipalidad Distrital de Anguía bajo el liderazgo de su 
alcalde José Nenil Medina Guerrero, realizó diversos procedimientos especiales de selección 
tanto para consultorías de supervisión de obra y para la ejecución de obras por un monto total 
de S/ 30'851,301.59, conforme se expone a continuación: 


CUADRO DE OBRAS POR EL DECRETO DE URGENCIA N* 102 - 2021 DEL PERIODO FISCAL 2021 


Fecha y 
Hora de 
Publicación 


Nomenclatura Descripción de Objeto 


SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA 
PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE 
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
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Valor 
Referencial / 
Valor 
Estimado 


42,740.68 


174,514.99 


Eo 


——— 


Cem Ao 
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2021- DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
MDA/CS-1 DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


SUPERVISION «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA 
- PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-5- 
2021- 
MDA/CS-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


26/11/2021 
21:59 


121,990.59 


SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS 
LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA ¿ 
PROVINCIA DE CHOTA ё DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-9- 
2021- 

MDA/CS-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


12/11/2021 


237,326.96 Y 
19:55 iine i 


EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS | 
LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y 3,098,263.13 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA ¿ 
PROVINCIA DE CHOTA ¿ DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-8- 
2021- 

MDA/CS-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


12/11/2021 
13:47 


SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE 
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-6- 
2021- 
MDA/CS-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


11/11/2021 
23:12 


174,514.99 


SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA 
PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-7- 
2021- 

MDA/CS-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 


ANGUIA A 


11/11/2021 
22:36 


42,740.68 


SUPERVISION «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA 
- PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-5- 
2021- 
MDA/CS-1 


121,990.59 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DEL PARQUE 
INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO DE CHUGUR 

DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-1- 
2021- 

МОА/СЕ-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


11/11/2021 
21:43 


421,679.42 


EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-4- 
2021- 

MDA/CS-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


11/11/2021 
21:01 


3,490,299.79 


OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE 
LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE 
HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-2- 
2021- 

MDA/CS-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


11/11/2021 
19:32 


610,581.11 . 


EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA 
- PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA» 


AS-DU102 
2021-SM-3- 
2021- 

MDA/CS-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


11/11/2021 
19:30 


2,033,176.54 


SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA 
- CONCHAN - LA LEGUA - TACABAMBA - CHUGUR - 
ANGUÍA - RODEOPAMPA - GUINEAMAYO, 
DISTRITOS DE CONCHAN - TACABAMBA-ANGUÍA, 
CHOTA-CAJAMARCA DISTRITO DE ANGUÍA - 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, TRAMO I GUI 


DIRECTA- 
PROC-2-2021- 
MDA/ABAST-1 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


14/09/2021 
23:12 


731,811.82 


SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL LA PALMA - CONCHAN - LA LEGUA - 
TACABAMBA - CHUGUR - ANGUÍA - RODEOPAMPA 
- GUINEAMAYO, DISTRITOS DE CONCHAN - 
TACABAMBA-ANGUÍA, CHOTA-CAJAMARCA 
DISTRITO DE ANGUÍA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, TRAMO I 

eC GUINEAMAYO - RODEOP 


DIRECTA- 
PROC-1-2021- 
MDA/ABAST-1 


MUNICIPALIDAD 


09/09/202 
DISTRITÁL E халх 


19,549,670.30 


۰ 
° 
58071 
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30,851,301.59 


Decreto Supremo N*71-2018-PCM del 29 de octubre del 2021 son conducidos por un 
comité de selección cuya responsabilidad funcional inicia desde la convocatoria hasta el 
consentimiento de la buena pro (art. 25 del D.S N*071-2018), es así, que en los procesos de 
AS-DU 102-2021-5M-8-2021-MDA/CS-1; AS-DU 102-2021-5М-4-2021-мрдусѕ-1; AS- DU 
102-2021-5М-3-2021-Мрдусѕ-1 y AS-DU 102-2021-5M-2-2021-MDA/CS-1; la conducción 
estuvo a cargo de las siguientes personas: 


CONFORMADO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS 


CARGO AS-DU102 2021-5M-8- AS-DU1022021-5M-4- | 550010 2021-SM-3- | AS-DU102 2021-5M-2- 
2021-MDACS-1 2021-MDACS-1 2021-MDACS-1 2021-MDACS-1 
PRESIDENTE NATHALYVIVIANA JESUS OMAR MARTINEZ (JESUS OMAR MARTINEZ 
ALCANTARA MONTES 


ORLANDO CORONEL 
VASQUEZ VASQUEZ VASQUEZ 


TTUUAR2 ORLANDO CORONEL  |OSBERTO IRIGOI N OSBERTO IRIGOIN OSBERTO IRIGOIN 
VASQUEZ VASQUEZ VASQUEZ 


De esta descripción, permite establecer que los comités de selección de los procesos AS- 
DU102 2021-SM-4-2021-MDACS.1, AS-DU102 2021-SM-3-2021-MDACS-1 y AS-DU102 
2021-SM-2-2021-MDACS.1, son los mismos mientras que para el proceso AS-DU102 2021- 
SM-8-2021-MDACS-1 solamente varía el presidente titular, quienes han sido nombrados 


$: 021-MDACS-1 y AS-DU102 2021-SM-8-2021-MDACS.1, se da inicio del proceso de 


ANS AL | 
SC Fis —— 
к. | Espgcial, 48100488 y calificación de la ofertas de fechas 25/11/2021 y 24/10/2021, a horas 9:30 am 
^ or 
contra iac | 
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JESUS OMAR MARTINEZ 
И 
2021-MDACS-1 VASQUEZ 
А OSBERTO IRIGOIN 
VASQUEZ 


CONSORCIO 
EJECUTOR 
CHOTA NORTE 


25/11/2021 


NATHALY VIVIANA 
ALCANTARA MONTES 
AS-DUIOZ 2021504 OSBERTO IRIGOIN 
TI 1 24/10/2021 
21-NOAG.1 [TUAR VASQUEZ id 

ORLANDO CORONEL 

TTUAR2 
VASQUEZ 


CONSORCIO 


11302. m. 
d EJECUTORA&S 


CONSORCIO 
сом 


5 o 
E de estos procesos. 


S Ч 
co 
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En cuanto a la conformación de este comité de selección el artículo 10 del Decreto 
Supremo N*071-2018-PCM del 05 de julio del 2018, norma que aprueba el reglamento 
del procedimiento de contratación püblica especial para la reconstrucción con cambios, 
señala que: “(...) Los servidores del OEC que, en razón de sus funciones intervienen 
directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser profesionales y/o 
técnicos certificados por el OSCE”. Asimismo, el artículo 25 precisa: ^(...) El comité de 
selección está conformado por tres (3) miembros titulares y sus correspondientes 
miembros suplentes, debiendo uno (1) pertenecer al OEC, y los otros dos (2) miembros 
tener conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. La designación de los 
miembros del comité de selección y la aprobación del expediente d e contratación se 
realiza en el mismo instrumen to, documento o acto, aprobado por el Titular o a quien éste 
delegue". 


1. Entonces teniendo en cuenta este marco normativo, permite señalar la transgresión a 
estos estipulados toda vez que de la verificación efectuada en la base de datos del 
portal SEACE - OSCE, sobre la certificación del Titular - Miembro 1, de nombre JESÚS 
OMAR MARTINEZ PANTA, la cual registra como resultado “Si cuenta con certificación 
OSCE - Nivel Básico”. 


EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 


ro" 


JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 


Copyright 1116 Organismo Suparviz ias €. "do, poog les derecha 
Bode Contra A» Ceegorio Escobosa cura Майа Lima 11 Peni 
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Miembro 1, de nombre ORLANDO CORONEL VASQUEZ, la cual registra como resultado 
"No cuenta con certificación OSCE”. 


vez que según página de la SUNEDU esta persona es bachiller en Sociología (folios 1020 


del Tomo МІ), además que del portal SEACE, específicamente de la base de datos del 
SEACE - OSCE, sobre la certificación del Titular - Miembro 2 de nombre OSBERTO 
IRIGOIN VASQUEZ, registra como resultado “No cuenta con la certificación OSCE”, tal 
como se puede apreciar en el pantallazo, en el listado que emite de acuerdo a los 
apellidos digitados. 


5 
5 
S 
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Con respecto a los procedimientos especiales de selección efectuados por la 
Municipalidad Distrital de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, en el 
segundo semestre del айо 2021 y en merito del Decreto de Urgencia N*102-2021-PCM 
del 29 de octubre del 2021, se encuentra el siguiente proceso: 


1.- Adjudicación Simplificada N*008-2021-MDA/CS рага la ejecución de obra: 
"Mejoramiento v ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento 
básico en las localidades de Yamsen Ushum, Tavapotrero Vista Alegre del distrito de 
Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca" por el monto de S/ 
3'098,263.13. 


De acuerdo a la documentación que obra en autos, la Municipalidad Distrital de Anguía 
realizó el procedimiento de selección para la ejecución de la citada obra, proceso que 
segün acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de fecha 
24 de octubre del 2021 estuvo conducido por el comité de selección integrado por 
Nathaly Viviana Alcantará Montes - Presidente Titular, Osberto Irigoin - Miembro Titular 
y Orlando Coronel Vásquez Miembro Titular 2, quienes producto de la ejecución de estos 
actos otorgaron la buena pro al CONSORCIO IECONS conformado por las empresas 
Constructora y Consultora D&M SRL; Ingeniería en Construcción Solís SAC; Destcon 
Ingenieros & Arquitectos SAC y Constructora & Proyectistas Asociados J& X Gonzales EIRL, 
cuyo representante fue Ronel Yuner Solís Arquinigo quien conjuntamente con Carlos 
Isaul Cabrera Sánchez - alcalde encargado, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra 
N*09-2021-MDA/A del 07 de diciembre del 2021 por el monto de S/ 3'098,263.13. 


En cuanto la participación de la persona de Nathaly Viviana Alcantará Montes, quien 
segün Acta de admisión evaluación, calificación v otorgamiento de la buena pro de fecha 
24 de octubre del 2021, concerniente a la Adjudicación Simplificada D.U №102-2021 
N*008-2021-MDA/CS Bases Integradas, aparece como Presidente Titular de este comité 
de selección conjuntamente con Osberto Irigoin Vásquez y Orlando Coronel Vásquez 
miembros titulares, sin embargo, la fecha de formulación de esta acta en comparación 
con el acta del otorgamiento de la buena pro existe un tiempo de 30 días 
aproximadamente, plazo excesivo que contraviene lo previsto en el art. 32 del Decreto 
Supremo №071-2018-РСМ del 05 de julio del 2018, cuando indica que e/ otorgamiento 
de la buena pro en todos los casos se efectúa el mismo día de la presentación de las 
ofertas, salvo por razones debidamente justificadas, previa autorización del funcionario 


NL M -aprabó las bases, se postergue hasta por un plazo de máximo de dos (2) días hábiles. 
HANS ALBERTO AGUIRR HUATUCO " d B 4 id 
FISCAL OVINCIAL 
Equipo Esp£cjal de Rissplecto a estos hechos, Nathaly Viviana Alcantará Montes en su declaración 


contra la got 1 
° шол ge ШАТ brindada el 15 de agosto del 2022, refirió que, desde el 20 de octubre del 


| P : A 
| 2021, hasta la actualidad se encuentra laborando como asistenta en contrataciones en el 
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Gobierno Regional del Callao percibiendo un ingreso mensual de 4 mil soles. Pero cuando 
llega su primera citación busca un abogado de nombre "Claudio" quien le indica que el 
abogado del alcalde Nenil Medina quiere reunirse, asistiendo el 22 de julio del presente 
afio, entre las 10 u 11 de la noche, con su abogado, en un local de Puente Piedra donde 
identificó a Hugo Jhony Espino Lucana, a Nenil Medina Guerrero y a su abogado que se 
identificó como "Niki" quien había sido Gerente General del Gobierno Regional de Piura, 
fue en ese momento que el Alcalde Nenil le indica que firme el acta de buena pro, 
negándose ella hacerlo porque nunca había trabajado para su entidad y que no le habían 
emitido ninguna orden de servicio, contestándole él que todo tiene solución mientras 
estén allí, porque a él no le buscan sino al uno, entendiendo que se trataba del Presidente 
de la República, indicándole cuanto quería por su firma, ofreciéndole además trabajo, 
pero ante su continua negativa comenzó a ofrecerle la cantidad de 20 mil, 40 mil hasta 50 
mil soles, negándose a aceptar este ofrecimiento porque su firma no tiene precio. Que la 
firma es falsa donde aparece como presidente del comité de selección, porque nunca ha 
trabajado para la Municipalidad Distrital de Anguía. 


Este hecho irregular demuestra claramente que este procedimiento especial de selección 
fue simulado con el único propósito de favorecer con el otorgamiento de la buena pro al 
Consorcio IECONS, por lo tanto, los actos descritos en esta acta de fecha 24 de octubre 
del 2021 concerniente a la Adjudicación Simplificada D.U М2102-2021 №008-2021- 
MDA/CS, carecen de veracidad y resultan ser espurios por cuanto Nathaly Viviana 
Alcantará Montes nunca trabajó para la Municipalidad Distrital de Anguía, toda vez que 
en ese periodo que realizo este proceso se encontraba laborando en el Gobierno Regional 
del Callao. Entonces, considerando lo vertido por esta persona el Contrato de Locación 
de Servicios -2021-MDA de fecha 08 de noviembre del 2021 (obra en el Acta de 
Deslacrado, Verificación, Extracción de Información, Lacrado y Rotulado de Bienes de 
fecha 14 agosto del 2022), también carecería de veracidad por cuanto Nathaly Viviana 
Alcantará Montes no laboró en esta entidad edil, de tal manera que la firma de esta 
persona habría sido falsificada, cuya formulación tendría como propósito aparentar la 
existencia de un vínculo laboral entre ambas partes y en mérito a ello, simular que 
participó en este procedimiento especial de selección y así darle visos de legalidad, 
actuaciones donde se encuentran inmersos las personas de Osberto Irigoin Vásquez y 
Orlando Coronel Vásquez, quienes según el acta fueron miembros titulares en este 
proceso. 


En cuanto a estas actuaciones irregulares, Hugo Jhony Espino Lucana en su declaración 


1964 3 
Сова то de voluntades entre José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino Lucana, 
N 


&edaseAlexander Lino Quiche у Ronel Yuner Solís Arquinigo quien había solicitado la 


\ 
стоп del pode" 
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cantidad de S/. 228,000.00 mil soles para adjudicársele la buena pro, monto que debía de 
ser entregado en dos armadas, la primera debía ser pagado a la firma del contrato, pero 
ante la propuesta de Espino Lucana este pago se efectuaría una vez pagado la primera 
valorización, como así sucedió donde su hermana Anggi Estefani Espino Lucana, por 
petición suya retiró de la agencia del Banco Continental del distrito de Puente Piedra, la 
cantidad de S/. 50,000.00 Mil Soles y luego en ese mismo día retiro S/. 30,000.00 mil soles, 
para después de transcurrido varios días retiro S/. 20,000.00 mil soles, esto con 
conocimiento y/o autorización de Ronel Yuner Solis Arquinigo y Teodoro Alexander Lino 
Quiche, quienes sabían que este dinero era para el alcalde Medina Guerrero, a quien le 
hizo entrega en el interior del departamento 702 del edificio ubicado en la Av. Brasil 
N^727. 


RETIROS REALIZADOS POR LA EMPRESA DESTCOM INGENIEROS & ARQUITECTOS SAC 
CARGO | 


IN OPER | 
juri RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y E. ub. ned 
13/01/2022 CLAVE 72 30,000.00 
RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y ИДЕ ВЕРЕЯ 
13/01/20221 CLAVE 74 50,000.00 
RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y NF NES 
17/01/2022] CLAVE 82 20,000.00 


RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y 
29/03/2022] CLAVE 391 100,000.00 


TOTAL DEPOSITADO 


Fuente: Banco BBVA | 
Elaboracion: Equipo Especial 
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El primer pago realizado por Hugo Jhony Espino Lucana al alcalde José Nenil Medina 
Guerrero se corroboran con el Acta de Verificación de domicilio de fecha 15 de agosto del 
2021, donde el propietario del departamento 702 del inmueble ubicado en la Av. Brasil 
№727, de nombre Alfredo Ricardo Natividad Hinostroza con DNI №10860883, reconoció 
que desde diciembre del 2021 conoce a José Nenil Medina Guerrero, con quien se reunió 
en cuatro oportunidades en este departamento y ante el aprecio que le generó le 
proporciono las llaves del departamento con la condición que pague los gastos de 


Ne ee estu e cuenta de la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos SAC, en el Banco BBVA, 
NOU giste цех 
ae ا‎ 90% 


11) 
e? 49 


..” 
„* 


“Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional" - qud 


: | | о EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION сч 


fue retirado por Anggi Estefani Espino Lucana en tres armadas acumulando un total de 
5/.100,000.00 mil soles, cantidad entregada en este inmueble. 


El segundo pago es realizado después que la Municipalidad Distrital de Anguía hizo el 
depósito en la cuenta de la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos, por el pago de la 
cuarta valorización cuyo monto fue de aproximadamente $/.550,000.00 mil soles, 
retirando Anggi Estefani Espino Lucana la cantidad de $/.100,000.00 mil soles de la 
agencia del Banco BBVA de Puente Piedra, suscitado fines de marzo del 2022; luego, que 
se retiró este monto Hugo Espino por pedido de Medina Guerrero lo entregó en el 
inmueble ubicado en la Av. Naranjal cuadra 13 Mz. D Lote 10 distrito de los Olivos; retiro 
de dinero que se encuentra registrado en el estado de cuenta que tiene la empresa 
Destcon Ingenieros & Arquitectos SAC, conforme se encuentra expuesto en el precitado 
cuadro, así como también este hecho se corrobora con el Acta de Constatación de fecha 
15 de agosto del 2022, donde se constató que vive la persona de Nathaly Torres Condor 
madre de la hija de José Nenil Medina Guerrero quien no se encontraba en ese momento. 


La planificación para beneficiar al Consorcio IECONS en la Adjudicación Simplificada 
N*008-2021-MDA/CS, fue orquestada desde mucho antes que se inicie este proceso, por 
José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino Lucana, Ronel Yuner Solís Arquinigo y 
Teodoro Alexander Lino Quiche; quienes se encargaron de conseguir las empresas que 
participarían de manera consorciada en este procedimiento de selección, es decir, que 
todo iba a ser simulado dándole apariencia de legalidad al actuar como consorcio, 
orquestándose incluso de la persona que se encargaría de participar como integrante del 
comité de selección para así tener asegurado el otorgamiento de la buena pro, todo ello 
con pleno conocimiento del alcalde, quien como se ha expuesto anteriormente iba a 
cobrar la cantidad de S/. 228,000.00 mil soles. Proponiendo Teodoro Alexander Lino 
Quiche, como especialista en contrataciones a Nathaly Viviana Alcantará Montes, dado 
que se encuentra certificada por el OSCE y quien se encargaría de hacerlos ganar, 
coordinando posteriormente con Orlando Coronel Vásquez funcionario de [а 
| municipalidad y además que Nenil Medina Guerrero ya había coordinado con dicho 
funcionario y con Danny quien era el logístico; comportamientos que desdicen el correcto 
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| desempeño que todo funcionario/servidor público está en la obligación de cumplir y de 
esta manera salvaguardar el erario público. 


Sobre lo vertido por Nathaly Viviana Alcantará Montes respecto a la reunión que sostuvo 
| con su abogado, José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino Lucana, Teodoro 
Alexander Lino Quiche, donde pretendieron hacerle firmar el acta de admisión, 
T evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada 

556800 021-MDA/CS, para de esta manera regularizar la documentación e incluso le 
efkecieron diferentes cantidades de dinero negándose aceptar, toda vez que como refirió 
йа laboró para la municipalidad de Anguía; declaración que guarda similitud con lo 
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señalado por Hugo Jhony Espino Lucana en su declaración rendida el 14 de agosto del 
presente año, donde efectivamente precisa que ante la negativa de Nathaly Alcantará 
Montes de firmar los documentos, el mismo alcalde le ofreció trabajo y también 
cantidades de dinero, llegando incluso a ofrecerle S/.50,000.00 mil soles, pretensión que 
ella no acepto; por lo tanto, estos actos colusorios denotan claramente conductas ilícitas 
por parte de cada una de las personas implicadas en estos hechos, permitiendo también 
conocer que los actos expresados en todos los documentos formulados por los 
integrantes del comité de selección resultarían ser falsos, dado que Viviana Alcantará 
Montes nunca tuvo una relación contractual con la municipalidad, por lo tanto nunca 
presidio el comité de selección de este proceso, por lo que todo fue planificado con el 
único propósito de beneficiar con el otorgamiento de la buena pro al Consorcio IECONS y 
por ende con la ejecución de la obra cuyo monto fue de S/ 3'098,263.13. 


También se tiene del Oficio N^2946-2022-EF/52.06 del 03 de agosto del 2022, que la 
Municipalidad Distrital de Anguía transfirió diferentes cantidades de dinero a la empresa 
Destcon Ingenieros 8: Arquitectos SAC, correspondientes al año 2021 por el monto de S/. 
198,387.00, conforme se detalla a continuación: 


EJECUCIÓN DE GASTOS GENERADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ANGUÍA A LA 
EMPRESA DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS DEL ANO 2021 


BENEFICIARIO MONTO 

Descton 

Ingenieros 173,564.00 

&Arquitectos 

301/12/202 | Descton 

1 Ingenieros 8,073.00 
&Arquitectos 

17/11/2021 | Descton 
Ingenieros 14,740.00 
&Arquitectos 

30/11/2021 | Descton 

= 


CLASIFICADO 
R 


FECHA 
DOCUMENT 
о 
30/12/2021 


ENTIDAD 


Elaboración 
de Expediente 
Técnico 
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Municipalidad 
Distrital de 

Anguía 
Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 


Elaboración 
de Expediente 
Técnico 


Elaboración 
de Expediente 
Técnico 


Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 


Elaboración 
de Expediente 
Técnico 


Municipalidad 
Distrital de 


Ingenieros 
&Arquitectos 
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TOTAL PAGOS AÑO 2021 


198,387.00 


En el año 2022 esta empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos SAC, continúo 
recibiendo transferencias de dinero de parte de la Municipalidad Distrital de 
Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, por el monto de S/ 
2'009,069.88, conforme se describe a continuación: 


EJECUCIÓN DE GASTOS GENERADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ANGUÍA A LA 
EMPRESA DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS DEL ANO 2022 


CLASIFICADO BENEFICIARIO MONTO 
R SOLES 


113 | Construcción Destcon 
por contrata Ingenieros 112,070.00 
&Arquitectos 
Destcon 
4,670.00 
22,533.00 
300,000.00 


137,507.00 
18,274.00 
300,000.00 
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ENTIDAD FECHA 


DOCUMENT 
O 
21/03/2022 


21/03/2022 
16/03/2022 
16/03/2022 


16/03/2022 
21/03/2022 
22/03/2022 


Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 


Construcción 
por contrata 


Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 


Ingenieros 
&Arquitectos 
Destcon 
Ingenieros 

&Arquitectos 
Destcon 
Ingenieros 

&Arquitectos 


145 | Construcción 


por contrata 


Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 


Construcción 
por contrata 


Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 


Destcon 
Ingenieros 

&Arquitectos 
Destcon 


Construcción 
| por contrata 


Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 


Municipalidad 145 | Construcción 


Distrital de 


Ingenieros 
&Arquitectos 
Destcon 


por contrata 


Construcción 
por contrata 


alidad 
de 


Ingenieros 
&Arquitectos 
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cal 
35,298.00 


Construcción Destcon 


por contrata 


Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 
Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 
Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 
Municipalidad 


Ingenieros 
&Arquitectos 
Destcon 


Construcción 
por contrata 


Ingenieros 
&Arquitectos 
Destcon 


Construcción 
por contrata 


Ingenieros 
&Arquitectos 


298,798.30 
300,000.00 
29,092.83 


2 
, 


Destcon 


Construcción 


Distrital de por contrata Ingenieros 
Anguía &Arquitectos 
Municipalidad Construcción Destcon 


Distrital de por contrata Ingenieros 
Anguía &Arquitectos 
Municipalidad Construcción Destcon 


Ingenieros 
&Arquitectos 
Destcon 
Ingenieros 
&Arquitectos 
Destcon 


Distrital de 
Anguía 
Municipalidad 
Distrital de 
Anguía 


por contrata 


300,000.00 
6,779.53 
82,603.75 


Construcción 


por contrata 


Municipalidad Construcción 


Distrital de por contrata Ingenieros 
Anguía &Arquitectos 
Municipalidad Construcción Destcon 2 


13,712.00 


Distrital de por contrata Ingenieros 
Anguía &Arquitectos 
Municipalidad Construcción Destcon 


Distrital de por contrata Ingenieros 
Anguía &Arquitectos 
Municipalidad Construcción Destcon 


Ingenieros 
&Arquitectos 
Destcon 
Ingenieros 
&Arquitectos 
Destcon 
Ingenieros 
&Arquitectos 


Distrital de 
Anguía 
Municipalidad 
Distrital de 


por contrata 


Construcción 
por contrata 


Construcción 
por contrata 


Municipalidad 
Distrital de 


"ALL 
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Que 


TOTAL 


2'0009,069.88 


1.1.1. HECHO CAJATAMBO: 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÜBLICA ESPECIAL N*004-2021-MPC/CS-1 PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA №20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE CAJATAMBO - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 
2452692, POR EL MONTO DE S/ 3'876,061.73. 


- De igual forma, conforme al modus operandi de la organización criminal, se habrían 
realizado reuniones como parte de las coordinaciones del direccionamiento de la obra 
denominada "EJECUCIÓN DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA № 20984-2 SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE CAJATAMBO DEPARTAMENTO DE LIMA 
CON CUI N* 2452692" con costo de ejecución de S/. 3'876,061.73 soles. 


- Así se tiene que, Hugo Jhony Espino Lucana, durante el mes de agosto y setiembre del año 
2021 realizó coordinaciones previas con altos funcionarios en Palacio y otros Ministerios, 
producto del cual resulto beneficiado el consorcio GORGOR, teniendo como consorciado a 
la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., del cual es gerente general y 
representante legal Hugo Espino, y en efecto de los registros de visitas se tiene que la 
persona de Hugo Espino Lucana y José Medina Guerrero no solo habrían frecuentado 
Palacio de Gobierno, sino también el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
ello se desprendería con la finalidad de dirigir fraudulentamente la licitación y adjudicación 
de ejecución de obra, a favor de una de las empresas de fachada de los hermanos Lucana 
Espino, siendo en el caso concreto la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C. 
quien participa en consorcio con las empresas Ingeniería y Constructora Lino S.A.C., R-CIS 

\ Ingenieros S.A.C. y Ziur Constructores S.A.C. 


y Estos hechos se condice con los diversos registros de ingreso de José Nenil Medina 
Guerrero, a Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda y Construcción, días antes y 
posteriores al otorgamiento de la buena pro, tal es así que, con fecha 7 de agosto de 2021 
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(63), un mes antes del inicio del proceso de selección para la adjudicación de la Obra 
denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YANSEN, USHUM, 
TAYAPOTRERO y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA-PROVINCIA DE CHOTA- 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con costo de ejecución de obra 5/3'098 263.13 soles. 


La Municipalidad Provincial de Cajatambo es el órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, ubicada en una zona predominantemente rural y tiene a su cargo, en 
concertación con las instituciones püblicas y privadas, la promoción del desarrollo integral, 
particularmente el desarrollo rural sostenible y el bienestar de la población. Sobre el 
particular, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N*27972, los gobiernos locales en este 
caso la Municipalidad Distrital de Cajatambo tiene como finalidad representar al vecindario, 
fomentar su participación organizada, promover la eficiente prestación de los servicios 
püblicos locales, propiciar el desarrollo integral, sostenible, participativo y armónico del 
distrito, contribuyendo de esta manera en el mejoramiento de la calidad de vida de su 
población; norma legal que regula el correcto funcionamiento de la administración püblica 
y que son de estricto cumplimiento por las autoridades ediles elegidas mediante voto 
popular, funciones que para atender las necesidades de su pobladores necesariamente 
deben encuadrarse dentro de los marcos normativos vigentes y aplicables para 


determinado propósito. 


Asimismo, el art. 34 de la Ley №27972 señala que: “Las contrataciones y adquisiciones que 
realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto 
püblico y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a 
falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones. Los procesos de contratación y 
adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, 
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eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; tienen 
como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de 
calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados"; dispositivo legal que 
de manera expresa precisa que las adquisiciones deben de сейїгзе a determinados 
principios que rigen las contrataciones. En este contexto, este procedimiento de selección 
se desarrolló dentro de los alcances del Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Püblica Especial para la Reconstrucción con Cambios - Decreto Supremo №071-2018-РСМ, 
cuya finalidad es desarrollar el procedimiento de contratación previsto en la Ley N*30556, 
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Б 


РР RAS ОФНаркс Oficio М ° 000179-2022-DP/SSG-ORH de fecha 14 de julio de 2022, suscrito por Yasmin Ivonne 
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gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios con eficiencia, eficacia y simplificación de procedimientos y 
reducción de plazos para el cumplimiento de la finalidad püblica vinculada al desarrollo de 
las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 


la Municipalidad Provincial de Cajatambo en el segundo semestre del айо 2021 realizó el 


Procedimiento de Contratación Especial N*004-2021-MPC/CS para la contratación de la 
Ineen mento de tontratación Especial N 004-2021-МРС/С5 para la contratación de la 
ejecución de la obra "Recuperación de la infraestructura y equipamiento de la Institución 
хн чего ша кесирегасоп de la Infraestructura y equipamiento de la Institución 


Educativa N20984-2 у Santiago Antünez de Mayolo distrito de Gorgor - provincia de 
Cajatambo - departamento de Cajamarca con CUI №2452692”, donde resultó ganador el 


CONSORCIO GORGOR debidamente representado por Teodoro Alexander Lino Quiche, 
quien conjuntamente con el Gerente Municipal Edwars Alcides Rodríguez Zorrilla 
suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra №106-2021-МРС del 01 de octubre del 
2021, por el monto de S/ 3'876,061.73; consorcio que estaba conformado por las empresas 
Ingeniería y Constructora Lino SAC, empresa R-CIS Ingenieros SAC y JJM Espino Ingeniería 
& Construcción SAC y la empresa ZIUR Construcciones SAC; vinculo contractual que devino 
de un procedimiento de contratación especial que se desarrolló de la siguiente manera: 


1. Procedimiento de Selección Especial 


a. Fluye del Informe N*042-2022-UTIF-FEDCF del 05JUL2022 (folios 43 al 70 del Tomo 1), 
que contiene información del SEACE, que la única empresa que cumplía con experiencia y 
capacidad económica era la empresa R-CIS INGENIEROS SAC debido que desde el año 2007 
tiene como monto adjudicado en ejecución de obras la cantidad de 55 millones de soles, 
mientras que las demás empresas que conformaron el CONSORCIO GORGOR como ZIUR 
N CONSTRUCCIONES SAC, INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA LINO SAC y JIM ESPINO & 
CONSTRUCCIONES SAC, no tenían ninguna experiencia y su capacidad económica era 
| menor en comparación con la primera empresa, sin embargo, es importante tener en 
| cuenta con respecto a la empresa R-CIS INGENIEROS SAC, la cual contaba con experiencia y 
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| capacidad económica para participar y/o ejecutar esta obra, pero resulta que esta misma 

persona jurídica registra una sanción temporal impuesta por el Tribunal de Contrataciones 

| | del Estado en el periodo de 29 de setiembre del 2016 al 03 de junio del 2018, por haber 

presentado documentación falsa y/o inexacta a las entidades, es decir era una empresa que 

| había actuado irregularmente en un proceso de selección en razón a ello fue sancionada y 
| por ende imposibilitada de contratar con el Estado. 


шэн рЫ Sii egrantes del comité de selección en cumplimiento a sus obligaciones como 
id ео lnajado autónomo elaboraron las bases administrativas de este procedimiento de 
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selección estableciendo un calendario del proceso conteniendo las fechas y horas de inició 
de cada uno de los actos que a continuación se indican: 


CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO - BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÜBLICA ESPECIALN*004-2021-MPC/CS-1 


НӨ ca MI ы 
Registro de participantes 
Formulación de consultas 
Absolución de consultas 
Integración de las bases 
Presentación de ofertas 


Evaluación y calificación de 035ET2021 035ET2021 


Entonces, considerando que las bases estándar precisaban que la formulación de consultas 
y observaciones se realizaría del 23 hasta el 26 de agosto de 2021, y la absolución de 
consultas y observaciones solo el 31 de agosto de 2021; sin embargo, el artículo 35* del 
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios indica que “Las consultas y las observaciones administrativas de los participantes 
se formulan a través del SEACE, dentro de los dos días hábiles siguientes a la convocatoria. 
La absolución se notifica, a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo 
previsto para la formulación de consultas y observaciones administrativas (...). Absueltas las 
consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se ha presentado, se 
integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. La integración y 
publicación de las bases se realiza el mismo día de absolución de consultas y observaciones 
administrativas, según el calendario establecido (...". Por lo tanto, correspondía como 
fecha para la absolución de consultas y observaciones el 27 de agosto del 2021 y no el 31 
de agosto del 2021; además debió efectuarse la integración de las bases el 27 de agosto de 
| 2021, esto en cumplimiento a lo señalado en el Reglamento del procedimiento de 
Contratásión Pública para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto 
по №071-2018-РСМ y sus modificatorias. (INFORME DE HITO DE CONTROL N*010- 
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2021-ОС!/0428-5СС DEL 060CT2021, FORMULADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO). 


с. Mediante Acta de Presentación, Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas del 
Procedimiento de Contratación Püblica Especial para reconstrucción por cambio N°004- 
2021-MPC/CS-1, para "Contratación de la ejecución de obra recuperación de la 
infraestructura y equipamiento de la Institución Educativa N*20984-2 y Santiago Atunez de 
Mayolo, Distrito Gorgor, Provincia de Cajatambo - Lima con CIU N*2452692 (folios 172 - 
Tomo 13); los integrantes del comité de selección conformado por Ronald Edwar Вгїсейо 
Monzón (Presidente], Nathaly Viviana Alcantará Montes y Guido Darío Quispe (Miembros 
Titulares), procedieron a la verificación de los documentos de los postores seleccionados, 
teniéndose en cuenta que fueron 13 las empresas que se inscribieron segün página del 
SEACE, de las cuales 2 fueron las que cumplieron con presentar sus ofertas, conforme se 
detalla en el siguiente cuadro: 


RUC/CODIGO | Nombreo Fecha de Estado de la 

20603967403 Consorcio 09/09/2021 Enviado Valido 
22502 Nd 

20600362161 Consorcio 09/09/2021 Enviado Valido 


d. En cuanto a la designación del comité de selección, se tiene que el art. 10 del Decreto 
Supremo N*071-2018-PCM del 05 de julio del 2018 prevé: “(...) Los servidores del OEC que, 
en razón deus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, 
deben ser profesionales y/o técnicos certificados por el OSCE". En ese sentido, se ha podido 
constatar la transgresión a este estipulado, toda vez que de la verificación efectuada en la 
base de datos del portal del SEACE - OSCE, sobre la certificación Titular - Presidente que 
debió tener Ronald Edwar Briceño Monzón (ingeniero Civil titulado en el afio 2018), al 
haber presidido el comité de este procedimiento de selección, obteniéndose como 
resultado que "NO cuenta con certificación del OSCE", es decir Se encontraba 
imposibilitada de integrar este comité de selección. 
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Situación distinta, sucede con Nathaly Viviana Alcantará Montes (Ingeniera en Negocios 
Internacionales titulada en el año 2019) quien del resultado de la verificación en la base de 
datos del SEACE - OSCE, sobre la certificación del Titular - Miembro 1, de dicha persona, 
obteniéndose como resultado “SI cuenta con certificación OSCE - Nivel Básico”. 


DOCUMENTO 


EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 


Pi e Cm e i Tic ar CATAS me leganes Калинин ав мм айры ОГО роль ныла 


NATHALY VIVIANA ALCANTARA MONTES 


ИСК ШЕЕ: 
Sade Contes) 


Mientras en el caso de Guido Darío Quispe Rojas (Ingeniero Civil titulado en el айо 2018), 
su situación es similar al del presidente del comité de selección, toda vez que en la base del 
SEACE - OSCE sobre la certificación como Titular - Miembro 2, tampoco "NO cuenta con la 
certificación OSCE", es decir se encontraba imposibilitado de integrar este comité de 


PSE 
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e. Acto seguido, los integrantes del comité de selección procedieron a verificar la 
documentación que de manera obligatoria los postores debían de presentar en este 
procedimiento de selección, es así, que del contenido del acta de presentación, admisión, 
evaluación y calificación de ofertas de fecha 10 de setiembre del 2021, se desprende que 
los integrantes de este comité evaluaron las propuestas de los dos únicos postores 
(CONSORCIO GORGOR y CONSORCIO UTCAS) que presentaron sus ofertas, de cuyo 
resultado se estableció lo siguiente: 
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RESUMEN DE CUADRO DE PRESENTACION OBLIGATORIA 
Documentacion de presentacion obligatoria CONSORCIO CONSORCIO 
i E GORGOR UTCAS 
1 Carta de з; de oferta en caso de consorcio PRESENTO PRESENTO SIN 
з; LEGALIZAR 


Oferta Economica soles, consignado ademas el costo 

direct, gastos generales fijos, gastos generales 

variables, utilidad e impuesto generala las ventas y el 

detalle de precios unitarios, cuando dichos sistemas PRESENTO 
haya sido establecido en las bases, debe registrarse 

directamente en el formulario electronico del SEACE, 

adicionalmente, se debe adjuntar el anexo № 4 en el 

caso de procedimiento convocados a m ——'—— اا‎ unitarios. 


PRESENTO SIN 
LAGALIZAR Y 
DIFIERE EL 
MONTO 
OFERTADO 


60 


А } “Año del Fortalecimiento de Іа soberanía Nacional" 


CEPS 6] 
MINISTERIO PÚBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER ——_ 


£s 4 à 

"Е: | FISCALÍA A ng m 
(ape. SCALIA DE LA NACIÓN EQUIPO2 Сэ» 7 
E CASAL 


De lo expuesto en el cuadro, se tiene que el CONSORCIO GORGOR y CONSORCIO UTCAS 
fueron los únicos postores que presentaron sus ofertas, pero con respecto a este último, 
cabe señalar que presentó sin legalizar no solo la carta de presentación de oferta en caso 
de consorcio, sino también la oferta económica que también estaba sin legalizar además 
que difiere el monto ofertado, razones por la cual el comité de selección no admitió la 
propuesta de este consorció, eliminando su participación en este proceso, decisión que 
permitió que el postor GORGOR sea el único que continúe y al final resultó ganador de la 
buena pro; decisión que según se infiere del acta de presentación, admisión, evaluación y 
calificación, suscrita por los integrantes del comité se encuentra amparada jurídicamente 
en el numeral 37.1 y 37.8 del artículo 37 Requisitos de Admisibilidad de Ofertas, del 


Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N*071-2018-PCM y su modificatoria Decreto 
Supremo N*148-2019-PCM. 


Art. 37.- Requisitos de Admisibilidad de ofertas. Para la admisibilidad de las 
ofertas se requiere: 


37.1 “Carta de presentación de oferta con firma legalizada. EN caso de consorcio, 
se requiere la firma legalizada de todos los integrantes del consorcio”. 


(-) 


37.8 "Oferta Económica con firma legalizada. El detalle mínimo exigido será: Costo 
Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variable, Utilidad e Impuesto 
General a las Ventas. EL monto total de la oferta y de los subtotales que lo 
componen debe ser expresado con dos decimales. En caso de consorcio, se 
requiere la firma legalizada de todos los integrantes del consorcio". 
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Ahora, si bien este marco normativo señala que tanto la carta de presentación de oferta 
| como la oferta económica (Anexo 4) deben estar con las firmas legalizadas de los 
| integrantes del consorcio, sin embargo, lo que estipula este dispositivo legal no fue tomado 
| en cuenta por el mismo comité de selección al no haber consignado en la Sección Especifica 
| - Capitulo Il, numeral 2.2.1 "Documentación de presentación obligatoria" de las bases 

administrativas (Tomo 11); es decir, el comité exigió al CONSORCIO UTCAS requisitos que 
| | ellos mismos no registraron en las bases, decisión que permitió que el consorcio 
) competidar GORGOR sea favorecido con el otorgamiento de la buena pro, más aün si se 
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asumida por el comité permite advertir un favorecimiento hacia el consorcio que resultó 


ganador; exponiéndose a continuación las siguientes imágenes: 
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f. Por otro lado, se tiene que el comité de selección conformado por Ronald Edward 
Briceño Monzón (Presidente), Nathaly Viviana Alcantará Montes y Guido Darío Quispe 
Rojas (miembros titulares), realizó el 10 de setiembre del 2021, la admisión, evaluación y 
calificación de ofertas finalizando a las 20 horas de ese mismo día, pero resulta que la hoja 
donde aparecen las firmas de los integrantes del comité de selección, es compartida (la 
mitad de página) con el acto de otorgamiento de la buena pro que este mismo comité 
realizó seis días después, esto es, el 16 de setiembre del 2021, resultando poco creíble la 
veracidad de estos actos y que además, transgrede lo previsto en el Decreto de Urgencia 
N*071-2018-PCM de fecha 05 de julio del 2018, que señala lo siguiente: 
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\ Artículo 32.- Plazos para el procedimiento de selección. 


| El plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas es de ocho (8) días 
| | hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en 
| el SEACE. 


| | En el caso de concurso oferta a precios unitarios, el plazo entre la convocatoria 
| y la presentación de ofertas es de diez (10) días hábiles. 

"HAN IRRE HUATUCO . | А 
HANS is ERTOR = ЭНН AL “El otorgamiento de la buena pro en todos los casos se efectúa el mismo día 


Equipo Especial de Еївсаї а presentación de las ofertas, salvo que por razones debidamente 
contra la corrupción del podet 
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justificadas, previa autorización del funcionario que aprobó las bases, se 


posterque hasta por un plazo máximo de dos (2) hábiles". 
2. Ejecución Contractual 


а. Luego de concluido el otorgamiento de la buena pro suscitado el 16 de 
setiembre del 2021, la Municipalidad Provincial de Cajatambo a través del 
Gerente Municipal Edwars Alcides Rodríguez Zorrilla conjuntamente con 
Teodoro Alexander Lino Quiche representante comün del CONSORCIO 
GORGOR (conformado por las empresas Ingeniería y Constructora Lino SAC, 


R- CIS Ingenieros SAC, JMM Espino Ingeniería & Construcción SAC y ZIUR Construcciones 
SAC) suscribieron el 01 de octubre del 2021 el Contrato de Ejecución de Obra N*106-2021- 
MPC, por el monto de S/ 3'876,061.73, estableciéndose en la “clausula quinta” que el plazo 
de ejecución del contrato es de 150 días calendario, el mismo que se computa desde el día 
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de 
las bases”; asimismo, en la “cláusula novena y décima” de dicho contrato, prevé que la 
entidad (municipalidad) otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato 


original y otro adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato. En 
este contexto se tiene lo siguiente: 
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1) Adelanto directo v adelanto de materiales: 
мо анесто v adelanto de materiales 


De la revisión y verificación de la documentación sobre el procedimiento de Contratación 
Publica Especial para Reconstrucción por Cambio N*004-2021-MPC/CS-1, para la 
"Contratación de la ejecución de obra recuperación de la infraestructura y equipamiento 
de la institución educativa №20984 - 2 y Santiago Antünez de Mayolo, Distrito Gorgor, 
| Provincia de Cajatambo - Lima con CIU N*2452692; se ha podido observar que del tomo 3 
| del expediente técnico, folio 489, el cronograma de desembolso, de cuyo contenido se 
| | aprecia los adelantos directos y de materiales calculados con porcentajes por encima a lo 
| indicado en las bases integradas y el contrato de ejecución de obra, que son del 1596 y 25% 
| | respectivamente; conforme se puede apreciar del siguiente cuadro: 
| 


... 
sett 
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Ontra la co С 


Роп ¿de Ro directos como de materiales segün cronograma de desembolso y lo que dice las bases 
Es Ministrativas, de lo primero se puede observar que han aplicado los porcentajes del 
adelanto directo y de materiales del 1596 y 25?6 respectivamente del costo directo, 
haciendo un total de S/ 1' 055,719.45 soles, además aplicando sobre la base los gastos 
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generales, utilidades y el impuesto general de las ventas del 896, 7% y 18% respectivamente, 
haciendo un total del importe por S/ 1432, 611.29 soles, que comparando y deduciendo lo 
que dice las bases integradas sobre la aplicación de los porcentajes del 1096 y 2096 sobre el 
costo directo, del adelanto directo y de materiales un total S/ 791,788.99, deduciendo 
sobre la base imponible los gastos generales, utilidades y el IGV, haciendo un total de S/ 
1074,457.65 soles, lo que hace una diferencia en prejuicio de la entidad por S/ 358, 153.64 
soles, siendo visado por el Sub - Gerente de Infraestructura Ing. Ronald Briceño Monzón y 
el Ing. Civil Ronel Yuner Solís Arquinigo, tal como se detalla en el siguiente cuadro 
comparativo resumen: 


"Recuperacion de aifrestuctuayeuipuniento de ол educatio N 21984 Sango Anne de Mayolo, 800 Gor Pita 


Cajatambo- Lima 
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| De lo anterior se puede inferir, que bajo este procedimiento se han tergiversado la 
| normativa aplicable del Decreto Supremo №071 - 2018 - PCM, sobre el Reglamento del 
| Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, en 
| sus Art. 76 sobre las clases de Adelantos de Obras, las bases integradas de! procedimiento 
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2) Plazos de ejecución contractual 


Mediante el Contrato de ejecución de obra N*106 - 2021 - MPC, de fecha 01 de octubre de 
2021, en la cláusula quinta sobre el plazo de la ejecución de la prestación de la obra es de 
150 días calendarios, el mismo que se computara desde el día siguiente de cumplidas las 
condiciones previstas en el numeral 3.5 de las bases. 


Asimismo, de la verificación y análisis de la documentación se puede observar que 
mediante Acta de Reinicio de ejecución de Obra №01, de fecha 23 de mayo de 2022, 
refieren que el inicio del plazo de la ejecución de la obra fue el 25 de octubre de 2021 
mientras que el plazo de culminación el 23 de marzo de 2021, cabe mencionar que 
mediante las valorizaciones 1 a la valorización 5, se han podido contabilizar 89 días, es decir 
desde el 25 de octubre de 2021 hasta el 07 de febrero de 2022, donde se suspendieron los 
plazos de ejecución por 104 días (es decir por tres meses y medio aproximadamente) 
reiniciándose las actividades el 23 de mayo de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. 


? 


Sin embargo, mediante Informe Técnico №009 - 2022 - SO - OAAM/CAM, de fecha 19 de 
julio de 2022, el supervisor de obra "Consorcio Antünez de Mayolo", representado por el 
Ing. Civil Orlando Ayala Mauricio como supervisor de obra y Orlando Ángel Ayala Mauricio, 
Representante común del Consorcio, solicita la ampliación de Plazo N*02, por la adecuación 
del pabellón “Н”, con un total de 58 días calendarios modificando la ejecución contractual 
de la obra desde el 03 de agosto hasta 30 de setiembre de 2022, hay que mencionar 
también que para esta segunda ampliación de plazo se tuvo como referencia la ampliación 
de plazo N*01 por un periodo de 28 días calendarios desde el 07 de julio de 2022 hasta el 
03 de agosto de 2022, haciendo un total de días computados y contabilizados de la 
ejecución de la obra por 219 días calendarios, tal como se detalla en el siguiente cuadro. 


VALORIZACION 3 
PL Sri [| 


[Fuente: Elaboracion del Equipo Especial B 
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N proyecto sigue en ejecución hasta la actualidad, además comparando el porcentaje de 

A ejecución segün los informes de valorizaciones de las obras y el porcentaje programado, se 

\ observa que existe un retraso de 10.23% de la ejecución total de la obra, cabe mencionar 

| | que el avance de ejecución de la obra al 30 de junio del 2022 fue de 47.37%, tal como se 

| | verifica en el siguiente cuadro: 
D 
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De lo mencionado en los párrafos anteriores, se puede observar que se han transgredido 
las bases integradas y el contrato de ejecución de obra, ya como se mencionó que el plazo 
contractual es de 150 días calendarios, sin embargo con las suspensiones y con las 
modificaciones contractuales de las ampliaciones de plazo 1 y 2 y quedando un vacío de 06 
días calendarios desde 30 de junio hasta el 06 de julio de 2022, cubren un total de 219 días, 
haciendo un diferencia adicional de 69 días, que es contraproducente de lo pactado en los 
términos contractuales. 


3) Sobre pago de valorizaciones realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajatambo 


sobre "Recuperación de la infraestructura v equipamiento de [а Institución Educativa 
M AEREO се а Infraestructura y equipamiento de la Institución Educativa 


N*20984-2 y Santiago Antúnez de Mavolo, Distrito de Gorgor Provincia de Cajatambo - 
AAA ANUN ez de Mavolo, Distrito de Gorgor Provincia de Cajatambo - 
Departamento de Lima 


De la revisión y verificación de la documentación del proceso RECUPERACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*20984 - 2 Y 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO GORGOR - PROVINCIA DE CAJATAMBO - 
DEPARTAMENTO DE LIMA, se ha podido observar que la entidad ha efectuado seis (06) 
valorizaciones a la empresa Ingeniería y Constructora Lino SAC, por un monto acumulado 
de S/ 1'836,068.62 soles, dentro de los periodos del 25 de octubre de 2021 hasta el 30 de 
junio de 2022, asimismo se aprecia que dos ampliaciones de plazo 1 y 2, donde modifican 
la ejecución contractual de la obra hasta el 30 de setiembre de 2022, es decir, que el 
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в.  Amayorabundamiento, esta el INFORME DE HITO DE CONTROL М2010-2021-001/0428- 
SCC del 06 de octubre del 2021, formulado por el Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Cajatambo, respecto a la ejecución de la obra "Recuperación 
de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa N*20984-2 y Santiago 
Antunez de Mayolo, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo - Lima con CUI N*2452692”, 
señala lo siguiente: 


a) Elexpediente técnico sin planos, publicado en la fase de expresión de interés del portal 
del SEACE, genera que los proveedores no puedan efectuar una evaluación integral 
respeto de las características técnicas de la intervención, para la determinación de un 
requerimiento objetivo y preciso. 


b) El expediente técnico de la obra contiene información incompleta e incongruente, así 
como metrados de partidas, costos y planos de estructuras sin sustento, originando una 
sobrestimación del presupuesto de la obra, hechos que ponen en riesgo el buen uso de 
los recursos públicos y además podrían ocasionar controversias en la ejecución 
contractual con posibles perjuicios económicos a la entidad. 


c) El calendario del procedimiento de selección para la contratación de obra publicado y 
aprobado por la entidad, difiere con lo establecido en la normativa aplicable y con el 
cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE; 
asimismo, las bases estándar contienen cálculos con detalles incompletos para la 
correcta aplicación de penalidades, lo cual afectaría la transparencia y legalidad del 


A db seven : procedimiento de selección. 
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POM л de 940 ёсїйо en el calendario de las bases estándar publicado y aprobado por la entidad; 
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asimismo, el órgano a cargo del procedimiento de selección no remitió al OCI el informe 
que sustente la admisión de ofertas, evaluación y otorgamiento del puntaje; situación 
que afectaría la continuación del proceso y los principios que deben regirse las 
contrataciones del Estado. 


Aunado a ello, también se tiene que el Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Cajatambo formuló el INFORME DE HITO DE CONTROL 
№°002-2022-0С1/0428-5СС DEL 14FEB2022, como consecuencia de la acción de control 
concurrente efectuado al hito №2. Valorización de obra №3 de la ejecución de la obra 
"Recuperación de la infraestructura y equipamiento de la Institución Educativa 
№20984-2 y Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
departamento de Lima; encontraron situaciones irregulares que se exponen a 
continuación: 


1. Valorizaciones de obra, no se estarían formulando sobre la base de metrados 
realmente ejecutados, generando el riesgo de afectar la correcta administración de 
fondos püblicos. 


2. Ausencia del personal clave de la empresa contratista durante la ejecución de obra, 
pone en riesgo la correcta ejecución técnica de la obra, generando la aplicación de 
penalidades. 


3. incumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico ponen en 
riesgo la calidad técnica de la obra en perjuicio de su seguridad y su vida ütil. 


4. Ausencia dl cuaderno de obra en sus instalaciones; pone en riesgo de que se omitan 
o manipulen los sucesos diarios realmente ocurridos durante su ejecución, en 
perjuicio de una transparente y correcta gestión contractual. 


5. Omisión de registro de avance de obra en el aplicativo INFOBRAS, genera el riesgo 
de afectar la transparencia en la información de las obras püblicas; además, que 
afecte la toma de acciones y/o medidas de seguimiento por parte de los sectores 
correspondientes y organismos de control. 


esre 
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ёсрб 494588 атепо5 facticos expuestos, se advierten una serie de irregularidades tanto en la 


etapa 


Ippder |. . SEA a 
e fotücedimiento de selección" como en la "fase de ejecución contractual" cuya finalidad 


fue favorecer al CONSORCIO GORGOR en el otorgamiento de la buena pro como en el 


\ 


| cumplimiento del contrato, conforme se detalla а continuación: 


70 


Cuatro mil trescientos sesenta y seis.4366 


23, “Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional” 


Y ; P 
FI ESCA ADE РОВЫСО EQUIPOESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER >” 
EQUPO2 gte. 


Cor 


= 


1. El comité de selección no respetó lo establecido el art. 35 del Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Püblica, al no haber establecido correctamente la fecha de 


absolución de consultas y observaciones, debiendo ser el 27 de agosto del 2021 y no el 31 
de agosto del 2021. 


2. Se designó a integrantes del comité de selección que no contaban con la certificación del 
OSCE, como es el caso de Ronald Edwar Briceño Monzón, Guido Darío Quispe Rojas a 
excepción de Nathaly Viviana Alcantará Montes que si contaba con certificación del OSCE, 


hecho que transgrede el art. 10 del Decreto Supremo N*071-2018-PCM del 05 de julio del 
2018. 


3. El comité de selección no admitió la propuesta presentada por el CONSORCIO UTCAS, 
aduciendo que presentó sin legalizar la carta de presentación oferta en caso de consorcio 
y la oferta económica que presentó también estaba sin legalizar además que el monto 
difiere de lo ofertado, requisitos que el mismo comité no considero en las bases sino que 
para eliminar a este consorcio se basó a lo descrito en el numeral 37.1 y 37.8 del art. 37 del 


Decreto Supremo №71-2018-РСМ y sus modificatorias Decreto Supremo №148-2019- 
PCM. 


4. El acta de presentación, admisión, evaluación y calificación de ofertas de fecha 10 de 
setiembre del 2021, es compartida la última hoja con el acto de otorgamiento de la buena 
pro efectuado seis días después, esto es el 16 de setiembre del 2021, resultando poco 
creíble la veracidad de estos dos actos; transgrediendo de esta manera lo previsto en el art, 
32.- Plazo para el procedimiento de selección del Decreto Supremo N^71-2018-PCM. 
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5. Se habría transgredido lo establecido en la cláusula novena (adelanto directo 10%) y 
cláusula décima (adelanto de materiales 20%) del Contrato N*106-2021, al permitir que el 
CONSORCIO GORGOR se le otorgue un adelanto directo el 15% mientras que el adelanto de 
materiales fue de 25%; favoreciéndose de esta manera a dicho consorcio; hecho que 
transgrede el art. 76 del Decreto Supremo №71-2018-РСМ. 


| 6. Se transgredió la cláusula quinta del contrato que sefialaba que el plazo de ejecución de 
| obra ега de 150 días calendario, sin embargo, la ejecución de esta obra su plazo fue de 219 
| días calendario, debido a las ampliaciones y una suspensión que paralizo esta obra, la 
\ misma que en la actualidad se estaría ejecutando. 
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1.2. SOBRE LAS CALIFICACIONES JURÍDICAS ASIGNADAS A LOS INVESTIGADOS CON SUS 
RESPECTIVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. 


O Sobre el alto grado de probabilidad o sospecha grave que confirman las 
proposiciones fácticas de la ocurrencia de los elementos del tipo penal de 
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, imputado a los investigados. 


- BASES JURÍDICAS 


El artículo 317 del Código Penal de Organización Criminal, que dice: ^f...) El que promueva, 
organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter 
estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o 
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido 
соп pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta 
a trescientos sesenta y cinco días — multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1 ) 2) 
4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días — multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2) 4) 
y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o 
dirigente de la organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización 


criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves 
a su integridad física o mental". 


Los comportamientos típicos que expresa el actual artículo 317 del Código penal, son los 
siguientes: 


а) Actos de constitución. 


En primer término, se trata de imputar aquellas conductas primigenias, de carácter 


NM 44 jjatUcEelevante, que tendría que realizar el sujeto activo, pues se trata punibilizar 
Зет К NCIÁL determinadas acciones que sirvieron desde el principio, para una futura 
FISC de Fiscales 


Equipo ES 


contra la corfu Saldarriaga promover “implica dar nacimiento formal а una estructura delictiva. 


Es un acto fundacional que define la composición funcional, los objetivos, las 
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estrategias de desarrollo, el modus operandi, así como las acciones inmediatas y 
futuras de la organización criminal"6^. 


En todo caso, los actos de constitución de una organización criminal implican 
trascender la eventualidad del concierto criminal y de la conspiración criminal para 
convertirlos en un proyecto criminal de realización temporal indefinida y con un 
proceso de ejecución continua y planificada“. En este supuesto típico, el sujeto 
activo deberá activar, desde el nacimiento de la organización, todas aquellas 
decisiones -obviamente de carácter delictivo- que se vayan tomando al interior de 
la agrupación delictiva, procurando su inmediata o mediata realización en el tiempo. 


b) Actos de organización. 


Aquí el sujeto activo, en principio, deberá gestionar, planificar, establecer las 
directivas generales y específicas, conjuntamente con los demás miembros de la 
agrupación criminal, con determinadas acciones de carácter positivas para el 
aseguramiento -ya sea a mediano o largo plazo- del o los planes criminales de [а 
agrupación (ya sea, la comisión de delitos contra la Administración pública, contra 
el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, entre otros). 


En otras palabras, el que organiza no solo construye un organigrama de la estructura 
criminal, sino que también, dota de un orden eficaz para su funcionamiento. Los 
actos de organización pueden ser realizada también por quienes constituyeron o 
fundaron la organización criminal o por un integrante distinto de aquellos. Segün el 
tipo de organización criminal, esta modalidad -de organizar- puede ser ejecutada 
paralelamente por quien la conduce o dirige®®. 
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con PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Derecho penal. Parte Especial. Los delitos, Lima, 2017, Pág. 153. De [a misma 

тапега: PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy; El delito de organización criminal, Lima, 2016, Pág. 105 

5 PRADO SALDARRIAGA, 2017, Pág. 153 


5$ PRADO SALDARRIAGA, 2017, Pág. 153 
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Sobre este supuesto típico, el sujeto activo se encuentra inmerso dentro de la 
organización criminal, ya sea de modo formal o fáctico; se trata, en realidad, de 
impulsar, todo el proceso de planificación estratégica, la misma que ha de orientar 
el futuro de una organización o agrupación ilícita. Como bien precisa Prado 
Saldarriaga no se trata, pues, de crear solo mejores condiciones operativas para su 
desempeño local o internacional para la organización, sino de imprimir 


programáticamente el desarrollo funcional de la estructura y de sus operadores 
centrales o ejecutivos”, 


d) Actos de Integración. 


En este supuesto típico, el sujeto activo deberá simplemente "formar" parte de la 
organización (criminal), siendo irrelevante el momento de su incursión, podría ser 
al inicio, en el intermedio. Este supuesto típico, a mi juicio, es la que siempre ha 
estado en vigencia desde la versión original del art. 317 del Código penal, cuando 
expresaba "formar parte" de la agrupación ilícita; así, en el Recurso de Nulidad N9 
3484-2000-Lima, de 22 de noviembre de 2000, se ha establecido que:^..en lo 
atinente al delito de asociación ilícita, se debe señalar que conforme a la redacción 
del artículo trescientos diecisiete del Código Penal, la conducta consiste en formar 
parte de una agrupación de dos o más personas, que debe formarse mediante 


acuerdo o pacto de dos o más personas, en orden al objetivo determinado por ley: 
cometer delitos...” 


Según Prado Saldarriaga los “...alcances hermenéuticos comprenden todo acto de 
adhesión personal y material a una estructura delictiva preexistente y a la cual el 
| autor del delito se incorpora de modo pleno e incondicional; es decir, a través de 
| | esta conducta, el agente se somete a los designios del grupo criminal, a las líneas y 
| | competencias de sus órganos de dirección, comprometiéndose, además, de modo 
expreso o implícito, a realizar las acciones operativas que le sean encomendadas”*, 


e. “СО 
a duración de esa relación operativa en la que el integrado se hace parte de un 


| кая ¿089 estructurado es en principio indeterminada, aunque su actuar concreto como 

A RO se цөлд ётьго de la organización criminal no sea necesariamente continuo, sino 
ERA 

POS d 

“QU ¢ о TUM SALDARRIAGA, 2017, Pág. 154 


ga КС SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA, Leandro REANO PESCHIERA; Delitos de tráfico de influencias, 
< enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir, Lima, 2002, p. 293. 


83 PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Derecho penal. Parte Especial. Los delitos, Lima, 2017, Pág. 154 
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eventual. En este punto, correlato en el artículo 2, de la Ley Nro. 30077 que prevé 
«2.La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas 
vinculadas a ella o que actüan por encargo de la misma puede ser temporal, 
ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la 
organización criminal". 


A. YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO 


Previamente describiremos brevemente a la organización criminal: 


Pluralidad de agentes 

- Esta Organización Criminal, se encuentra integrada por parientes, familiares y/o allegados 
al Presidente de la República, así como alcaldes distritales de los departamentos de 
Cajamarca y Lima, quienes de manera concertada y coordinada (cumpliendo cada uno de 
ellos, roles o funciones específicos), teniendo una estructura definida, con la finalidad de 
lograr la consecución de sus objetivos, empleando toda la logística útil y necesaria, 
dedicados a la comisión de los Delitos contra la tranquilidad pública — organización criminal 
y Contra la Administración Pública — colusión agravada. 


Estructura de la Organización Criminal 
- La estructura como elemento del tipo de organización criminal, para la configuración del 
delito autónomo como tal, es asumida en la agravante del artículo 2° de la Ley № 30077, 
por tanto la configuración de una O.C necesita de una estructura, la cual proviene de los 
elementos normativos de reparto de tareas o roles así como de la propia exigencia de la 
N organización de actuar de manera organizada, que representa una estructura funcional, del 
| que podemos demostrar y aplicar para el caso, los elementos: personal, temporal, 


teleológico, funcional v estructural, pues a partir de ello se puede inferir [a existencia de la 


| 
| estructura. 


| Elemento Personal: 

- Esta Organización Criminal está integrada por más de tres personas, que actüan de forma 
|  concertada, cada uno cumple roles y funciones establecidos muchos de ellos con procesos 

| / Ss 3 igación en curso, que a la postre y bajo una debida orientación de una nueva 

| (natalidad delictiva que representa el delito de organización criminal, estos planifican, más 


"m Yo QN х 2 . 
3 y EUN о delictivo, muchos de estos han quedado impune o se encuentran en etapa de 
ME. де 
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Elemento Temporal; 

- Роге! carácter estable y de permanencia еп el tiempo de esta organización criminal, que 
data desde el айо 2021 aproximadamente (noticia criminal, denuncias, procesos vigentes, 
antecedentes, etc.), por hechos ilícitos consumados y otros en grado de tentativa, se puede 
demostrar la temporalidad en magnitud tal que sus actividades ilícitas, representa para los 
integrantes de esta organización criminal su "modus vivendi", conforme a los hechos 
registrados, principalmente de los que se ha corroborado en el cumplimiento de la medida 


que originó el inicio de la presente investigación y se expone durante el desarrollo del 
mismo. 


Elemento Teleológico: 


-  Eldesarrollo a futuro de un programa criminal, que comprende un concurso ideal de delitos 
bajo la acción criminal del “modus operandi” que emplea esta organización criminal, para 
alcanzar sus fines, base de una estructura adecuada al fin delictivo que ha representado a 
largo plazo y por ello su permanencia en el tiempo. Así como las diferentes coordinaciones 
de su cabecilla “Hombre Clave”, y los demás integrantes, con la finalidad de buscar un fin 
económico - lucrativo, para continuar con el plan criminal y asegurar el ilícito a futuro, lo 
cual se aprecia según la Noticia Criminal que dio génesis a la presente investigación. 


Elemento Funcional: 

- Сото elemento funcional, se interpreta una estructura funcional o conjunto de actividades 
о tareas diferenciadas y ordenadas para lograr los objetivos de la organización criminal, por 
tanto y, conforme se ha desarrollado a lo largo del presente análisis, existe una estructura 
en la que sustenta su ilícito accionar de esta organización criminal, investigaciones que han 
logrado determinar que las funciones son flexibles y que se tiene a los encargados de 
realizar las coordinaciones previas (lobby), para luego ser direccionado a la empresa 


seleccionada, procediendo como su fin la obtención de contratos y la buena pro otorgada, 
por grandes cantidades de dinero. 
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Elemento estructural: 
- De las tipologías de la CICIP-UNICRI, estamos ante una organización Criminal denominada 
| | RED CRIMINAL — TIPOLOGIA 5, donde cada uno de sus integrantes cumple un rol especifico 
| de manera concertada y coordinada, con la finalidad de conseguir sus objetivos criminales, 
| advirtiéndose de los actos de investigación la siguiente estructura: 


: SEDE ретро narrados, se advierte una pluralidad de agentes vinculados por razones de 
P SS istad, parentesco, pero además, evidencia vínculos que salen de la esfera de sus 
Бе ел gû ibmpetencias, pues, el existir procesos de licitación favorables justamente a aquellas 

se | personas que mantienen vínculos con los funcionarios püblicos que tienen en su esfera de 


co" | control determinadas decisiones, sosteniendo reuniones antes y durante la emisión de la 
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buena pro de los procesos de licitación, quiebra la imparcialidad, objetividad, buena fe que 
debe existir en los procesos de licitación püblica, pues quiebra la autonomía, 
independencia, equidad que los funcionarios püblicos deben mantener en las decisiones de 
los procesos de licitación a cargo de la administración püblica, más айп, si de los actos de 
investigación, como en el presente caso, se evidencia una correlación de conductas que 
evidenciaría una estructura exprofesamente estructurada para favorecerse con contratos 
de licitación püblica a cambio de dinero, es decir buscan el lucro económico. 


- Jefe: La organización criminal investigada es liderada por el presidente de la repüblica en 
funciones, José Pedro Castillo Terrones”, quien valiéndose de su alta investidura y sus 
facultades otorgadas por ley, designó al ministro de vivienda, construcción y saneamiento 
que no cuenta con el perfil idóneo para ese puesto, con la finalidad de poder direccionar 
los recursos püblicos amparándose en normas extraordinarias para ejecutar obras de 
saneamiento y otras, a las municipalidades cuyas autoridades se coludido en el 


direccionamiento de las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de 
fachada.?! 


-  Cabecillas: Los lugartenientes de esta organización criminal están compuestos por dos 
funcionarios de alto nivel: el primero es el ministro de vivienda construcción y saneamiento, 
Geiner Alvarado López”, quien por orden del cabecilla direcciona los recursos públicos 
asignados a su cartera amparándose en normas extraordinarias para ejecución de obras de 
saneamiento y otros a las municipalidades, cuyas autoridades se han coludido en el 
direccionamiento de las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada. 


- Е! segundo es JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO alcalde del distrito de Anguía en la provincia 
de Chota – Cajamarca, quien sería cabecilla e integrante de la organización criminal, quien 
es muy cercano al presidente de la república y, es el encargado de concertar con las 
diferentes autoridades de municipalidades a nivel nacional para que, a cambio de que les 
entreguen más presupuesto para ejecución de proyectos de obras y saneamiento, puedan 


70 Кезрег&©-де! cual, mediante Disposición N* 6, emitido por la Fiscalía de la Nación, de fecha 27 de mayo de 2022, se 

| compre a la persona de José Pedro Castillo Terrones, en su condición Presidente de la Repüblica en la Carpeta 

FI ERAN 642022, investigación seguida contra Juan Francisco Silva Villegas, en su condición de Ministro de 

"eS С Mj Ge municaciones y otros altos funcionario, por la presunta comisión de los delitos de organización 

E. ое CNN: 95, presuntamente liderara por el primero de los mencionados, ello de conformidad con el artículo 99* 
SR WE а estitución Política del Perú. 

“EKE 25 "Ар creto de Urgencia N* 102-2021, Decreto de urgencia de dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto 
WS 99 d büblico en materia de inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y 
ue equipamiento urbano. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de octubre de 2021. 

со f Respecto del cual, conforme a la disposición N°11 de fecha 25.07.2022, se eleva a la Fiscalía de la Nación el informe 


orrespondiente de acuerdo a lo establecido por el artículo 99° de la Constitución Política del Perú. 
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direccionar las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada por la 
organización criminal investigada. 


En consecuencia, la conducta concreta del investigado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO se 
subsume, con un nivel de SOSPECHA GRAVE, en el primer párrafo, del artículo 317 del 
Código penal, bajo la modalidad típica de actos de “organización”, ya que se ha podido 
corroborar, durante las Diligencias preliminares, la realización, por parte del investigado 
JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO de determinados actos de gestiones y/o planificación que 
ha realizado durante los meses de Agosto hasta prácticamente diciembre del 2021 - 
elemento temporal; el mismo que tendría como objetivo realizar o pactar reuniones con 
altos funcionarios públicos del Gobierno, en las oficinas de Palacio de Gobierno (con el 
propio presidente de la República, Pedro Castilio Terrenos). 


Asimismo, también se ha podido corroborar que el investigado JOSÉ NENIL MEDINA 
GUERRERO realizó visitas -conjuntamente con los otros coimputados- en las oficinas del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, también visitas -con algunos de los 
coimputados- a las oficinas del Ministerio de Vivienda y Saneamiento-. Todas estas visitas - 
pactadas- realizadas en la Ciudad de Lima por el investigado JOSÉ NENIL MEDINA 
GUERRERO, en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Aguia, tendrían, como 
como objetivo criminal -elemento teleológico- la comisión de delitos contra la 
Administración pública (colusiones, tráfico de influencias), que formaría parte de un plan 
criminal, concretamente realizar los actos de preparación para adjudicaciones de Obras 
públicas -elemento funcional-. 
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Coordinadores: La organización criminal investigada, tiene familiares del presidente de la 
república que cumplen la función de coordinadoras, quienes son las que representan al 
cabecilla y son la cara visible en su accionar delictivo, la primera es LILIAN ULCIDA PAREDES 
NAVARRO, esposa del presidente de la república quien se encarga de coordinar los actos 
preparatorios y reuniones en palacio de gobierno. 


Testaferros: serían la cara visible de la organización criminal, como Hugo y Estefani Espino 
tucapa, y YENIFER PAREDES NAVARRO, cuñada del presidente y hermana de la primera 

2 хойг quien aprovechando su especial condición dentro de la familia presidencial, pues, 
is iie go la residencia de palacio, en coordinación con los mismos, no siendo funcionaria de 
D Meli дааа y promovía la ejecución de obra püblicas en favor de las empresas JJM de 
M Espino Lucana, quien además, coordinaba con su coinvestigado José Nenil Medina 
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Guerrero, amigo e integrante de la cüpula del presidente, encargado de asegurar la buena 
pro con altos funcionarios de gobierno actual. 


IMPUTACION CONCRETA 


En efecto, la investigada cumpliría la función de "LOBISTA", pues se encargaría de buscar y 
captar alcaldes de las diferentes localidades del país y les ofrece la viabilidad y celeridad para el 
financiamiento de sus proyectos de saneamiento, con la condición que la organización criminal 
investigada utilizando empresas de fachada se encargue la formulación del expediente técnico 
y posterior ejecución de la obra, valiéndose de su posición de PODER como hermana de la 
primera dama Lilia PAREDES NAVARRO, quien informa al presidente de la repüblica Pedro 
CASTILLO TERRONES los proyectos que han sido negociados y, éste en contubernio con el 
anterior Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner ALVARADO LOPEZ, los 
incluyen en los decretos de urgencia que son promulgados y publicados. 


En otras palabras, la investigada YENIFER PAREDES NAVARRO mantendría una estrecha relación 
con los demás miembros de la organización criminal, es así que fomentaba las obras püblicas, 
conociendo que a quienes iba favorecer eran personas -naturales y jurídicas- totalmente 
allegadas a la casa presidencial, quienes tenían el poder para lograr beneficiar en la licitación 
pública; conforme también lo sugirió la propia investigada YENIFER PAREDES NAVARRO en la 
reunión que sostuvo con pobladores del Centro Poblado La Succha del Distrito de San Miguel, 
provincia de Chota, departamento de Cajamarca; por este motivo, la conducta de YENIFER 
PAREDES NAVARRO se subsume a la modalidad típica de “promocionar” (art. 317, primer párrafo 
CP), la misma que tiene la posibilidad de desarrollarse en cualquier fase del desenvolvimiento 
de la organización criminal, y sea coetáneamente a la aparición de la organización criminal 
(etapa de creación), paralelamente al desarrollo del ente delictivo (etapa de expansión) o 
secuencialmente al fortalecimiento del colectivo ilícito (etapa de consolidación)”?. 


.... 
t 


= 
RU NAA. , Ampliación de declaración del investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA, 
С PRO де AS родетйопде en su respuesta N° 7, confiesa que Yenifer PAREDES NAVARRO, 
C 
eee co" cumpliendo su rol de "LOBISTA", de la organización criminal, habría 


concertado una visita con el declarante en su condición de "testaferro", y el 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Chadín Cesar CASTILLO CABRERA, para 


73 PRUCAR CHAPPA, Marcial E.; El delito de organización criminal, Lima, 2016, Pág. 107 
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que se gestione, viabilice y financie dos proyectos de saneamiento y uno de 
pistas y veredas, ello en la comunidad de Las Palmas y en la comunidad de 
Succa- Chontas, para luego cumplir el programa criminal de hacerse suyas los 
proyectos de inversión pública en la ejecución de Obra, mediante terceras 
empresas o sus propios hermanos. 


b. En la misma ampliación de declaración del investigado Hugo Jhony ESPINO 
LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta N* 07, confiesa que 
Yenifer PAREDES NAVARRO, habría coordinado con Lilia Ulcida PAREDES 
NAVARRO, y esta a su vez en concertación con el Presidente de La República 
Pedro CASTILLO TERRONES, intercedieron para que el evaluador del 
expediente técnico de la ejecución de obra, acelere la evaluación, para así 
posteriormente la organización criminal se haga suya del proyecto de inversión 
pública, mediante la adjudicación de terceras empresas. 


C. Маз adelante, en la ampliación de declaración del investigado Hugo Jhony 
ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 8., afirma 
haberse reunido con Yenifer PAREDES NAVARRO, quien coordinó la llegada del 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas Víctor Raúl CULQUI 
PUERTA, reuniéndose en una pollería en el distrito de Chorrillos- Lima, cerca 
de la propiedad de Fanny OBLITAS PAREDES, donde concertaron el programa 
criminal de viabilidad, celeridad y financiamiento de la ejecución de obras en 
dicho gobierno local. 


d. Líneas abajo, en la ampliación de declaración de investigado Hugo Jhony 

ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 8, afirma que 

en agosto del 2022, viajó en compañía de Yenifer PAREDES NAVARRO, en la 

empresa LATAM a la ciudad de Jaen, para luego dirigirse a la provincia de 

Chachapoyas, donde al día siguiente de su arribo a la referida ciudad, se 

reunieron con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, Víctor 

\ Raúl CULLQUI PUERTA, а fin de concertar actividades colusorias para la 

| viabilidad, celeridad y financiamiento de proyectos de inversión püblica de 

| | ejecución de obras en el gobierno subnacional, afirmando Yenifer PAREDES 

NAVARRO que: "estamos en todas las condiciones de  apoyarlo", 

NS evidenciándose así la puesta en marcha del programa criminal de adjudicarse 
| | Ко S NS la ejecución de obras a nombre de terceras empresas. 


n 
.» 
2 


о 
S99 e. También, la misma ampliación de la declaración del investigado Hugo Jhony 


co co? ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, donde en su respuesta 9. 
co? | afirma haberse reunido el 08 de agosto del 2022, con Yenifer PAREDES 
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NAVARRO у Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO, donde luego de haber tomado 
juramento Pedro CASTILLO TERRONES, como presidente de la República, la 
primera mencionada le precisó que requerían un “chip de teléfono celular” a 
nombre de una tercera persona, para uso de la coordinadora de la 
organización criminal Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO toda vez que temían ser 
chuponeadas; cabe resaltar que dicho requerimiento habría sido con la 
finalidad de realizar las coordinaciones colusorias ilícitas de manera 
inescrupulosa y clandestina, con la finalidad de ejecutar el programa criminal 
y hacerse suyas de los proyectos de inversión pública relacionada a la 
ejecución de obra en los gobiernos subnacionales 


f. Líneas más abajo, en la misma ampliación de declaración del investigado Hugo 
Jhony ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 9., el 
investigado afirma haberse reunido por segunda vez, en el mes de setiembre 
del 2021 con Yenifer PAREDES NAVARRO, donde Lilian Ulcida PAREDES 
NAVARRO, aprovechando su condición de poder de primera dama, facilita el 
acceso de Jhony ESPINO LUCANA a las instalaciones de Palacio de Gobierno, a 
fin que con participación de primera mencionada, continúen realizando el 
planeamiento y organización del programa criminal, de hacerse suyas los 
proyectos de inversión púbica referente a la ejecución de obras a nombre de 
terceras empresas, en este caso en la Municipalidad de Chachapoyas, 
aprovechando su relación amical de Lilian Ulcida PAREDES NAVARRO con el 
titular de dicha entidad. 


в. Por último, en la ampliación de declaración de investigado Hugo Jhony ESPINO 

LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 12, afirma que 

Yenifer PAREDES NAVARRO, en concertación con Lilian Ulcida PAREDES 

\ NAVARRO habrían acelerado la elaboración del expediente técnico y se de 

viabilidad al financiamiento de una obra en la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, toda vez que ella tenía conocimiento de la magnitud del 
proyecto "porque involucraba mucho dinero. 


h. Registro de visitas a Palacio de Gobierno, donde durante varias oportunidades 
recibió la visita del investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA, donde con 
participación de la investigada Lilia PAREDES NAVARRO, y con conocimiento y 
venía del Presidente Repüblica Pedro CASTILLO TERRONES, realizaron actos 
colusorios para apoderarse de diversos proyectos de inversión püblica de 
ejecución obras. 
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i. Reporte UIF N*023-2022-DAO-UIF-SBS del 11 de agosto del 2022, que describe 
en su folio 2, donde la investigada Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, realizó 
diversos depósitos en efectivo a cinco personas, por el monto de S/ 83,520.00 
soles, no registrando ingresos de dinero a sus cuentas bancarias por esa 
cantidad, más solo montos mínimos no más de S/ 2,000.00 soles, evidenciando 
así que más allá de cumplir su rol de lobista en la organización criminal materia 
de investigación, ejecuta depósitos de dinero a diversas personas que serían 
destinadas para la gestión y financiamiento de proyectos de inversión pública, 
que ha de hacerse suya la organización criminal y así obtener ganancias ilícitas. 


j. Del acta de Deslacrado de Muestras, Verificación, Extracción de Información y 
Lacrado, de fecha 14АС02022, con participación del Representante del 
Ministerio Público, Procurador de la Procuraduría Püblica Especializada en 
Delitos de Corrupción, la imputada y su abogado defensor, 


que todos son pertinentes y útiles a los delitos imputados: 
(1) Una (01) bolsa de plástico color negro, con inscripción BRONSON estilo sin 


límites, conteniendo CATORCE (14) sellos redondos de distintas 
autoridades locales, tales como: 


AGENTE MUNICIPAL QUILLUMITO. 

* TENENCIA DE GOBERNACIÓN, TENIENTE GOBERNADOR, 
SOMBRORORCO. 

* AGENTE MUNICIPAL LANCHEPAMPA. 

* TENENCIA DE GOBERNACIÓN, TENIENTE GOBERNADOR, SAN JUAN. 

* AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN. 

* TENENCIA DE GOBERNACIÓN, TENIENTE GOBERNADOR, 
LANCHEPAMPA. 

* COMITÉ DE RONDAS CAMPESINAS, PRESIDENTE ГАМСНЕРАМРА, 

* COMITÉ DE RONDAS CAMPESINAS, PRESIDENTE SAN JUAN. 

* TENENCIA DE GOBERNACIÓN, TENIENTE GOBERNADOR, 
LANCHEPAMPA, 

* TENENCIA DE GOBERNACIÓN, TENIENTE GOBERNADOR, QUILLUMITO. 

* COMITÉ DE RONDAS CAMPESINAS, PRESIDENTE SOMBRORORCO. 

* AGENTE MUNICIPAL SOMBRORORCO. 

* COMITÉ DE RONDAS CAMPESINAS, PRESIDENTE QUILLUMITO. 

* COMITÉ DE RONDAS CAMPESINAS, PRESIDENTE LANCHEPAMPA. 

* Un (01) sello rectangular de madera, color marrón con negro el cual se 

observa que la parte de la post firma se encuentra despegada, 
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apreciándose solo la parte redonda, el cual al ser estampado en una 
hoja blanca se visualiza la siguiente descripción, en el centro el escudo 
Nacional del Perú y a su alrededor la inscripción JUEZ DE PAZ DE UNICA 
NOMINACIÓN, ANGUIA. 

e Un (01) sello rectangular de madera, color marrón con negro el cual al 
ser estampado en una hoja blanca se visualiza la siguiente descripción, 
una post firma con inscripción EDWIN ROD BERNAL CABRERA, JUEZ DE 
PAZ, CHADIN, y a su costado un estampado redondo el cual tiene la 
descripción en el centro el escudo Nacional del Perú y a su alrededor 
la inscripción JUEZ DE PAZ DE UNICA NOMINACIÓN, CHADIN. 


Precisando que dichos sellos están estampados en una hoja bond para 
mayor ilustración, evidenciando con ello que Yenifer Noelia PAREDES 
NAVARRO, tendría acceso y/o vinculo ante dichas autoridades locales 
señaladas en los sellos correspondientes, al parecer con el fin que a través 
de ellos tendría acercamiento a los pobladores de las localidades en 
mención, tal como se demostró en el video propalado por los medios de 
comunicación en la que se aprecia que Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO 
está acompañada con algunas autoridades locales dirigiéndose a los 
pobladores y de ésta manera tener el apoyo de ellos, en relación con algún 
empadronamiento, ya que dicha acción sería necesaria y/o requisito para 
la elaboración de algún expediente técnico de obra, y con dicha acción 
desplegada, se evidencia el modus operandi (elemento modal) que tendría 
para la consecuencia de los objetivos de la organización criminal, en 
relación al incremento económico. 


Asimismo, se advirtió en dicha acta, los siguientes documentos: 


* Una (01) impresión de la Ley N*30432 "LEY QUE PROMUEVE Y 
GARANTIZA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS 
DIFERENTES NIVELES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA” descargado 
de las normas legales del diario El Peruano, de fecha 14 de mayo del 
2016, Ley emitida por el presidente Ollanta HUMALA TASO, a folios (02). 


* Una (01) impresión con resaltado de color amarillo de la Ley N*31466 


“LEY QUE MODIFICA LA LEY 30432 LEY QUE PROMUEVE Y GARANTIZA 
LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS DIFERENTES 
NIVELES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA, ENGRANADO EN LA 
POLÍTICA NACIONAL DEL DEPORTE” descargado de las normas legales 
del diario El Peruano, de fecha 06 de mayo del 2022, Ley emitida por el 
presidente Pedro CASTILLO TERRONES, a folios (02). 
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Una (01) impresión titulada "AYUDA MEMORIA DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, CONCURSOS EDUCATIVOS 2022", con el 
logo del Ministerio de Educación, a folios (04). 

Una (01) impresión titulada "AYUDA MEMORIA POLÍTICA NACIONAL DE 

ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN, DEPORTE Y EDUCACIÓN FÍSICA, 

(PARDEF) con el logo del Ministerio de Educación, a folios (04). 

e Una (01) copia simple del OFICIO N*1767-2022-MINEDU/SG de fecha 16 
de junio del 2022, dirigida al Secretario de Consejos de Ministros 
Rodolfo Gustavo RAMIREZ APOLINARIO y suscrito por la Secretaria 
General del Ministerio de Educación Rosario Ester TAPIA FLORES, con 
asunto: Remisión de Proyecto de Ley, y referencia: Informe N*00665- 
2022-MINEDU/SG-OGAJ, a folios (01). 

* Dos (02) impresiones de cuadro Excel denominado “PADRÓN DE IIE 

PRIMARIA CON PLAZAS DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 2023" y 

"PADRON DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÜBLICAS DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA FOCALIZADAS CO PLAZAS DE TECNICOS DEPORTIVOS PARA 

EL ANO FISCAL 2023. 


De los documentos señalados, se colige que Yenifer Noelia PAREDES 
NAVARRO, habría pretendido enquistarse de alguna forma en el Ministerio 
de Educación o tener cierta influencia en dicha Cartera ministerial, al querer 
tener cierto grado de participación en el Proyecto de Ley que autoriza al 
Ministerio de Educación a efectuar una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, a favor de los 
Gobiernos Regionales, para financiar la realización de los Juegos Escolares 
Deportivos y Para deportivos 2022 presentado por el Ministerio de 
Educación, puesto que, al no ser funcionaria pública de dicho Ministerio, 
no habría razón alguna que los referidos documentos los tenga en su 
domino, evidenciando con su acción desplegada, el propósito de la 
consecución de los objetivos de la organización criminal, lo que en este 
hecho particular, sería el beneficio económico y/o incremento patrimonial. 


(3) Asimismo, se advirtió en dicha acta, el siguiente documento: 


БМ 
.. 


e Оп (01) Boucher del banco de la nación de fecha 13NOV2021, ordenado 
por la Municipalidad Distrital D, cuenta corriente 00-271-017-359 por el 
monto de ochocientos veinticuatro con ochenta y tres S/824.83 
céntimos soles beneficiario, Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO. Al 
parecer, dicho depósito sería por parte de la Municipalidad Distrital de 
Anguía, sin embargo, se advierte que la fecha del depósito no 
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correspondería al tiempo en la que Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO 
laboraba en dicha municipalidad, puesto que su último contrato fue de 
ENERO2021 a JULIO2021. Evidenciando con ello, al parecer el vínculo 
permanente con José Nenil MEDINA GUERRERO a través de la 
Municipalidad Distrital de Anguía, presunto integrante de la 
Organización Criminal. 


(4) Del cuaderno de apuntes espiralado редиейо impreso en la cara el dibujo 
de Minnie Mouse con ochenta y cuatro a folios (84) de papel cuadriculado: 


En el folio N* 21, en la parte reversa se observa manuscritos con 
lapicero de tinta color azul, advirtiendo una anotación de nombres 
YOMEL, TAYA, RODIN, COLCABAMBA, CHUYAR, HUAGATE, VISTA 
ALEGRE y otro. 

En el folio № 22 se observa manuscritos con lapicero de tinta color 
azul, advirtiendo una anotación de “SOLICITO: ASUNTO, 
MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL ARTICULO 12 DE LA 
LEY 30879, ADJUNTAR PORQUE QUIERO MAS SUSTENTO EXPEDIENTE 
— SMG y otras anotaciones más. 

En el folio N* 27 en la parte reversa se observa manuscritos con 
lapicero de tinta color azul, advirtiendo una anotación de “ADELANTO 
DIRECTO 10%, 194 000 Y PIAS, INCLUIDO IGV, PROFESOR CHIP ANIBAL 
992867293, 920658893 DEYSI VALDIVIA, y otras anotaciones. Además 
se aprecia en el folio 28, las inscripciones “D.L 1435 (cree el fondo y se 
fusiona).- Rubro A Gobierno locales (61).- Anexo № DOS (FASES) 
clasificación del G. Local. Bases del Concurso.- Rubro y Tasas de 
Cofinanciamiento.- 1 5% Estudios Pre In o Ficha Técnica (Fase 
Formulación y Ev.) (10'851,780.00).- 2 95% Ejecutar Inversiones.- 
206'183,831.00.- Proyectos y IOARR" y otras anotaciones más. 


De los manuscritos antes sefíalados, se evidencia a todas luces que, 
Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, continuaría desplegando sus acciones 
ilícitas como modus operandi (elemento modal) a fin de tener una 
participación activa en asuntos de proyectos de inversión, ya sea 
influenciando en las entidades del estado como gobiernos regionales y/o 
locales, y así poder obtener un beneficio económico personal como para 
la consecución de los objetivos de la organización criminal. 


(5) Una (01) agenda con pasta de cuerina color negro y un estampado 2017, 
ciento ochenta y seis (186) de papel color crema, el cual se detalla lo más 


relevante obtenido en los siguientes folios: 
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En el folio № 11 se observa manuscritos con tinta color rojo, negro y 
azul, el cual advierte lo siguiente: DATOS ALCALDE, MEDINA 
GUERRERO JOSE NENIL, DNI: 47397615, CORREO: 
Jone 2021Ghotmail.com, CORREO: Jhony-Espino1O hotmail.com, 
CELULAR 954767493. 


Corroborando con ello que, Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO 
continúa manteniendo un vínculo amical con el Alcalde José Nenil 
MEDINA GUERRERO y Hugo Jhony ESPINO LUCANO, presuntos 
integrantes de la organización criminal, coligiendo que, los tres 
investigados en la presente investigación mantienen sus vínculos a fin 
de concertar coordinadamente con la finalidad de la consecución de 
los objetivos de la organización criminal. 


En el folio № 19 se observa manuscritos con tinta colores azules y 
resaltados, el cual advierte lo siguiente: ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE EXPEDIENTES y otras anotaciones más. En dicha hoja se aprecia 
además los siguientes manuscritos: (PNSR) PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO RURAL. - ETAPAS EVALUACIÓN. - Preset. -1. 
Admisibilidad. - 2. Asignación de puntaje. - RM: 155-2017-VIVIENDA. - 
RD:044-2021-VIVIENDA-PNSR (25febrero2021).- Directiva 04-2021- 
PNSR (25febrero).- 1. Calidad del Expediente Técnico. 


Evidenciando con dichas anotaciones que Yenifer Noelia PAREDES 
NAVARRO, a pesar, que no tiene ningün cargo dentro de alguna 
entidad estatal estaba interesada en elaboraciones de expedientes 
técnicos y/o otros proyectos que estarían incluidos o considerados en 
el Ministerio de Vivienda a favor de algunas entidades locales y/o 
regionales, coligiendo que dicha acción denota el modus operandi 
(elemento modal) de enquistarse de alguna manera o influir en la 
viabilidad de proyectos, con el propósito de obtener algún beneficio 
económico personal como para la organización criminal. 


eo (6) Del cuaderno espiralado tamaño A4, color verde con inscripción en la pasta: 
i QW PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA 
oaa. SIERRA Y SELVA ALTA", y un dibujo de tres personas, de cincuenta y siete 

о 


ç$ 


e мэ folios (57) de papel cuadriculado: 
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* En el folio N* 30 en la parte reversa se observa manuscritos con 
lapicero de tinta color azul, el cual advierte lo Siguiente: PROCESO DE 
LICITACIÓN (ARMAR TODO EL PAPELEO DE LA PROPUESTA), y otras 
anotaciones más. Precisando que en dichas anotaciones además se 
encuentra la inscripción "Cajamarca" sefialando con una flecha otro 
manuscrito "Mejoramiento de carretera”.-“Empresa Victor”. 


Evidenciando con ello el interés de Yenifer Noelia PAREDES NA VARRO, 
respecto a los procesos de licitación que estarían en trámite en el 
departamento de Cajamarca a través de distintas municipalidades, 
pese a no ser funcionaria püblica o tener algún cargo que permita 
relacionarse a dichos procesos, coligiendo que dicha acción denota el 
modus operandi (elemento modal) que sería el propósito de influenciar 
para la viabilidad de dichos proyectos y obtener beneficios económicos 
para la organización criminal. 


(7) Del folder archivador de documentos color transparente con divisiones de 
varios colores cuyo interior se observa lo siguiente: 


e El folio N° 59, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 01/2020, por el monto de 1305.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio № 60, es una boleta de pago original a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 02/2020, por el monto de 1305.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
e El folio № 61, es una boleta de pago original a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 03/2020, por el monto de 1305.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
| a folios (01). 
| * El folio № 62, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
| PAREDES NAVARRO, del periodo 04/2020, por el monto de 1305.00, 
| Eee suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
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| EN a folios (01). 
хе“ У , f х : 
du ки * Elfolio № 63, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
EC ar 98 а? i PAREDES NAVARRO, del periodo 05/2020, por el monto de 1305.00, 
ек и suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
со 
ws Ф а folios (01). 
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El folio N* 64, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 06/2020, por el monto de 1305.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio N* 65, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 07/2020, por el monto de 1605.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio N* 66, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 08/2020, por el monto de 1305.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio N* 67, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 09/2020, por el monto de 1305.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio № 68, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 10/2020, por el monto de 1305.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio N* 69, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 11/2020, por el monto de 1305.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio N* 70, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 12/2020, por el monto de 1605.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio № 71, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 01/2021, por el monto de 1740.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio № 72, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 02/2021, por el monto de 1740.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
El folio № 73, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 03/2021, por el monto de 1740.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 
a folios (01). 
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e El folio № 74, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 04/2021, por el monto de 1740.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 


a folios (01). 


e Elfolio № 75, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 05/2021, por el monto de 1740.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 


a folios (01). 


* Elfolio № 76, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia 
PAREDES NAVARRO, del periodo 06/2021, por el monto de 1740.00, 
suscrito por Omar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos, 


a folios (01). 


Respecto a las boletas de pago antes señaladas se evidencia con ello, 
el vínculo laboral existente entre Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO y 
la Municipalidad Distrital de Anguia representado por su alcalde José 
Nenil MEDINA GUERRERO, integrante de la organización criminal e 
incluso desde antes de los hechos investigados, tal como lo señala Jose 
Nenil MEDINA GUERRERO en su declaración de fecha 05AGO2022 y 
Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO en su declaración de fecha 


19JUL2022. 


e El folio № 111, 112, 113, 114, 115, es un contrato administrativo de 
servicios № 001-2021-MDA en original, de fecha 02 de enero del 2021, 
donde la duración de contrato es del 02 de enero al 31 de julio de 2021, 
donde firma la persona de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO y José 
Nenil MEDINA GUERRERO a folios (05). 


• El folio № 116, 117, 118, 119, 120, es un contrato administrativo de 
servicios № 006-2020-MDA en original, de fecha 01 de julio del 2020, 
donde la duración de contrato es del 01 de julio al 31 de diciembre de 
2020, donde firma la persona de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO y 
Jose Nenil MEDINA GUERRERO a folios (05). 


e El folio N° 121, 122, 123, 124, 125, es un contrato administrativo de 
servicios № 002-2020-MDA en original, de fecha 02 de enero del 2020, 
donde la duración de contrato es del 02 de enero al 30 de junio de 
2020, donde firma la persona de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO y 
José Nenil MEDINA GUERRERO a folios (05). 
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e El folio № 126, 127, 128, 129, 130, es un contrato administrativo de 
servicios N* 006-2019-MDA en original, de fecha 01 de julio del 2019, 
donde la duración de contrato es del 09 de junio al 31 de diciembre de 
2019, donde firma la persona de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO y 
José Nenil MEDINA GUERRERO a folios (05). 


e El folio № 131, 132, 133, 134, 135, es un contrato administrativo de 
servicios № 004-2019-MDA en original, de fecha 03 de enero del 2019, 
donde la duración de contrato es del 03 de enero al 08 de junio de 
2019, donde firma la persona de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO y 
José Nenil MEDINA GUERRERO a folios (05). 


Respecto a dichos contratos se evidencia que Yenifer Noelia PAREDES 
NAVARRO mantenía vínculo laboral con Jose Nenil MEDINA 
GUERRERO a través de la Municipalidad distrital de Anguía desde el 
айо 2019 hasta el mes de julio del айо 2021, fecha en que termina su 
vínculo laboral, tal como consta en el Contrato administrativo de 
servicios N* 001-2021-MDA de fecha 02 de enero del 2021, 
coincidentemente fecha en la que es electo presidente el Sr. Pedro 
Castillo Terrones. Dicho vínculo también es corroborado en la 
declaración de Jose Nenil MEDINA GUERRERO de fecha 05AGO2022 y 
declaración de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO de fecha 19JUL2022. 


* Una (01) declaración jurada en original, de no presentar tramite de 
financiamiento, con fecha 31 de agosto del año 2021, suscrita por Jose 
Nenil MEDINA GUERRERO. 


+ Una (01) declaración jurada que la municipalidad distrital de Anguia en 
original, no tiene a cargo proyectos financiados por el ministerio de 
vivienda, con fecha 31 de agosto del айо 2021, suscrita por Jose Nenil 
MEDINA GUERRERO. 


e Una (01) declaración jurada еп original de cumplimiento de 
obligaciones establecidas en convenios de transferencia de recursos 
suscritos con el MVCS, con fecha 31 de agosto del año 2021, suscrita 
por Jose Nenil MEDINA GUERRERO. 


* Una (01) declaración jurada en original de fecha 31 de agosto del 2021, 
suscrita por Jose Nenil MEDINA GUERRERO. 
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* Una (01) declaración Jurada en original de cumplimiento de 
obligaciones establecidas en convenios de transferencia de recursos 
suscritos con el MVCS, de fecha 31 de agosto del 2021, firmada por 
Jose Nenil MEDINA GUERRERO. 


Una (01) declaración Jurada en original, de fecha 31 de agosto del 
2021, firmada por Jose Nenil MEDINA GUERRERO. 


e Una (01) declaración Jurada en original de no presentar duplicidad de 
solicitudes, de fecha 31 de agosto del 2021, firmada por Jose Nenil 
MEDINA GUERRERO. 


* Una (01) declaración Jurada en original de no presentar observaciones 
a obras financiadas por el MVCS, de fecha 31 de agosto del 2021, 
firmada por Jose Nenil MEDINA GUERRERO. 


* Una (01) declaración Jurada en original, de fecha 31 de agosto del 
2021, firmada por José Nenil MEDINA GUERRERO. 


De lo documentos sefialados, respecto a dichas declaraciones juradas, la 
cual suscribe José Nenil MEDINA GUERRERO, como alcalde de [а 
Municipalidad distrital de Anguía, cabe precisar que son requisitos que 
establece la Resolución Ministerial N* 155-2017-VIVIENDA del 05 de mayo 
del 2017, para la admisibilidad y evaluación a fin de priorizar la asignación 
de recursos a las inversiones en el sector de saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, son requisitos que 
establece la ley para que un gobierno distrital o regional presente ante la 
MVCS a fin que sean considerados en la asignación de recursos para la 
viabilidad de proyectos de obra de su distrito o región. 


En ese sentido, no habría razón justificable que Yenifer Noelia PAREDES 
NAVARRO tenga en su poder dichas declaraciones juradas, ya que ella no 
es funcionaria páblica de la entidad municipal en mención ni del MVCS, 
puesto que son documentos que deberían obrar en los archivos en 
cualquiera de las dos entidades antes señaladas, evidenciando con ello la 
acción desplegada por parte de ésta, a fin de realizar el seguimiento del 
trámite documentario del expediente presentado por el alcalde José Nenil 
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Medina Guerrero ante la MVCS, y efectuar sus presuntas influencias 
reales ante los altos funcionarios de dicha entidad, y con ello, se evidencia 
que su acción desplegada, tenía el propósito de la consecución de los 
objetivos de la organización criminal, lo que en este hecho particular, 
sería el beneficio económico y/o incremento patrimonial. 


B. JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO 


El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317 del Código 
Penal de Organización Criminal, que dice: 


“(...) El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de 
tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que 
de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o 
funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días — multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 
4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días — multa, e inhabilitación conforme al 
artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente 
tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal. 
Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de 
sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su 
integridad física o mental”. 


IMPUTACIÓN CONCRETA 


59° 
со! 


Dentro de la organización criminal, el segundo es el investigado JOSÉ NENIL MEDINA 
GUERRERO, alcalde del distrito de Anguía en la provincia de Chota — Cajamarca, quien sería 
cabecilla e integrante de la organización criminal, quien es muy cercano al presidente de la 
repüblica. Su rol es la de OPERADOR de la organización criminal, captando a empresarios 
para adjudicarse proyectos de inversión püblica de ejecución de obra, en la Municipalidad 
Distrital de Anguía donde es la máxima autoridad edil, recibiendo dádivas "coimas", a 
cambio de adjudicaciones fraudulentas, provecho ilícito que sería en beneficio de la 


" 
.. 
" 


etc 
. 


QU | Gla as de municipalidades a nivel nacional para que, a cambio de que les entreguen 


МА. > г : 
ee Més вир еко para ejecución de proyectos de obras y saneamiento, puedan direccionar 
Q^... 
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las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada por la Organización 
criminal investigada. 


Asimismo, también se ha podido corroborar que el investigado JOSÉ NENIL MEDINA 
GUERRERO realizó visitas -conjuntamente con los otros coimputados- en las oficinas del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, también visitas -con algunos de los 
coimputados- a las oficinas del Ministerio de Vivienda y Saneamiento-. Todas estas visitas - 
pactadas- realizadas en la Ciudad de Lima por el investigado JOSÉ NENIL MEDINA 


a. Por la ampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony ESPINO 


° 


S ХОР” Supremo N* 102-2021, y así este, en concertación de los demás componentes 
R NON e la organización criminal den paso a la ejecución del programa criminal, 
AS 


empresas. 
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b. Asimismo, en la ampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony 
ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 9, afirma 
que se reunió en el mes de octubre del 2021 con José Nenil MEDINA 
GUERRERO alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, donde habrían 
concertado que la ejecución de obra de saneamiento, sería adjudicado al 
declarante, para lo cual este debía buscar un socio, y posteriormente 
coordinar el porcentaje ilícito (diezmo) que le correspondía, el cual sería el 
1096 del monto total de la obra, como parte de la ventaja ilícita que este 
recibiría. Dicha coima que le correspondía a José Nemil MEDINA GUERRERO 
ascendía a la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SOLES, cumpliéndose 
la entrega de S/ 100,000.00 soles, en el mes de enero del 2021, en las 
instalaciones del inmueble sito en Av. Brasil N* 727 en el departamento N? 
702, en el distrito de Вгейа; posteriormente, en el mes de marzo del 2021, 
Hugo Jhony ESPINO LUCANA hizo entrega a José Nenil MEDINA GUERRERO 
la suma de S/ 100,000.00 soles, en su domicilio sito en la Av. Naranjal Cuadra 
13 Mz D Lt 10 distrito de los Olivos. 


©. Líneas abajo, en la ampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony 

ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 9, afirma 

que en la ültima semana de julio del 2022, parte de la organización criminal 

se habrían reunido con la finalidad de dar solución a las firmas del proceso 

de selección de la ejecución de obra que venía realizando la empresa de Hugo 

Jhony ESPINO LUCANA, en el distrito de Anguía, por faltar la firma de Nataly 

Viviana ALCANTARA MONTES; dicha reunión fue presidida por José Nenil 

MEDINA GUERRERO, en un primer momento en una vivienda a 40 minutos 

del óvalo Huandoy, y posteriormente, en una vivienda en el distrito de 

f^ Ventanilla en inmediaciones del Centro Recreacional Parasol, donde como 

| parte del programa criminal de la citada organización criminal de no ser 

| descubiertos, pretendieron obligar a Nataly Viviana ALCANTARA MONTES a 

| firmar los documentos de selección de la ejecución de obra en el distrito de 
| Anguía, como miembro del comité de selección. 


Cuatro mil trescientos noventa.A390 


d. Por el Acta de Constatación y Verificación del 16 de agosto del 2022, donde 
Nataly Viviana ALCANTARA MONTES, reconoce el inmueble sito en UPIS 

.. PROY. ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC ASO. ECO. PLAYA LOS DELFINES, 
"wv" distrito de Ventanilla, con coordenadas 11.8541355, 77,16681°0, 


MTM altura, con dos puertas de acceso metálicas color plomo, una de ingreso 


peatonal y la otra de ingreso vehicular, donde habría ingresado en compañía 
de José Nenil MEDINA GUERRERO, Hugo Jhony ESPINO LUCANA y otros, y le 
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pretendían obligar a firmar documentos del proceso de selección del distrito 
de Anguía, donde el ultimo mencionado venía ejecutando la obra, 
evidenciándose que la organización criminal pretendía clandestinamente 
subsanar documentos del proceso de selección en cuestión. 


e. La misma ampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony ESPINO 
LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 10, afirma que José 
Nenil MEDINA GUERRERO indicaba que tenía bastante cercanía con los 
ministros y con el mismo presidente de La República Pedro CASTILLO 
TERRONES, y que juntamente con Carlos Cabrera, habían puesto al Ministro 
Geiner Alvarado en coordinación con Abel Cabrera; asimismo, habían puesto 
al viceministro de energía del Ministerio de Energía y Minas, sefior Martín 
Dávila, evidenciándose así, la ejecución del programa criminal del 
copamiento del poder para hacerse suyas de proyectos de inversión püblica, 
en la ejecución de obras en diversos gobiernos subnacionales, mediante 
terceras empresas. 


f. Líneas abajo, en la ampliación de la declaración del investigado Hugo Jhony 
ESPINO LUCANA, de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 11, afirma 
que asistió a la casa del Presidente de la Repüblica Pedro CASTILLO 
TERRONES, ubicado en el Pasaje Sarratea en Вгейа, en donde se encontraba 
el señor José Nenil MEDINA GUERRERO, para concertar sobre la ejecución de 
la obra de bicapa en el distrito de Anguía, evidenciándose que las actividades 
colusorias sobre la adjudicación de ejecución de obras, como parte del 
programa criminal, es realizada con participación de la alta dirección 
criminal, en este caso con participación del Presidente de La República Pedro 
A CASTILLO TERRONES. 


| g. Reporte de Registro de visitas — Despacho Presidencial, en la que se aprecia 

| las visitas José Nenil MEDINA GUERRERO y Hugo Jhony ESPINO LUCANA al 
despacho presidencial, días antes del otorgamiento de la buena pro y la 

| suscripción del contrato, que obra a folios (23) del Tomo ! y folios (324-325) 
(326-327) y (334) del Tomo II. 


" 


| / em NS Declaración del Colaborador Eficaz CE 03-2022-EFICCOP, de fecha 24 de julio 
4 ЦЭ” del 2022. 
ОО МА" себ aet 
74 Отам 
“¿ne eS 2 ЦЭ i. Declaración del Colaborador Eficaz CE 02-2022-EFICCOP, de fecha 19 de julio 
S del 2022. 
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j Decreto de Urgencia N*102-2021-PCM del 29 de octubre del 2021, 
transfiriendo la suma de 5/ 34'382,297.00 a favor del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 


k. Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de 
fecha 24 de octubre del 2021, concerniente a la Adjudicación Simplificada 
D.U N^102-2021 N*008-2021-MDA/CS Bases Integradas, donde Nathaly 
Viviana ALCANTARA MONTES aparece como Presidente Titular de este 
comité de selección conjuntamente con Osberto IRIGOIN VÁSQUEZ y 
Orlando CORONEL VÁSQUEZ miembros titulares. 


I. Declaración de Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES, de fecha 18 de julio 
de! 2022, donde refirió que, desde el 20 de octubre del 2021, hasta la 
actualidad se encuentra laborando como asistenta en contrataciones en el 
Gobierno Regional del Callao, y que el alcalde Nenil la busca para que le haga 
firmar el acta de buena pro, negándose ella hacerlo porque nunca había 
trabajado para su entidad. 


m. Ampliación de declaración de Anggi Estefani ESPINO LUCANA, de fecha 15 de 
agosto del 2022. 


n. Continuación de declaración de Hugo Jhony ESPINO LUCANA, de fecha 14 de 
agosto del 2022. 


о. Acta de traslado de Investigada y recepción de movimiento y saldo a la fecha 
de cuenta corriente de la empresa DESCONT INGENIEROS & ARQUITECTOS, 
de fecha 15 de agosto del 2022. 


| SOBRE EL ALTO GRADO DE PROBABILIDAD O SOSPECHA GRAVE QUE CONFIRMAN LAS 
| PROPOSICIONES FÁCTICAS DE LA OCURRENCIA DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL DE 
COLUSIÓN AGRAVADO POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL, IMPUTADO A LOS INVESTIGADOS. 


m» 49 СЭЭР 
1 есч СОЎ" BASES JURÍDICAS 


“у © «Ў 5 

Se ит S* El artículo 384 del Código Penal de Colusión agravada por organización criminal, que dice: “El 

> SU „М й 

eO funcionario o servidor püblico que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, 
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en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación püblica de bienes, obras o 
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados 
para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, segün ley, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis айо; inhabilitación a que se refieren los 
incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años, y, con ciento ochenta a trescientos sesenta 
y cinco días-multa. El funcionario o servidor püblico que, interviniendo directa o indirectamente, 
por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 
defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, segün ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación 
a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. La pena será privativa de libertad no menor de 
quince ni mayor de veinte afios; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, 
de naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, 
cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: El agente actúe como integrante de una 
organización criminal, como persona vinculada o actüe por encargo de ella" (...}; 


De acuerdo a los hechos desarrollados precedentemente, se tiene que la organización criminal 
dentro де! desarrollo de su modus operandi de "licitaciones püblicas fraudulentas", habría 
ejecutado actos ilícitos como tráfico de influencias, colusión, fe püblica, entre otros delitos, y 
producto de ello habría generado ganancias dinerarias ilícitas, es así que se advierte que 
existirían otras personas que en realidad se estaría beneficiando con estas ingentes obras que 
les genera millones de soles. 


El tipo delictivo de colusión tiene como nota esencial que el funcionario o servidor público 
deba resguardar los intereses estatales de carácter patrimonial en un contexto negocial”*, 
El delito de colusión incorpora como notas esenciales no solo que es, formalmente, un delito 
especial propio, y, materialmente, es un delito de infracción de deber y, de otro lado, un delito 
gestión, de defraudación de la gestión”. En el delito de colusión no se protege el patrimonio 
del Estado en un sentido económico —menoscabo cuantitativo en términos contables-, sino 
la аў ación de los recursos públicos de manera eficiente y funcional”, 
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Las características esenciales del tipo penal de colusión, son las siguientes: 


a) El delito de colusión consiste en la concertación de un funcionario o servidor público, 


en el contexto de un proceso de adquisición o contratación de bienes o servicios, con 
un particular participante en su desarrollo. La concertación implica un amplio margen 
de pactos ilícitos, componendas o arreglos en perjuicio evidente de los intereses 
estatales en juego. 


Se puede concertar mediante diversas modalidades confabulatorias, para 
presentar, por ejemplo, precios simulados -sobrevaluados o subvaluados-, admitir 
calidades inferiores a las requeridas, o derivar directamente de las operaciones 
ventajas o intereses particulares o para otros fines”; y según el propio texto del tipo 
penal 384, el delito de colusión puede verificarse en cualquier etapa de las modalidades 
de adquisición o contratación pública; es decir, pueden realizarse actos colusorios tanto 
en la generación de la necesidad (inicio), como en la liquidación del contrato (final), 
pasando por las etapas de evaluación, adjudicación, ejecución, etc’. 


El carácter fraudulento del acuerdo reside en la "privatización" de la actividad funcional 
que realiza el funcionario püblico que, como tal, debe representar y cautelar los 
intereses de la administración püblica y no, por el contrario, beneficiar ilícitamente a los 
particulares”, 


Cabe puntualizar que las irregularidades en cualquier contratación pública o errores en 
procedimientos administrativos, si bien por sí mismos y apreciados individualmente 
carecen de relevancia penal, valorados en conjunto, bajo las reglas de la sana crítica y 


sen atención a otros medios probatorios, pueden constituir indicios que sirvan como base 


ES de la prueba indiciaria en torno a la responsabilidad penal por el delito de colusión8), 
EON MUS 
ee 


< 


> oa 

BRcutoria suprema de fecha 05 de setiembre del 2017, recaído en el Recurso de Nulidad Nro. 1126-2017-Ancash. 

Sala Penal Permanente. Fundamento 3.3. 

в Ejecutoria superior de fecha 31 de julio del 2017, recaído en el Exp. Nro. 00004-2015-40-5201-JR-PE-01, expedido 
or la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios. (Colegiado A). 

Fundamento 7.6. 

7 Ejecutoria suprema de fecha 19 de agosto del 2020, recaído en la Casación Nro. 1626-2018-San Martín. Sala Penal 

Permanente. Fundamento 10.1. 

9? Ejecutoria suprema de 07 de junio del 201 8, recaído en el Recurso de Nulidad Nro. 367-2018-Del Santa. Sala Penal 

Permanente. Fundamento 3.13. 
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b) La segunda característica es que la concertación tenga una connotación de 
defraudación. Así, no se trata de castigar cualquier concertación, sino ünicamente 
las que buscan perjudicar o las que perjudican o traen consecuencias económicas 
nocivas para el Estado, ya sea, por lo general, porque se paga más por un producto 
de una determinada calidad habiendo concierto entre las partes, 


En efecto, las personas a las cuales se ha imputan el delito de Colusién agravada por organizacién 
criminal -y se le requiere mandato de prisión preventiva, las siguientes: 


1. JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO 


Como premisa jurídica señalamos que para la comisión del delito de colusión desleal (ya sea 
simple o agravada) puede ocurrir antes de la celebración (actos de preparación) de una 
contratación püblica como, luego, en su ejecución o en la liquidación de la misma, de 
conformidad con la hipótesis legal que prevé el actual art. 384, primer párrafo, del Código Penal. 
En resumen, en cualquier etapa de la contratación püblica es prácticamente factible que se 
produzca un concierto ilegal o delictivo en perjuicio del interés püblico-las modalidades de 
adquisición y contrataciones del Estado son el marco para el acuerdo defraudatorio??, 


En efecto, los actos concretos que se le atribuye al investigado JOSE NENIL MEDINA GUERRERO 
es precisamente haber intervenido -de manera consciente y voluntario- en las “etapas previas”, 
o de preparación respecto de los procesos de contratación pública que tendría que controlar y 
direccionar. En tal sentido, esta conducta tiene un claro reflejo a través de la modificación que 
ha sufrido en año 2011, por intermedio de la Ley Nro. 29758 —promulgada el 20 de Julio del 
2011-; en la que el artículo 384 del Código Penal quedó redactado de la siguiente manera: “Е/ 
funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su 
cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, 
obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los 
interesados para defraudar al Estado o en tidad u organismo del Estado, según ley....”. Sobre este 
punto, se puede advertir, claramente, respecto de los actos colusorios realizados por el 


invesBado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO (sujeto extraneus) con determinados funcionarios 
S ш 
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eu Véase, SALINAS SICHA, Ramiro; Delitos contra la Administración pública, Lima: Grijley, 2016, p. 324. De la 
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püblicos de alto rango del Gobierno (sujetos intraneus), en el marco de procesos de 
contrataciones con el Estado. Además, 


Todo ello, se presume, a través de una SOSPECHA GRAVE, que producto de las diversas 
reuniones sostenidas por el investigado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO (alcalde 
Distrital), con el propio presidente de la República, el ministro de Vivienda y 
Construcción de aquél entonces, así como con el ministro de Transportes y 
Comunicaciones de aquel entonces, reuniones que datan desde los meses de agosto del 
2021, hasta los primeros meses de éste айо, que tuvieron como objetivo la obtención 
del presupuesto para la comuna que representa el citado investigado (municipalidad 
distrital de Anguia), con obras que, posteriormente tendría el investigado JOSÉ NENIL 
MEDINA GUERRERO el poder de controlar y, obviamente favorecer -de manera ilegal- 
las licitaciones püblicas fraudulentas, instrumentalizando las empresas de fachada para 
ejecutar las obras, como en este caso, habrían sido las empresas JJM Espino Ingeniería 
y Construcción SAC representada por el investigado Hugo José Espino Lucana y DESTCON 
Ingenieros & Arquitectos S.A.C. representada por Anggi Espino Lucana y Hugo Ananeo 
Espino Almeida (hermana y padre respectivamente del investigado Hugo Espino 
Lucana). 


ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 


a. Reporte de Registro de visitas — Despacho Presidencial, en la que se aprecia las 
visitas José Nenil MEDINA GUERRERO y Hugo Jhony ESPINO LUCANA al 
despacho presidencial, días antes del otorgamiento de la buena pro y la 
suscripción del contrato, que obra a folios (23) del Tomo 1 y folios (324-325) 
(326-327) y (334) del Tomo II. 

b. Declaración del Colaborador Eficaz CE 03-2022-EFICCOP, de fecha 24 de julio 

del 2022. 

Declaración del Colaborador Eficaz CE 02-2022-EFICCOP, de fecha 19 de julio 

del 2022. 

Decreto de Urgencia N*102-2021-PCM del 29 de octubre del 2021, 

transfiriendo la suma de S/ 34'382,297.00 a favor del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de 

fecha 24 de octubre del 2021, concerniente a la Adjudicación Simplificada D.U 

№102-2021 №008-2021-МОА/С$ Bases Integradas, donde Nathaly Viviana 

\ ALCANTARA MONTES aparece como Presidente Titular de este comité de 
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selección conjuntamente con Osberto IRIGOIN VÁSQUEZ y Orlando CORONEL 
VÁSQUEZ miembros titulares. 

f. Declaración de Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES, de fecha 18 de julio del 
2022, donde refirió que, desde el 20 de octubre del 2021, hasta la actualidad 
se encuentra laborando como asistenta en contrataciones en el Gobierno 
Regional del Callao, y que el alcalde Nenil la busca para que le haga firmar el 
acta de buena pro, negándose ella hacerlo porque nunca había trabajado para 
su entidad. 

8. Ampliación de declaración de Anggi Estefani ESPINO LUCANA, de fecha 15 de 
agosto del 2022. 

h. Continuación de declaración de Hugo Jhony ESPINO LUCANA, de fecha 14 de 
agosto del 2022. 

i. Acta de traslado de Investigada y recepción de movimiento y saldo a la fecha 
de cuenta corriente de la empresa DESCONT INGENIEROS & ARQUITECTOS, de 
fecha 15 de agosto del 2022. 


2. YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO 


El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 384 del Código 
Penal de Colusión agravada por organización criminal, que dice: 


“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 
razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación 
a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad 
u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 
y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta 
y cinco días-multa. El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 
indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de 
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado 
mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 


о 
UNS 
| EN 
| «$ QV a lipertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación a que se refieren 
K 


К] 


ЁС: я et y cinco a setecientos treinta días-multa. La pena será privativa de libertad no menor 
AREA > de quince ni mayor de veinte años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1,2y 
NY ce? 8 del artículo 36, de naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a 
e х setecientos treinta días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes 


supuestos: El agente actáe como integrante de una organización criminal, como 
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persona vinculada o actúe por encargo de ella" (...); advirtiendo su conducta en los 
Siguientes hechos: 


IMPUTACIÓN CONCRETA: 
VI UTACION CONCRETA: 


Dentro de la imputación penal por el delito de Colusión (agravado), podemos 
evidenciar que la investigada YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO, dentro de su 
estratégica y privilegiada posición de sujeto extraneus, (coordinadora dentro de la 
organización criminal), “concertaba” de manera ilegal, las reuniones e ingreso de 
sus co-investigado Hugo Jhony Espino Lucana (proveedor), a la Residencia de 


empresas de fachada para ejecutar las obras, valiéndose la investigada YENIFER 
NOELIA PAREDES NAVARRO, de la confianza por su cercanía como miembro de [а 
familia presidencial. Entonces aquí, se puede apreciar que la citada investigada 
YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO tendría la calidad de persona interesada 
(sujeto extraneus) en el marco de las negociaciones de los procesos contractuales 
(Licitaciones públicas) que se han llevado a cabo, a partir de agosto, del año 2021. 


Consideramos que, si bien es verdad, durante las primeras diligencias preliminares 
que se han llevado a cabo en la presente carpeta fiscal Nro. 02-2022, este Despacho 
Segundo Provincial, le había asignado la imputación a YENIFER NOELIA PAREDES 
NAVARRO por el delito de tráfico de influencias (art. 400 del CPJ; sin embargo, luego 
de la contrastación de información realizado, y a raíz de los hechos acontecidos, la 
conducta de "invocación real" que ha realizado la citada imputada YENIFER NOELIA 


preparatoria: así, en primer lugar, quedará subsumida por los verbos rectores que 
5e prevé en el delito de Organización Criminal (art. 317 CP); y en segundo lugar, por 


“О 5и carácter de sujeto interesado (extraneus) en la prosecución de objetivos 


C 


criminales, en el marco de Litaciones públicas fraudulentas (delito de Colusión 


DEOS: RS esi 
“ qe OP A agravada por Organización criminal (art. 384 CP). 
RÓS 


Los hechos imputados, podemos disgregarlo de la siguiente manera: 
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HECHO CHACHAPOYAS: COLUSION EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LAS LOCALIDADES DE YUMPE, HUSQUITA, CAULINGAS, CUEYQUETA, QUELUCAS, PENGOTE 
Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA JALCA — PROVINCIA DE CHACHAPOYAS — DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS”; 


* La investigada Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO en el mes de agosto del 
año 2021 se comunicó vía telefónica con el investigado Hugo Jhony ESPINO 
LUCANA representante de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción 
SAC, y le propone realizar el expediente técnico del proyecto “CREACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS 
LOCALIDADES DE YUMPE, HUSQUITA, CAULINGAS, CUEYQUETA, QUELUCAS, 
PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA JALCA — PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS — DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, porque el alcalde 
Víctor Raúl CULQUI PUERTA era amigo de su hermana, la primera dama Lilia 
PAREDES NAVARRO, y coordinaron para reunirse con la autoridad edil en la 
ciudad de Lima para concertar el direccionamiento del servicio de 
consultoría para la elaboración del expediente técnico. 


A inicios del mes de agosto del 2021 se reunió con el alcalde provincial de la 
municipalidad de Chachapoyas Víctor Raúl CULQUI PUERTA y Hugo Jhony 
ESPINO LUCANA en una pollería ubicada en el distrito de Chorrillos cerca a 
la casa de su sobrina Fanny OBLITAS PAREDES, y concertaron para que la 
empresa de Hugo ESPINO elabore el expediente técnico del proyecto 
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YUMPE, HUSQUITA, CAULINGAS, 
CUEYQUETA, QUELUCAS, PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA 
JALCA — PROVINCIA DE CHACHAPOYAS — DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, 
además coordinó para reunirse con ellos en la provincia de Chachapoyas los 
primeros días del mes de setiembre. 


e El9 de agosto de 2021 viajó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA a la ciudad de 
Jaén*, luego fueron transportados por un vehículo de la municipalidad de 
Chachapoyas hacia la provincia misma, llegando en horas de la noche y se 
hospedaron en un hotel ubicado frente a la plaza de armas. 


e А día siguiente se reunió con el alcalde Víctor Raúl CULQUI PUERTA y Hugo 


E SS 
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S О „Р \ Jhony ESPINO LUCANA en la municipalidad de Chachapoyas y concertaron 
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para que la empresa de Hugo ESPINO elabore el expediente técnico del 
proyecto "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YUMPE, HUSQUITA, CAULINGAS, 
CUEYQUETA, QUELUCAS, PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA 
JALCA — PROVINCIA DE CHACHAPOYAS — DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", 
además le aseguró al alcalde que una vez aprobado el expediente técnico, 
ella se encargaría a través de su hermana Lilia PAREDES NAVARRO y el 
presidente Pedro CASTILLO TERRONES la viabilidad y celeridad con el 
ministro de vivienda, construcción y saneamiento Geiner ALVARADO LOPEZ 
para el financiamiento de la ejecución de obra, que se aprobaría en el 
siguiente decreto de urgencia que se promulgaría, pero con la condición que 
tenía que adjudicarle la obra a Hugo Jhony ESPINO LUCANA. 


®  El220CT2022, Hugo Jhony ESPINO representante de la empresa JJM Espino 
Ingeniería y Construcción SAC firmó en las instalaciones de la municipalidad 
de Chachapoyas el contrato para la elaboración del expediente técnico del 
proyecto “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YUMPEE, HUSQUITA, CAULINGAS, 
CUEYQUETA, QUELUCAS, PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA 
JALCA — PROVINCIA DE CHACHAPOYAS — DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 
con Евиег MAS MAS gerente municipal de la municipalidad de 
Chachapoyas, cuyo costo por el servicio es de treinta y cinco mil soles 
(5/35000.00) 


Cuatro mil cuatrocientos.4400 


ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 


* Acta de declaración de Hugo Jhony ESPINO LUCANA. 
e Del Acta de deslacrado, descripción de muestra N'2, visualización, lectura, 
extracción y lacrado lo siguiente: 


ENS * Contrato N*193-2021-MPCH/GM para la contratación del servicio de 

A PINN consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto 
ОМА “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
Y O SS eo 
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